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"PROGRAM  OF  PROJECTS  TO  BE  ADVERTISED  JANUARY  1987  THROUGH  DECEMBER  1988" 


This  program  is  a  proposed  schedule  on  a  monthly  basis  of  projects 
to  be  advertised.     Uncertainties  such  as  changes  in  Federal  and  State 
Laws,  Rules  and  Regulations  may  affect  the  advertising  of  projects  listed 
in  this  program.     In  general,  projects  in  particular  funding  categories 
will  be  advertised  as  soon  as  possible  when  plans  are  complete  and  approvals 
received,  resulting  in  revisions  to  this  priority  list. 

In  addition,  at  the  time  of  the  printing  of  this  document  the  Congress 
had  not  enacted  a  Federal  Highway  Re-authorization  Bill  for  1987  and  beyond. 
Taking  that  into  account  we  have  scheduled  a  large  number  of  Federal 
Aid  Projects  for  June  of  1987,  by  which  time  we  hope  Federal  funds  will  be 
available.     If  there  is  no  Federal  Highway  Re-authorization  Bill  by  late 
Spring  then  these  projects  will  be  further  delayed  until  Federal  Funds 
are  available. 


ROBERT  T.  TIERNEY 
Commissioner 


PAGE 


PROJECTS  TO  B£ -_A0«-ERiL5£iX- 


JANUARr*  1987 


-AUTO  tOUTE  AND 


-TOTAL  CONST, 


-*A- 


FUNDING  FED.  AID  ROUTE  COST  AND  OR 

CATE6.  CITY/T0i4N  NUMBERS  DESCRIPTION/PROJECT  IDENTIFIER  (FED.   SHAREI  NFA 


WORK  TRAIN-  109i 
TTPE  EES  /TIP 


BOSTON 


1^93 


DEHOLITION  BUILDINSS»SECTION  2  <Y.W.C.A« 


»190»000  FA  R6C0M$TRUCT 


61003  COM 


ETC.) 
011802 


(CENT. ARTERY  N0RTH«02 


($171*000) 


BOSTON 


1-93 


VIADUCTS  SECTION  1  (RAHP  TN» LN«CL* ETC* > 
011B03  (CENT. ARTERY  N0RTH»03  U- 


$22*000*000  FA  RECONSTRUCT 
($19*600* OOP  >  


6I00«  CON 


HIDDLEBOROUSH 


-i=Aa-^ 


BRD6E.DCIC.REPLACEHENT*j»=4a=Ai>- 


0676$$ 


(RT«I-499*HI0DLEB0R0*03  ) 


$250*000     FA      BR  RECOMSTR 


($229*000) 


^B009  COM 


NO 


F 

NEWBURYPORT 

RT-l 

RESURF.  RT-l  FROM  NEUBURY  TL   TO  NERRINAC 
K  ST. 

075901  (BT-1»NE>^BURYPORT*0^  )  

$1*000*000 
($790*000) 

FA 

RESURFACING 

6F022 
NO 

CON 

F 

 FRAMIM6HAM  

 30  ^  

— RECOMSTR.   CaCHlTUATE  RD(RT-30)FR  BURGER  

 $1*790*000 

-RA— 

RECONSTRUCT  

 6W1J9- 

COM 

FAP-76 

KING  TO  NASS.T.P.  EXIT  •13 

110991                (RT  3a*FRANINGHAH*03  ) 

($1*312*900) 

H 

ARLINGTON 

2A*3*60 
H-6769*-72 

ATP«1*PRQJ  81*14  LOGS  ALONG  MASS  AVE*nYS 
TIC  ST*>IEDFORD  ST(ARLlN6TaN  CENTER  AREA  

$2*300*000 
 ($1*729*000) 

FA 

TRAFFIC 

63N11 

CON 

»-87 

002100                (ARLINGT0N*I1ASS*AVE.*01  > 

N 

ASHLAND 

N-S319*16* 
la.l 4.96.? 

5  L0CS.*L0C#1*2*3*4*7&8-W. UNION  ST*SUHNE 
R  ST*CHERRY  ST 

aaPhdn              ti^m           inrATinN^.ni  i 

$890*000 
($637*900) 

FA 

TRAFFIC 

63N23 

COM 

8*33 

BR 

NIOOLEBOROUGH 

BRIDGE  DECK  REPLACENENT*  N-18-53*RT  44  0 
V  RT  29 

113192                (RT  44«NI001 EB0R0«03  ) 

$800*000 
($640*000) 

FA 

BR  RECONSTR 

7B009 

CON 

BR 

BOSTON 

RECONSTRUCT.   BRIDGE  B-16=a06*   CUHHINS  HM  

 $1*000*000 

-M— 

BR  RECONSTR  

 6B031^ 

COM 

Y  OVER  RR 

017903                 (CUNNINS  HUY* BOSTON* 03  ) 

($800*000) 

BR 

ANOOVER 

1-93 

BR.0ECK#aR.»A-9-25,RT.I-93  OVER  OASCOHB 
RD. 

$423*000 

FA 

BR  RECONSTR 

7B002 
-MO 

CON 

018777                (DASCQNB  RD. * ANDOVER* 03  ) 

JANUARY*  1987 


-AUIO-R  0  W£-AJ*0- 


^OTAL-WJNST*  M- 


FUN0IN3  FED.  AID  ROUTE  COST   AND  OR  UORK       TRAIN-  109* 

CATEG.  CITY/TOUN  NU1BERS  DESCRIPTION/PROJECT  IDENTIFIER  (FED.   SHARE)       NFA  TYPE  EES  /TIP 


AMDOVER 


93 

030410 


(»560*000) 


(MAGGOTS  P0.RD.*AN0QVER*1) 


12  CON 


BR 

BOSTON 

RECONSTR.    BRIDGE   B-16-35*   HYDE  PARK  AVE* 
nucD  Mnruca  npnnv 

$1*000*000 

1  €.ann.  nnn  t 

FA 

BR 

RECONSTR 

68018 

CON 

034880                (HYDE  PARK  AVt80ST0N*01  ) 

BR 

BRAINTREE 

N-7725 

BRIDGE  B-21-1S»  PLAIN  ST  (OLD  RT  128)  OV 
ER  CONRAIL                      BRKEY  •148606009100 
 0*^400  (PLAIN  ST»aRAINTRiE»01  )  

$800*000 
($640*000) 

FA 

BR 

RECQNSTR 

6  BOO  3 

CON 

-BA- 


NORTHANPTON 


HATFIELD 


 MrU 

FAS-216  ELN  ST  OV  1-91 

024130  (ELH  S T* NORTHAMPTON* 01  ) 


($400*000) 


NO 


BR 

ANDOVER 

DECK  REPLACE. A-9-42*RT. 28  OV  RAMP 
ING  I-r495  .  

0  LEAD 

$900*000 
 ($400*000) 

FA 

BR  RECONSTR 

7B01I 

CON 

103201                (RT  28*AN00VER*02 

) 

NFA 

NALDEN 
SAUGUS 
 tt£4JU)SE  

RT.99.RT.1 

FAU  1518 

RT.99*Rr.l*DEFRAN20  ROTARY  SAUGUS 

QF  OISr.STA  1«40)NAL0EN 
129850  (RT  99*SAUGUS*01  

TO  END 

 )  

$400*000 

NFA 

RESURFACING 

NF242 

CON 

-COWP(rtTE  UPDATE  OF  INTER-S^ATE  HIGHWAY  L 


IGHTING*DIST.4 
039253  (DIST.4*HWY. LIGHT.  ) 


$4*000*000 — NM — Mt4€*- 


NO 


NFA 


DENNIS 
YARMOUTH 


RT,28 


BR.BETTERNENT*RT.28/BASS  RIVER 
-40*»&2  (*4^^*0tMI+I^YA*i 


4- 


$900*000     NFA    BR  RECONSTR 


NF80B  CON 

-HO  


-NtA  CHELMSFORD- 


RT  129  rtlDi 


MSFORD 
108979 


(CHELnSFORO  RTS.-3&129  ) 


Nf  A— «GQNST«UCT- 


-N2M»  CON 
NO 
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  PROJECTS  TQ-6E--ADWERTISE0  

FEBRUARr,  X987 

 — ^TO  ?OaT£-^Na  TOTAL -4^)MS1V  PA  SEC—  

FUNDING  FED.  AID  ROUTE  COST  AND  OR  KORK       TRAIN-  109f 

CATEG.  ClTY/T0i4N  NUiBERS  DESCRIPTION/PROJECT  IDENTIFIER  (FED.   SHAREI       NFA  TYPE  EES  /TIP 


-IK  

ftROCC  >DCl(^IlEPLACMENT  •  NttIB-IT 

 $290*000 

BR  RECONSTR  

 TB^W- 

r  Oil 

067652                (RT  I«95*NI00L EBORQ* 02  ) 

($229*000) 

IR 

NIDDLEBOROUGH 

1-495 

BRDGE.0CK.REPLACEftENT*tN-18-90 

067694                |RT« 1-49 9* HI ODLEBORO* 04  i 

$2  90*000 
( $229*  000 ) 

FA 

BR  RECONSTR 

7B013 
NO 

CON 

F 

PHILLIPSTQN 
 TEHPU-TON  

RT.2 

RESURF       REC0N»RT«2*FR*RT.2/ 2- A/ 202 (PHIL 
-IP.UASriY  TOJCT  BTS  2-2A  

$1*900*000 
 ($l*»a9»00Q) 

FA 

RECONSTRUCT 

6F035 

 —NO  

CON 

097908                (RT«2*PHILLIPST0N*02  ) 

N 

REVERE 

H-2578#  Z9S 
8*2389 

RECONST.   BEACH  STREET  AS  AN  EAST/MEST  AR 
TERI AL 

025105  (BEACH  ST.»R EVEREjQl  1  

$3*000*000 
( $2*  250*  000 ) 

FA 

RECONSTRUCT 

-M  

 ATTtEBORO  

LINDSEY  ST(BR  •A-16-19>  OVER  MBTA  TRACKS  

 $1*000*000 

BR  RECONSTR  

 6*«i«- 

CON 

(N.E. CORRIDOR)           BR. KEY  «  900602010100 
036900                (LINOSEY  ST* ATTLEBORQrOl  ) 

($800*000) 

BR 

NATICK 

REPLACEMENT  OF  BRIDGE  f  N-3-4  *  UASHIN6T 
HM         nil    a. a.  TDArKC 

$800*000 
t  cik&A.  nnni 

F* 

BR  RECONSTR 

6B026 

CON 

139180                (MASHIN6T0N  ST«  NATICKyOl) 

BR 

CONCORD 

2 

FAP-22 

RECONSTR*   BRIDGE  C-19-22(RT-2  QV.B&N  RR) 
PLUS  RT.-2  FR  RT-62  NORTHERLY  TO  RT-2A 
096900  (RT  2*  CONCORD*  01  )  

$4*500*000 
($3*600*000) 

FA 

BR  RECONSTR 

6B029 

CON 

-W  

 QUINCY  

BRIDGE  DECK  REPL AC£HEHT^0-4~A»»^ATES  OV  

$^500*000 

BR  RECONSTR  

^  a  nn  t.  rnu 

RT.I-93 

003967                (BATES  A VE* QUI NC Y* 01  ) 

($400*000) 

BR 

ATHOL 

RT-202 
FAP-35 

BRIDGE  A-15-15  DANIEL  SHAYS  HIGHWAY  OVER 
-a&nRR*  ATHOL                               -  13729fxaiZ101  

$1*000*000 
 U800»OOOi 

FA 

BR  RECONSTR 

6B013 

CON 

018600                (DANIEL  SHAYS  HUY*01  ) 

M-8992 


$800*000  FA  BR  RECONSTR 
($640*000) 


PROJECTS  TO  BE  ADVERTISED 
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AiiTn  anuTF  ANn 

FEBRUARYf  1987 

FA 

FUNDING                                       FED.  AID  ROUTE                                                                                      COST  AND 
CATE6.             CITY/rOriN                NUMBERS                  OESCRIPTIOM/PROJECT  IDENTIFIER                 (FED.  SHARE) 

OR 
NFA 

WORK       TRAIN-  109> 
TYPE           EES  /TIP 

BR 

BROCKTON  

BRIDGE  Bi»25-18  OVER  CONRAIL       BRi  B-25-2 

 t2»000»000 

FA 

BR  RiCONSTR  

-4»04^ 

H-1710 

OVER  SALISBURY  PLAIN  RIVER 
056525                (PLAIN  ST* BROCKTON»02  ) 

($1*600*000) 

BR 

BOSTON 

BR.RECON.( SUBSTRUCTURE )NORTHERN  AVE .BRIO 

$4*000*000 

FA 

BR  RECONSTR 

kin 

053002                 (NORTHERN  AV E. BR .BOSTON  ) 

BR 

BROOKFIELD 

1^6 

FAS-399 

BRIDGE  3-26-3  (FISKDALE  RD.>RT-1^8)  OVER 
CONRAIL  256310035101 
-(mZOO  (RT  14B»  B8OOKFIEL0»01  1— 

$1*000*000 
($600* 000) 

FA 

BR  RECONSTR 

6  BOO  8 

CON 

_BI  

CAHBRIDSE  

 2  

-BJUC-l-20(  TRUSS  BRIOGE  HtV>^£ri  RRtHBTA(AL 

 $3*000*000 

— 

BR  RECONSTR  

FAP-99( ALE 
WIFE  BRK  P 
trviM4i  ntio 

EWIFE  BR.PKUY.)NOC  812017101 

096600                (RT  2»CANBRID6E*02  ) 

($4*000*000) 

T  2) 

NFA 

NORTHBRIOGE 

122 

RESURF.Itr.l22>GRAF.-N0RTHB0G.T*L«-N0RTHB 
DG.-  UXBRID6E  T.L. 

^aA9i»2  (RT.122»W0RTHBRIDCE»0»  1— 

$1*800*000 

NFA 

RESURFACING 

NF31B 
NO 

CON 

NFl   

GROVELAhD 

BRIDGE  gEPAlRS»i6-15-l»H-l2-12  OV. RIVER* 

 $350*000 

NFA 

BR  RECONSTR  

NFaxa 

-COJ*- 

HAVERHILL 

GROVELANO-HAVERHILL 

081^19                (GROVELANO-HAVERHILL  ) 

NO 

NFA 

NILTON 

RT  37 

RESURF..RTE  37(GRANITE   AVE)SOUANTUN  ST.T 

n   CBIMITF    AUF  nBiURRTnGF 

$240*000 

NFA 

RESURFACING 

N232A 

CON 

112120                (RT  37>NILT0N»01  ) 

NFA 

SEEKONK 

RT-11*A*I- 

TRAFFIC  SIGNAL  INSTALLATION  JCT.  RT-114A 
6  1-195 

0B2210  iSiJ-  11»A^£KONK»0»  1~ 

$250*000 

NFA 

TRAFFIC 

NF27B 
NO 

CON 

NFA 

WOBURN 

—  RI  1-93  

miOGE-OAN-R E^^AI RS*4-4 3«36*^  Jil«I-93  OVER 

 $250*000 

NFA 

BR  RECONSTR  

N229A 

NONTVALE  AVE 
072311                (RT-I-93*W0BURN*02  ) 

NO 

-PROJECTS -TO-  86-^OVERTISia- 
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FEBRUARY^  1987 


lUTO-R«UTt-ANO- 


FUNOINS  FED.  AID  ROUTE 

CATEG.  CITY/TQriN  NU1BERS  DESCRIPTION/PROJECT  IDENTIFIER 

_-»  t«t«»t  tAJiAtt«tt«»*«*At^«AA»«*««***«»»*»««»»«»»«»4i**A**»***«*  ************** 


^TOTAt-C^WST^  +A- 


COST  AND  OR 
(FED.   SHARE)  NFA 


WORK  TRAIN-  105« 
TYPE  EES  /TIP 


-H*.A  WORCESTER 


-RT-«- 


-jtfSWJ^ftT   12  FR  MALOEN  ST^ NORTH  TO  RT»1^ 


/RT. 1-190 
084904 


(RT.12*U0RCESTER>06 


) 


MC17Q  rnw 
NO 


NFA  SRaFTON 


BRIDGE  REPAIR  OF  RT-122*  G-8-2  OVER  QUIN 
SIGAHQNJ  BROOK  


$200*000     NFA    BR  RECONSTR 


NF14A  CON 

-HO  


084902 


(RT-122*GRAFT0Nf 03 


NFA  CHELNSFQRO 


RT  3 


BRIDGE  DECK  REPAIRS»C-B-12«  RT  3  OVER  RT 
110 

 ( R  T-3»  CHgt  N5  F0»0»»2  1- 


»375>000    NFA     BR  RECONSTR 


N10OA  CON 
NO 


NFA 


MESTBQROU&H 


9135201 


BR.REPS.aIW2*-14»RT«9  OV  »X3S  WEST.MH- 


»aa9«000  NFA — »**- 


NORTHBOROUGH 


20-16  OV  «20*NTHBOR0 
129403  fRT-'9>UESTB0RO#04 


NO 


NFA 


CHARLTON 


20 


RESURF.tTE.20  FR0N(JCT.RTE.31)EAST  TO  IN 
T.OF  PUTNAW  RD. 


(290*000     NFA  RESURFACING 


NF26B  CON 

-HO  


099201 


(RTE*20«CHARLTQN«02 


NFA  A6AMAH 


BRIDGE  DECK  REPAIR*   A-9-11*   RT-9  OVER  WE 
N-3393  STFIELD  RIVER 

 ,  m?*l  (RT-9*  ACAWAM*^  ^ 


$990*000     NFA    BR  RECONSTR 


NF76A  CON 
NO 


WEST  SPRINGFIEIO 


CHICOPEE 


-HM- 


-OtHOiH 


CONN.  RIVER 

002900  (ASHLEY  AV  BR* CHICQPEE*01) 


NFA 


WORCESTER 


BR. •W-44-94/ 1-290* BR, #W-44-9  3( LAUREL  ST, 

-Ul  V  .^I«290»W0RCE54^£R  ■  — - — - 

004869 


(200*000     NFA  MAINTENANCE 


(BELNONT  ST.*W0RCESTER*02) 


NF76B  CON 

-HQ  


NFA  WESTON 


BR.RENS.*W-29-2*C0NANT  RD  OV  R.R.S  W-29- 
4*C0NC0R0  RO.OV  R.R. 

_ai4460  (.t{)NA#1^0*^  Wi  STON*<«.  ^ 


(300*000    NFA     BR  RECONSTR 


NF174  CON 


WAL-ti-Rl>^ 
> 
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FEBRUARYt  1987 

-   AUTO  ftOUTE-ANP-  TOTAL-CCHST^  f  A  — SEC,  

FUNOINS  FED.  AID  ROUTE  COST   AND  OR  WORK       TRAIN-  109i 

CATE6.  CITV/TOWN  NUMBERS  DESCRIPTION/PROJECT  IDENTIFIER  (FED.   SHARE)       NFA  TYPE  EES  /TIP 


-U^  

 R*^*«i  

FAP 

88 

 *fe^U4t F.  RT  1-A>   BEACH  ST.   ROTARY  TO  6UTt  

ER  ROTARY 

077879                (RT  1A*REVERE»08  ) 

 140^ 

KOO- 

NFA 

RESURFACING  

 Hf«^ 

NFA 

SANDWICH 

RTE  130  FROM  RTE  6A  TO  SANDWICH  TOWN  HAL 
1 

DOO 

NFA 

RESURFACING 

NF20B 
un 

CON 

089365                (RT  130* SAN0WICH«02  ) 

NFA 

GRAFTON 

140 

RTE.140»600«EASr  OF  INTERSEC TIONOF  SIBLE 
Y  ST. (DRAIN. BETTER.) 

 OaZWW^  (RT.liOjSRAFTSN.  1 

$80* 

000 

NFA 

NAINTENANCE 

NF23B 
NO 

CON 

NFA   smJJU(U4? SE  95^*^ -  AWNUAl.  ^&.Htf  AV-  l I SHTING  T *>V » .»  I QU'S-R  ■  W*^MM) — NWk — WAINTENANCE  NF^ZB  CON 

WORCESTER  TS.  NO 

AUBURN  1950$^  iOIST>3  I 

 weSTBORQUSH  _ —  
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 -PftOiECtS- 10  8E-JkOWE8IXStO  — 


HA  RC  H  9  1967 

 AUXO^ROUTi-AHO  TOTAL  XONS^F*  FA-  SfC. 

FUNDING  FED.  AID  ROUTE  COST   AND  OR  WORK       TRAIN-  105f 

CATEG.  CITY/TOrfN  NU1BERS  DESCRIPTION/PROJECT  IDENTIFIER  (FED.   SHARE)       NFA  TVPE  EES  /TIP 


-Ut  HARLBQROUGH  tUMOVEWENTS  TO  RAMPtHS  NORTH  BOUND  PR  ^»2*>O00 — FA  BR  RiCONSTR  COM 

1-290  TO  RT-I-^99  ($292*500) 
063601  (RT  I290*NARLB0RQUGH*02  ) 


N 

BRAINTREE 

37 

 H-7733»Hi-7 

5  CORNERS*  RT-37(FRANKLIN  i  GRANITE  STS) 
»WEST  ST.  INTERSECTIO  

$2*000* 
 i  $1*800* 

000 

o(m- 

FA 

CONSTR 

63N12 

CON 

736,N-7737 

144400                (5  C0RS*BRAINTREE*01  ) 

BR 

QUINCr 

BRIDGE  DECK  REPLACEMENT*  Q-1-43*  FURNACE 

BRK  PKXr  Qtf.  1-93 
027550  (FURNANCE  BRK*  Q'JIMCY*  01  )  

$500* 
($400* 

000 
000) 

FA 

BR 

RECONSTR 

7B01S 

CON 



SANDWICH  

 HIA  

— -BfUOGE  S^^'Z   (OLO^XOONPf-  R D)-aV« R-COWUJ  

-RECOKSTR  

 Tani  tt  roii 

OFF  srs 

L  900739101100 

017400                (COUNTY  RO*S ANDWICH* 01  ) 

($640* 

000) 

NO 

BR 

BOSTON 

BRIDGE  DECK  REPLACEMENT*  B-I6-256* DORCHE 
STE8  AVE.   OV  S.E.KWA 

$600* 



000 
O0<W- 

FA 

BR 

RECONSTR 

7B003 

CON 

1 

020703                (DORCHESTER  AVE* B0ST0N*04 ) 

BR 

WELLESLEY 

RECONSTRUCTION  OF  BRIDGE  W-13-06*  ROUTE 
9    OVER  CONRAIL 

125299  UOUTE  9*MELLESLEY»03  )  

$1*000* 
($800* 

000 
000) 

FA 

BR 

RECONSTR 

7B023 

CON 

-a*  

WEST  BROOKFIELD 

RT-J  

RECONSTR.  BRIDGE  •X-p19»5  ON  RT-9  OVER  CO  

 $iO0* 

000 

-fA — 

-»*- 

RECONSTR  

 NM3*- 

CON 

Y  BROOK 

125241                (RT-9»U.BR00KFIELD*03  ) 

($160* 

000) 

NO 

BR 

FITCHBURG 

BRIDGE  •F-4-9*  SHELDON  ST.   OVER  NASHUA  R 
— XVEi   

$1*000* 
($800* 

000 
OOP) 

FA 

BR 

RECONSTR 

7B017 

CON 

129025                (SHELDON  ST*  FITCHBURG*01) 

BR 

SOUTHS OROUGN 

RT-85 
H-5860 

REPLACE  BRIDGE  iS-20-5  ON  RT-8 5i MARLBORO 
UGH  RD)  OVER  CONRAIL 

^3330  (RT  aSjSOUTHaOROUGi^jOl  I  

$1*000* 
($800* 

000 
000) 

FA 

BR 

RECONSTR 

6B053 

CON 

JIES 

URLEANS  -  -  -   

 28   

FAP-128#FA 
S-599 

— R.r  .28-11 -iUXN- ST  km  ACADEMY  OR -(SIGNALS  

) 

107100                (RT  2a*0RLEANS*01  ) 

_  $350* 

($315* 

000  . 
000) 

^A  - 

-SIGNALS  

 6Z002 

COR- 

MQJiCrS  TO  86  AOVERTlS^a 


NARCHf  1967 


-TOTAL -COMST,  ^PA- 


SEC^ 


FUNOINS  FED.  AID  ROUTE 

CATEG.  CITY/TOriN  NUMBERS  OESCRIPTION/PRa JECT  IDENTIFIER 


COST   AND  OR  WORK       TRAIN-  109* 

(FED.   SHARE)       NFA  TYPE  EES  /TIP 


-»«- 


-TOWNSEND 


-«T-tM  TRA^I€  SI6Nj^.S-AT  INTt«SE^T40N  OF  RT-1 

FAS-332  9(S0UTH  ST>  &  SPAULDIN6  ST. 

083910  (RT-119»TQWNSEND>01 


($360*000) 


HES 


UXBRIDGE 


122 


RT  122  AT  HARTFORD  AVE (SIGNALS  AND  6E0HE 

_WU.|  _  


085600 


(RT  122#UXBRI0GE*Q1 


$39*000  FA  SIGNALS 
^Ht^M)  


4Z023  CON 


HES 


BARNSTABLE 


RT-132/20       INPROV.  2  LOGS.  ON  RT.-132|2  LOCS.  ON  RT 
•••28 

 069»50  (RTS. 132/28*  BARNSTA»4r6»4»r^- 


$390*000  FA  *** 
($319*000) 


6F032  CON 


3*22  8 


-imALL. TRAP, SIGNALS  AT  RT^ J-4>NV 
S  AND  RT.228. 

103^^0  (RT.228*R0CKLAND«01  ) 


NO 


NFA 

REVERE 

60 

RESURF.BROAOMAY  ROTARY  TO  COPELAND 

 X  ^  ^  ^  .  .  

ROTAR 

$130*000     NFA  RESURFACING 

NF50B  CON 

 HO  

118199  (RT.60»REVERE*09 

) 

NFA 


SALISBURY 


110  BR  S-2-l*ELN  ST.(RT.llO)  OVER  R.R.*BRIDG 

FAP-89  E  REMOVAL 

 040400-^   (RT  llO*SAL^4^BWYiM>l  »- 


$300*000     NFA    BR  RECQNSTR 


N212A  CON 


-HF4U 


BOSTON 


RtPLAC.OP  yjMP$*Si.>tHAY.AT  ^{i^Mt 


T. 

070909 


(SE.XKAY.*BOS 


)»-0«0 — NfA — MAINTENANCE 


NF36B  CON 


NO 


NFA 


CATCH  BASIN  CLEANING* VARIOUS  OISTS.lALL 
-HI  GHWA4f  S*-  


011S91 


(CATCH  BASIN  CLEANING*09  ) 


$129*000    NFA  MAINTENANCE 


NFTSe  CON 

-HQ  


NFA 


CHILNARK 


BR.BETTERNENT*GAY  HEAD  RO. /HARRIS  CREEK 
005979  (GAY  HEAD  R0.*CHILNARK  ) 


$110*000     NFA     BR  RECQNSTR 


NF49B  CON 
NO 


NFA 


REPAIRING  OP  DRAINAGE  STRUCT URES* "BARNST 

ABLE  COJMTY"VAR.HMYS  -   

021134  (DRAINAGE  STRUCTURES  ) 


$200*000     NFA  MAINTENANCE 


4(0 
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 _  .  RRWiCIS-W-  at  -AOV|RTIS€0  

NAftCH*  1987 

 AUTO-ROaTE-ANO—  TOTAL  CONST*  F^A  SEC,  

FUNDING  FED.  AID   ROUTE  COST  AND  OR  WORK       TRAIN-  105f 

CATEG.  CITY/TOi^N  NUMBERS  DESCRIPTION/PROJECT  IDENTIFIER  (FED.   SHAREI       NFA  TYPE  EES  /TIP 


-4MUA  

 BOSTON  

-SHT£4MNft  UNDER  VIA0tfC4^»CtWTHAL  ARTERY  

011808                 (CENT. ARTERYf NORTH  1 

 tiOO^OOO 

NFA 

NAINTENANCE  

 N^4^ 

NO 

NFA 

SUTTON 

146 

RESURF.RTE.146  AT  JCT.  OF  BOSTON  ROAD 
093801                (RTE.146*SUTT0N  1 

|50»00a 

NFA 

RESURFACING 

NF29B 
NQ 

CQN 

NFA 

EASTHAMPTON 
 MORTHAJJBJON  

Rr-io>& 

 FAP-16* 

20 

-5 — 

GUARDRAIL  ON  RT  10/202  FR  CONN  S.L*   TO  N 
_0«THAMP-TOM-i-  RT«2O-*e5T*I£L0  

$300*000 

NFA 

GUARDRAIL 

NF20A 

 MO— 

CON 

SOUTHAMPTON 
SOUTHWICK 
 KtSTf  l£U)  

078701                (RT>l3>S0UTHWICKt02  1 

-HtA  

 CHELHSFORO  

 RT^llO 

TRAF>  SI6NALS-0W  RT^U^-a-CHELHSFO  NAtU  

 1400»000 

NFA 

-S^tGHAt^  

 +(F«VA- 

-CON- 

a  STEAOHAN  ST»aFLETCHER  ST«a 

080070                CRT-110#CHELHSF0R0*01  1 

NO 

NFA 

REPAIRING  OF  DRAINAGE  STRUCTURES* DIST.7* 
DISTRICT  MlPg  — — ~ 

1500*000 

NFA 

MAINTENANCE 

NF34B 

 NO  

CQN 

021133                (DRAINAGE  STRUCTURES  1 

NFA 

BOSTON 

BRIDGE  PAINTING*LEVERETT  CIRCLE  RANPS. 
007771                 (BR.PAINTING«BQS«  ) 

$1*200*000 

NFA 

NAINTENANCE 

NF48B 
NO 

CON 

NFA  BOSTON 


PAINT. OF  FACIA  &  COLUMNS  OF  CENT.ARTERY*  $2*000*000    NFA  MAINTENANCE 

FR  CHAR.RV.-  DEM. TUN  MO 

007772  (BR.PAINTING*BO$.  ) 
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AUm  ROUTE  AMO- 


APRILf  1987 


FUNDING  FED.  klO  ROUTE  COST  AND  OR  WORK       TRAIN-  105» 

CATE6.  ClTY/T0i4N  NUiBERS  DESCRIPTION/PROJECT  IDENTIFIER  (FED.   SHARE)       NFA  TYPE  EES  /TIP 


SRAFTON 


_ie2^w^ 


FAP-75/71       T  -1*0 
08*901 


RECONST.   OP  INTERSECTION  OF  RT-122  AMD  R 


(RT  122*GRAFTQN»02 


-»a<W»000     fA  R^COM*T«OCT- 


(»225»000) 


6F030  COM 


BR 


WAREHAN 


OFF-STS 


REPLACEMENT  OF  BR*U-6-9«NAIN  STREET  OVER 
COMRAIi  9007*3102100 


$660*000  FA  BR  RECQNSTR 
US28»000>  


6B002  COM 


0*2602 


INAIN  ST*MAREHAH*03 


BR 


E06ARTQWN 
OAK  BLUFFS 


BRIDGE  REHABILITATIONfSTATE  RO.TUO  BRIDG 
E 

-4)2^605  (STATE  RD.EDGARThN-O.B.  ^- 


$*00»000  FA  BR  RECQNSTR 
($320«000l 


NF96B  COM 
NO 


-BR- 


-KINGSTON 


-RERL.  BRIDGE  K«l«7j &ROVE-S4^-CV4il-AAAf-C0t- 


S800»000 — M  BR  RiCONSTR 


-ABOM^-COH- 


OFF-SYSTEN     ONY  R.R. 

030091 


(GROVE  ST>KINGSTQN*01  ) 


($6*0*000) 


NO 


BR 


FALHOUTH 


BRIDGE  F-3-12  OVER  CONRAIL 
OFF  SYSTEM — OXBiOO  — —  (CURL6Y  RD»FALH0UTH»01  ) 


$700*000  FA  BR  RECQNSTR 
($560*0001  


7B020  CON 


HOLYOKE 


RECONST,  BRIDGE  H-21«19*  DWIGHT  ST.  OVER 


-*l^XHHMOO — F^k  BR  RECQNSTR 


6B03*  CON 


2N0  LEVEL  CANAL 
021*90  (DUIGHT  ST*HOL YQKE»01 


($800*000) 


HES 


OXFORD 


96 

FAP-»a 


RECONST.  RT-96  FROM  NERRIHAN  RD.  SOUTH  T 
0  RT.-20  


115250 


(RT  96*0XF0R0*01 


$600*000  FA  RECONSTRUCT 
($5*0*000)  


6Z010  CON 


NFA 


UPDATE  BRIDGE  RAIL  ON  RT.6*aN  VAR. BRIDGE 
S  IN  VARIOUS  TOWNS. 

-ii^aiA  mx^*  »- 


$80*000     NFA  MAINTENANCE 


NO 


-NEA  tARMOUTH 


-RT-za 


FAP  128 


DRAINAGE  IHPR0V.^^»ftX^-28  FRQH  ST  2*e<^C 


ST  275f30  DENNIS  T.L. 
1**160  (RT  28*YARI10UTH*02 


Vl^WMiOO  N^A — RESURtACIl 


NF59AXOI*— 
NO 


NFA 


WEST  BROOKFIELD 


TRAF.   SIGNALS  ON  RT-9  a  COTTAGE  AND  CENT 

-RAL-  STS*       

1252*2  (RT  9*W.BR00KFIEL0*0*  ) 


$75*000     NFA  TRAFFIC 


NIOIA  CON 

NO  


PA6E  11 


-l>ROJECTS-TO-«t-A0VtRTIStO- 


-MIIO-HOUTi  WINO^- 
FED.  AID  ROUTE 
NUMBERS 


APRIL*  1987 


-TWAl  -CGNSI^.  FA- 


SEC, 


FUN0IN3 

CATE6.  CiTV/TOriN  NUMBERS  OESCRIPTIQN/PRQJECT  IDENTIFIER 


COST  AND  OR  WORK       TRAIN-  105t 

(FED.   SHARE}       NFA  TYPE  EES  /TIP 


-HtA  M0RTHFIi44)- 


-10- 


-«iUMP  AHt4»  a  R  f  M-  2  2-»  »  R  T  .  10-WE»-CC 


ERtNORT»fFIELD 

127702  (RT.10«N0RTHFIEL0«03  ) 


NO 


NFA  OANVERS 


39 


RECONSTRUCT  INTERSECTION  OF  RT.39  (WATER 


$190*000    NFA  RESURFACING 


NF46B  CON 

-HO  


139491 


(RT«39»DANVERS 


NFA 


ASHBURNHAN 


12 


RTE.12*1.1NILES  EAST  OF  WINCHENDON  T.L.( 
DRAIN.  BETTERNEKT) 

-0*4101  (RTi.l2»A5MBt»R>*AK  »- 


$130«000     NFA  MAINTENANCE 


NF99B  CON 
NO 


lYNNFIECO 


ltT.128  RANPSW  A  THRU  W''*RT.129  5TA  99*50 


t200»000 — HfA — R«URfA«N4- 


NF38B  COM 


PEABOOY 


(EO)  124  ♦  90 
073970  (RT.128*LYNNFIEL0  I 


NO 


NFA 


REVERE 
SAUfrUS 


1071-A 


LITTER  C0LLECTI3N/6RASS  CUTTIN£*RTES.107 

_^/U  


S60>000     NFA  MAINTENANCE 


NF69B  CON 

-HQ  


144407 


(RTS.107/1A*REV./SAU.  I 


NFA 


ST0U6HT0N 


RT.-24  BRIDGE  DECK  REPLACENENT*RT  24  OVER  PAGE 

ST. 

 104170  UtrJ  24*ST0UGHTDN*01  >- 


$1*000*000     NFA    BR  RECONSTR 


N189A  CON 
NO 


-NF^A- 


-PA¥EHENT  NARKINGS- 
109702 


(STATEWIDE 


$200*000 — HHk — PAVEHENT  MA 


NF79B  CON 


NO 


NFA 


DUXBURY 
PEMBROKE 
-*ARSHF«L^ 
NORWELL 


RESURF. PORTIONS  OF  RT.3  FR  RT.14(0UXBURY 
)T0  NRWL./HNVR.  T.L. 

-4O04O9  (ftT.a*DUXBUfnf*^  >- 


$1*000*000    NFA  RESURFACING 


NF42B  CON 
NO 


NFA 


BOSTON 


BRIDGE  REHABILITATION*$PRAGUE  ST.REAOVIL 
LE. 

-1^0801  (^JMUGUt-S  T  .  RE  AOH I LL^  »- 


$400*000     NFA  MAINTENANCE 


NF64B  CON 
NO 


-HFA 


Barnstable — 


RT-20- 


RESUR.W.48^  FRQ»^  MASHPEE  T.L,TO  y.MAIN- S- 
T, 

109701  (RT.29*BARNSTABLE*06  ) 


-$3* 500* 000 — MFA  -RESURFACING 


NFA70  CQH- 
NO 


^OJ  ECTS^-  TO  ^£^0V  ER  TI  &€I^ 


APRIL*  1967 


^TAL^flMS^T,^  F^ 

COST   AND  OR 


SEC. 


FUNOINS  FED.  MO  ROUTE  COST   AND  OR  WORK       TRAIN-  1051 

CATE6.  CITY/TOWN  NUiBERS  DESCRIPTION/PROJECT  IDENTIFIER  (FED.   SHAREI       NFA  TYPE  EES  /TIP 


-Hf-k  

 UEJ4M  

 7#^23  

 TRAFFIC  SIGNAL  RECON.JCT.frT^E.7  t  20  

120102                (RTES.7£20>LEN0X  ) 

 >»rOOd- 

NFA 

SIGNALS  

 Hf24a- 

NO 

NFA 

OTIS 

SANOISFIELO 

RT.S 

RESURF.RT.8  FR  RT.23  OTIS  SOUTH  INTO  SAN 
OERSFIELO 

422A50  (RT.eiOTIS»Ol  »  

Sl»850* 000 

NFA 

RESURFACING 

NIOOA 
NO 

CON 

LAKEVILLE 


FREETHN,-lW^<C4¥J4.iE  8t  i-I-10«L- 
-l-14,L-l-ll#L-l-l5 

092102  (RT.140* FREETOWN-LAKE  VILLI 


tSOO»000  NfA — NAIW^tNA* 


4F4V«-CO+t- 
NO 


NFA  SALISBURY 


RT-llO 
FAS«33fe 


RESURFACNG  OF  RT-110  IN  SALISBURY 
-««0^02  i  RT-»11 0  » {»AL  tSB  UR  Y»  03 


$1«100«000     NFA  RESURFACING 


NF28B  CON 

-HQ  


-HtA- 


R EVE RE 


SPECIAL  VISIBILITY-LEE  8WBANK  HIGHWAY 


077878 


(LEE  BURBANK  HWY. REVERE  I 


B1»»000 — NfA — HAINTENANCE 


NFTfcB  CON 


NO 


NFA  REVERE 


1                     DRAINAGE  INPROVENENTS  ALONG  RT.  ISNORTHE 
FAP>87            AST  XWAY  TO  TOE  OF  SLOPE#BOTH  ROADWAYS 
 OTAJW  CRT  1»REVERE»06  >- 


$248*719     NFA  NAINTENANCE 


NF44A  CON 


 BOSXOM- 


UTTER  C0LL6CTIQN/GRASS  CUTTI 


SS  BLVD. 
019602 


(NELNEA  CASS  BLVO 


lAINTENANCl 


NO 


NFA  GROTON 


BRIDGE  REn0VAL*G-14-7»PEAB0DY  ST  OV  RR)6 
h-Ki-pB* PLEASANT  ST ♦-^JU R^R«  


029930 


(GROTON  BRID6ES>GR0T0N>01) 


$400*000     NFA  *«• 


NF227  CON 

-HO  


NFA 


DRAINAGE  REBUILD* DISTRICT  WIOEVARIOUS  RT 
ES. 

021138  »- 


$200*000     NFA  NAINTENANCE 


NF29B  CON 
NO 
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MAY*  1987 


AUTO  WJaTE-AMO^ 
FED.  AID  ROUTE 
NUiBERS 


-MTA4.-COH$4^,  RA- 


FUNDING 

CATE6.  CITY/TOMN  NUiBERS  DESCRIPTION/PROJECT  IDENTIFIER 


COST  AND  OR  WORK       TRAIN-  105# 

(FED.   SHARE)       NFA  TYPE  EES  /TIP 

*******  ***********  <L»*»*AAA— 


BOSTON 


-X«9*- 


COOPED  VIADUCTS  »  SECTI0H-4r- 


011809 


(CENT. ARTERY  N0RTH#05 


($41*670*000) 


-«W>4  CON 


F 

ACTON 

BOXBQRQUGH 
HARVARD 

RT-2 

RECQN.FRON  RT.IIO  HARVARD  EASTLY  TO  RT.l 
11  ACTOM 

09690^  CRT»2»  CONCORD*  03  )  

$2*200*000 
($1*650*000) 

FA 

RECONSTRUCT 

6F006 

CON 

LITTLETON 

RS 

MONTAGUE 

N47«2>FAS2 

 26  

RECONST.A  SECT. OF  MONTAGUE  RO.FR  HATCHER 
Y  RO.TO  TURNPIKE  RD, 

0»eoaO  (MONTAGUE  RD*W0NTAGUE*01  )  

$1*333*298 
($999*973) 

FA 

RECONSTRUCT 

7RS02 

CON 

-STONEHAM 


RECONST..  HONTVALE  AVE.  FROO-  RT  1-93  TO 


$700*000 — M  REC0NSTRUC4- 


-7a«04-C0M- 


T-28 
048290 


(HONTVALE  AVE* STQNEHAH*01) 


($929*000) 


N 

WALTHAM 

RT-20 

RECQNSTR.   MAIN  &  SCHOOL  STS.jREPLC.2-LE 
VEL-PARICIMG  DECK  _ 

$2*200*000 
 ($1*690*000) 

FA 

RECONSTRUCT 

63M07 

CON 

101202                (RT-20*MALTHAM*04  ) 

BR 

FITCHBURG 

RECQNSTR.   BRIDGE  tF-4-6*  DANIELS  ST.  OVE 
R  THE  NASHUA  RIVER 

01B650  (DANIELS  ST*  FITCHBUR6*01  )  

$900*000 
($400* 000) 

FA 

BR  RECQNSTR 

7B019 

CON 

-BR  

 GREENFIELD  

REPLAC6MENT*BRID6i  tG-ia-l?*  CDLRAIN  RD.  

 $400*000 

-M — 

BR  CQNSTR  

 6B04«- 

CON 

OFF-SYSTEM 

OVER  ALLEN  BROOK 
019970                (COLRAIN  RD. * GREENFI ELD* 1) 

($320*000) 

NQ 

NFA 

THERMOPLASTIC  PAVEMENT  MARKINGS 

199071  -t^XAIEiaO*  )  

$200*000 

NFA 

MAINTENANCE 

NF63B 

 MO  

CQN 

--SAMOMICH 


RI6A_ 


-B&104E  BETTERMENT  ON  RJ^6^ -OVER  Mil 


EEK*SANDMICH 
117806 


(RT.6-A*SANDUICH 


V-  BR  RECQNSTR 


-MFaSB  CON- 
NO 


NFA 


MEDFQRO 


BRIDGE  1-12-25*1-93  QV  RIVERSIDE  AVE.*PI 

£R  CAP  REPAIRS     -  ^   

061040  (RIVERSIDE  A VE .MEDF0RD*01) 


$290*000     NFA     BR  RECQNSTR 


NF96A  CQN 


 |iROJ£CTS  TO  86  ^kOVtRHSeO 


— AUTO-^  OUTfi-ANa- 


MAy»  1987 


-«T^AL  COMS^:,  ^4- 


FUN0IN3  FED.  AID  ROUTE  COST  AND  OR 

CATE6.  CITY/TO.(N  NUMBERS  OESC  R  IP  TION/ PRO  JECT  IDENTIFIER  (FED.   SHARE)  NFA 


 SEC.^ 

MORK  TRAIN-  1051 
TYPE  EES  /TIP 


FREETOWN 


t »>46-<»€^K  JOINT  REPLAC^H^ta^f 
S.  OVER  RTE«  140 

092101  (NEM  BEOFOROfOl  ) 


NO 


NFA 


REVERE 


TRAF  SIG  RECONST  OF  RT.IASREVERE  STSOAK 
FAP-88»M«7  I$LAHa-4T4^^ERtWTl<X7a»A4.4.A4lft-*T#*AU&US- 


009 


131362 


(STA  SIG  UP0»0IST.8»02  ) 


SlOSyOOO     NFA  SIGNALS 


NF61B  CON 


NFA 


HAOLEY 


RECONST  FR  KNIGHTLY  RD  INTER  SEC. EASTERLY 

TO  INTERSECTION  OF  NORTH  NAPLE  ST 
-4*1440  K^TOCKBRIDGE  RD» hAOii V»01) 


$779*000     NFA  RECONSTRUCT 


NF30B  CON 


-MtA- 


BRID6EMATER 


-MCmim4JC4-8WM4i  AVE.FR^<^i^lWUTM-4TVT- 


0  COLLEGE  CAMPUS 
009750  (BURRILL  AVE.BRIDGEUATER* > 


>1»  000*000 — HFA — REC0NST4H*€^^ 


-Nf^BB  COH- 


NQ 


NFA 

NORTHFIELO 

BR.N-22-l<>  EAST  NORTHFIELO  RO.OVER  CVRR. 
»N0gTHFI6LD  — 

$250* 

000 

NFA 

BR  RECONSTR 

N234A 

 HQ  

CON 

127701                (E.NORTHFIELD  RO.NQRTHFIE) 

NFA 

SALISBURY 
AHESBURY 

I-495I-95 

RT. 1-495  FR  1-95  TO  RT. 110*1-95  FR  N.H.L 
INE  TO  RT  110. 

074505  UT.  1-495*  SA414^BWY  »  

(800* 

000 

NFA 

RESURFACING 

NF39B 
NO 

CON 

-taJTON- 


-HAI^T.OF  MASS.AVt.VIADUCT»-SQ.EAST  EXPRES 


SWAY(I-93) 
070907  <SE.XWAY*BQSTQN 


1 100*  000 — HfA — HAINTENANCE 


NF81B  CON 
NO 


NFA 


SPRINGFIELD 


1-91 


BR.REPAIR   (7  BRIDGES INEDIAN  6UAR0RAIL*0N 

— I«9l*SPRIN6FmO  

069630 


(RTE.I-91*SPRINGFIEL0 


S260*000     NFA  MAINTENANCE 


NF45B  CON 

HO  


NFA 


NORTHBOROUGH 
MARLBOROUGH 


1293 


RESURF.RTE. 1-290  FRM  CHURCH  ST.RMPS  TO  I 
-495  RMPS(MARLBORO> 

-0*34  W  (4tT-t,W^»H0«  T+»80R0  


$1*900*000     NFA  RESURFACING 


NF82B  CON 
NO 


RUTLANO- 


122 


*ESURF^^IEU22  *RI^-RAXTON  T.L. TO  OAKHAM 
T.L. 

085251  (RT.122*RUTLAND  ) 


$ 1 *  3 00* 000— A^-«ESURFACIN6 


 NF53&  COH-- 

NQ 


-WlOJiCTS-  TO  Bfi  AOWt«TlS€0 


nkt,  1987 


AU  TO-*  OWt-A  NO- 


TOTAL  WHS  T^ — -FA 
COST  AND  OR 


S6C.- 


FUNOING  FED.  AID  ROUTE  COST  AND  OR  WORK       TRAIN-  105« 

CATEG.  CITY/TOWN  NUIBERS  DESCRIPTION/PROJECT  IDENTIFIER  (FED.   SHARE!       NFA  TYPE  EES  /TIP 


BERNAB4>SJ4m- 


6REENFIEL0 


RT.I-<>l»aE«>Uji 


QINT  SEALING 

068902  (RT-I91» BERNARDSTON  I 


IF6$B  C 
NO 


NFA 


SPRINGFIELD 


1-91 


BR. REPAIR   (BR.fS-24-61B)*0FF  RAMP  TO  RT. 

W91  


$300*000     NFA  MAINTENANCE 


NF59B  CON 

-HO —  


069626 


(RT.I-91»SPRIN6FIELD 


NFA 


BOSTON 


RELOCATE  NASHUA  ST.FRON.COTT IN6  ST«  TO  L 
EVERETT  CIRCLE 

-04WO?  (NASHUA  ST.»  BOSTOM»Oa  »- 


$9QO»000     NFA  RECONSTRUCT 


HF60B  CON 
NO 


aOSTON 


1-93 


-M WAY. VlAP.<S.€.X-XAY)REn^LT. POLK  TMWS- 


.BASES*37NB.*41SB. 
144405  (OIST.e 


$1B0»000 — HfA — HAlWt^t 


NO 


NFA 


STATEWIDE   DRAINAGE  DITCH  CLEARANCE  . 
4^5026  (STATEWlDi  OKAIN>  PITCH — >- 


$900*000     NFA  MAINTENANCE 


NF67B  CON 

-HO  


-MF-A- 


SANDISFIELD 


BRIDGE  PAINTIN6»BRtS-3-4  RTE.8  SAHOISRIE 


» 100*  000  H^A — HAINTENAHCE 


NF40B  CON 


LD 

12265S 


(RTE.8*SANDISFIELD 


NO 


NFA 


WINDSOR 


SLOPE  REPAIRS  OLD  RTE.9  BR«W-14-19 
_Uai03  <OLD  RTE.9»^4ia>4JR  


S20*000     NFA  MAINTENANCE 


NF41B  CON 

-HO  
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JUNE*  1987 


AUTO  ROUTE-A-MP- 


TOTAL^O»W^.  M- 


FUNDING  FED.  AID  ROUTE 

CATE6.  CiTY/TOrfN  NUKBERS 


DESCRIPTION/PROJECT  IDENTIFIER 

»»»»»» 


COST  AND 
(FED.  SHARE) 


OR  WORK       TRAIN-  109t 

NFA  TYPE  EES  /TIP 


BOSTON 


TUNNELS»N.KASH.  ST.   BRIPCE»  STREETSt  ETC 


^SECTION  2 
011806 


(CENT. ARTERY  N0RTH*06 


s^a^fcaoyooo — fa — reconstruct 


(S8^#267>000) 


71002  CON 


IR 


BURLINGTON 

-jmmuu*  


RT. 128/1-9  RESURF.i<T.128(I95)»FR.3A  BURLINGTON  NQRT 
 H  TO  MOBURM/READING  T.L.  


S2*429»40S  FA  RESURFACING 
(t2»186»46»>  


6IR42  CON 


086906 


(RT.128  BURLINGTQN*02 


IR 


UHATELY 

OEERFIELO 

GREENFIELD 


RT-I9X  RESURFACING  RT  1-91  FR  WHATELV  NORTH  8.7 

4  HI.  TQ  GREENFIELD 
 OTOaOl  (RT  191»WHATELY»03  1- 


$2»800>000  FA  RESURFACING 
(S2>920»000) 


6IR11  CON 
NO 


-BOSXON- 


X-93 


REHABILITATION  OF  DEMEY  SQ.  TUIWfeW-tU44- 


S12»000»000 — F4  RECONSTRUCT 


6IB04  CPM- 


S»LI6HTINGf  ROADWAY*  ETC. 
019600  (DEWEY  SQ  TUNNEL«01 


($10»800>000) 


IR 


RANDOLPH 
aUINCY  


RESURF.IIT. 128(1-93), FR  RT.24  RANDOLPH  TO 
BT.3,B>AI»ITREE  . — - 


$1»600#000  FA  RESURFACING 
CS1»440>00Q)  


6IR43  CON 


BRAINTREE 


087902 


(RT.128tRAN00LPH«04 


IR 


CHELMSFORD 
TEWKSBURY 

JUlDnV£B  


RT  1-495         RESURFACE   1-499, FROM  WESTFORO  T.L. NORTH 

TO  ANDOVER  T.L. 
 066161  (RT. -1-495, CHELHSF0RD»06  ) 


S2*842#581  FA  RESURFACING 
($2,958,322) 


6IR09  CON 
NO 


LOWELL 


IR 


FOXBOROUGH 
PLAINVILLE 


FRANKLIN 
BELLINGHAN 
-MEOWAY  


1499  RESURF.RT.I499,F0XB0R0  TO  NI LFORD, INCL.R 

FAI  96  ANPS  TO  RT.89 

 066511  (RT  1495, FRANKLIN, 04  U 


$6,000,000  FA 
($9,400,000) 


RESURFACING 


6IR01  CON 


NILFORD 


IR 


NORTH  ANDOVER 
LAWRENCE 
-METHUEK  


HAVERHILL 


1-499 


RESURF. 1-499  JCT.SHAWSHEEN  RV.BR.TQ  SQ.E 
NO  OF  BR.OV  NERRINAC 

069403  UT. 1^495,  HtL.  AhD0VER>01  U 


$6,900,000  FA  RESURFACING 
($9,850,000) 


7IR01  CON 
NO 


RT-125 
FAP-77 


PA6E 


17 


JUNEf  1987 


FUNDING  FED.  AID  ROUTE 

CATE6.  CITY/TQrfN  NUMBERS 


OESCRIPTIQM/PROJECT  IDENTIFIER 


-T0TAt-C«NS4V 


COST  AND  OR 
(FED.   SHARE)  NFA 


WORK  TRA 
TYPE  E 


IN-  105* 
ES  /TIP 


-UU.U 


-2- 
FAP-10 


[^^^H^^STRATTOH  R 


0)  TO  VICINITY  LUCE  RD.(N. ADAMS  T.L.) 
098100  (RT  2*WILLIANST0MN*02 


-♦l>gOO»000 — FA  RECONSTRUCT 


($1*129«000) 


-6F008  CON- 


RS 

NENOON 
 UKBRIOftE  

yAS«40S  

RECONST  OF  HARTFORD  AVE  FR  U.HUL  DAH  RO 
 «W»RlDCiie«LY  TO  RT-14<4tf^ND0N)  



500*000  FA 
87»»000l  

RECONSTRUCT 

6RS04  CON 

094730                (RT  lb*NEN00N»01  ) 

RS  ACUSHNET  RECONSTRUCTION  OF  MIDDLE  RD.  »1*250>000     FA      RECONSTRUCT  7RS01  CON 

FAS-521  046330  (MIDDLE  RD»ACUSHNET*01       )  ($937*500) 


LOWELL  113  FR  DUNBAR  AVE  TO  PAWTUCKET  BLVO  EXTIRECO  S2*300*000  FA  RECONSTRUCT  61N01  CON 
 M»44«  NST&REtaC  N'LY  ED6E- OF  THE-<4 E4*_iURJU  (<1*  725*000)  


056050  (PAWTUCKET  BLV0*L0UELL*01) 


PITTSFIELO  N/A  EAST  ST  FROM  WENDALL  AVE  TO  ELM  ST  $3*000*000     FA      TRAFFIC  61N03  CON 

N-1909  022600  (EAST  ST*PITTSFIELD*a2      )  ($2*250*000) 


N 

NEW  BEDFORD 

 N-4406  

RECONSTR.  ASHLEY  AVE.  FR  TARKIN  HILL  RO* 
— TO  ACUSHNtT  AVE*  

$2*100*000 
 t»t^S78*000l 

FA 

RECONSTRUCT 

7IM02 

CON 

002610                (ASHLEY  AVE* N* BEDFORD* 01  ) 

M 

TAUNTON 

44*140*138 
N-3245*H-3 

 266  

8  LOCATIONS*RTS  44*140* 138*WASHIN6T0N  ST 
*TAUNTOH  GREEN 
-1132«0  (TAUNTON*B  L0CATI0HS»01  )  

$1*000*000 
($750* 000) 

FA 

TRAFFIC 

61N09 

CON 

-RE4<ER£- 
MALDEN 


PRA^«<-4^t6NALS  4  LEFT  TUR N-STORACE  ON  R 
FAP-94  T-60(SQJIRE  RO)  9  WASH. AVE .^WESLEY  ST. 

118150  (RT  60*REVERE*03  ) 


-»l^**^M>0 — f^k  T*AfM€- 


($93*750) 


-y3M01  CON 


MALDEN 


M-15  20 


CONSTRUCTION  OF  A  MALL  ON  PLEASANT  ST 
-056450  W.tASAW*-4I  JiALWJUH 


$2*000*000  FA 


CONSTR 


63M03  CON 


HEMTON^ 


JUNE»  1987 


A  J  TO  iOiUir-Am  


TOTAL  CONST.  PA 


^  SEC. 


FUN0IN3  FED,   AID  RCUTE  COST   AND  OR  WORK       TRAIN-  109* 

CaTEG.  CITY/TOiiN  NU1SERS  DESCRIPTION/PROJECT  lOEHTIFIER  (FED.   SHARE)       NFA  TYPE  EES  /TIP 


LAWRENCE 


PARTIC IPATIOH  IN  PUMDIHC  OF   SOO  CAR  CARA 


tg»SOO»000  FA  CONSTR 


66M02  CON 


GE  AT  COnnON  (  ANESBURY  STS. 
016095  (COHNON  ST.   GARAGE#LAURNC ) 


($4*129*000) 


SPRINGFIELD 


RECONSTRUCT  SEVERAL  ROADWAYS  IN  NORTH  BL 
OCK  CENTRAL  BUSI^ S5  OIST.  


130860 


(SPRlNGFIELOfCBO  STS«01  ) 


$3*000*000  FA  RECONSTRUCT 
-I$2*2g0*000)  


65N0B  CON 


SHREWSBURY 


N/A  SOUTH  QlJINSIGAnONO  AVE*SHREWSBURY*   OAK  S 

M-5512  T  TO  RT  9  (RECONST) 

 iMt^OQ  (S  QUINSIGAWONO  AVE*01  )- 


$1*200*000     FA  RECONSTRUCT 
($900*000) 


64N01  CON 


LYNN 


M-3486 


-*e PLACEN6NT  OF  BRIDGE  L-18-1^*-CMESTNUT  S 
T  OV  HBrA*KEY  •461592010100 
014203  (CHESTNUT  ST*LYNN*01  ) 


$800*000 — FA  BR  RECONSTR 

($640*000) 


6B04  7  CON 


BR 


LYNN 


REPLACEMENT  OF  BRIDGE  L-lB-9*6REEN  ST  OV 
ER  NBTA*     HEY  «  900592007100 


$800*000  FA  BR  RECGNSTR 
($640*000)  


6B016  CON 


029560 


(GREEM  ST*  LYNN*01 


BR 


NETHUEN 


BRIDGE  DECK  REPLACEMENT*  N-17-19*  FOREST 

ST.   OV  1-93 
-0i45W  (FOREST  ST.*WETHUEN*01  )- 


$800*000  FA  BR  RECGNSTR 
($640*000) 


6IR14  CON 


LYNN 


H-3474 


RiPLAC.BRS.tL-18-10-L-l>-ll*»AYETTE  t  CH 


ESTNUT  STS.OV  "T" 
025103  (FAYETTE   ST»LYNN*01  ) 


-»1*  600*  008 — FA  BR  RECONSTR 


($1*280*000) 


6B018  CON 


BR 


BOSTON 


M-H79 


BRIDGE  DECK  REPLACEMENT*   B-1 6-261* SAVIN 

->iIL4.  AV.OV  S.*^X¥AY  —  

127520 


(SAVIN  HILL* 60STON*01  ) 


$800*000  FA  BR  RECONSTR 
($640*000)  


6IR27  CON 


HES 


NORTHAMPTON 


RT.9 


SAFETY  IMPROV.*INTERSECTION  OF  BRIDGE  ST 
.  &  POMEROY  TERRACE 

008040  ( aRIOGE  iJ^HQ HIMA MRTON*0) 


$180*000  FA  RECONSTRUCT 
($162*000) 


7Z002  CON 
NO 


ATTLESORa 


 XltNElL-8U«>*^»APLE  TO  PARK  ST.)  »U250#OOC 

M7421*7411     002970  ( ATTLE30R0*0 'NEIL  BLV0*01)  ($1*062*500) 

*7412 


JiiCONSTRUCT — 


-61X01  CON— 


JUNE«  1987 


SiC. 


FUN0IN3  FED.  AID  ROUTE  COST  AND  OR  WORK       TRAIN-  1091 

CATEG.  CITr/TQWN  NUiBERS  OESC RIPTION/PRQ JECT  IDENTIFIER  <FEO.   SHARE)       NFA  TYPE  EES  /TIP 


-XX- 


-XEABODY 


C0WTRACTI8«»  CENTRAL   »  lOMELl  STS»   fc  PEA 


N-1742f56»  BODY  SQJARE 
57>65*70«7  056056 


-»a>000»000  M  R-tCOMMRIiCT- 


(PEABODV*CBO  STS*02 


6K06  CON 


-It  

BOSTON 

 CENTRAlItEO  CQNPUTER  TRAF  CONTROL  SYSTEM  

 S3*26»»000 

-*A— 

TRAPFK   

 7I«02 

-COH- 

aAPPRQX.200  LOCATIONS   IN  BOSTON 
13^223                (TRF  CNTR  SYS  4  bOSTON»04l 

(S2*774>400) 

IX 

LINCOLN 

IFKIMCTDM   

2 

SAFETY  JPGRA0IN6  FRCIN  RT-128»   WEST  TO  VI 
riMTTV  nc  BCncnun  on.,   i  rmrn 

S2>500>000 

FA 

RECONSTRUCT 

61X04 

CON 

097500                (RT  2»LINC0LN»01                 )  1 

NFA 

COLRAIN 

112 

BR. REPAIR  BRfC-lB-S( JACKSONVILLE  RD.)RT. 
112/NO. RIVER 
 059971  (   RT.H2»C0LRAIN  1  

$235*000 

NFA 

BR  RECQNSTR 

NF71B 
NO 

CON  1 

NFA 


CHELSEA 


REVERE 


DRAINAGE   IHPROVeMENT»HILL  CREEK  AREA*  CH 


ELSEA/REVERE 
046720  tNILL  CREEK* CHELSEA* 01 


$5*000*000 — HfA — R«OHS^F*UGT- 


MP708  CON 


NFA 

CHELSEA 

RFWFBF 

BR.PAINTIN6*NT.AVE.*PARK  AVE  .*COPELANO  C 

TUri F.THFI ^FA.BFUFBF 

$300*000 

NFA 

NAINTENANCE 

NF72B 

MP 

CON 

046721                (BR.PAINTIN6*0IST.8  ) 

NFA 

BOSTON 

SUB-STRJCTURE  REPAIRS* BRiB-l6-232* ( F ITZ& 
ERALD  EXPRESSUAY) 
 0W9O6  tFITZGERAL D-JC-MAY* BOSTON  )  

$1*900*000 

NFA 

MAINTENANCE 

NF66B 
NO 

CON 

-HFA- 


-PIXtSFIttO- 


LANESBOROUGH 
CHESHIRE 


RT.8 


-iltSU«F^R^T^^— PiTEA*W  ,***tTSF  L0^m.*4A-Wl- 


."X"  TOWN  OF  CHESHIR 
122710  (RT.8  PITTSFIELD*05  ) 


$2*000*000 — HfA — NAINTENANCE 


-NfSlB  CON 


NO 


NFA 


WILLIANSTOWN 


RT,7 


RESURF.  OF  RTE.7  INTERSECTION  OF  RT.2(TA 

-40NIC  TRAIL)  _  

121002 


(RTE.7  UlLLIANSTOWN*OS  ) 


$650*000     NFA  MAINTENANCE 


NF52B  CON 
MO  


NFA 


UlLLIAnSBURS 


RT-9 


BRIDGE  REPAIRS*  W-3i-4*  RT-9  OVER  HILL  R 
IVER 

125419  (RI^9,  yILLIAMSeUR6,01  ) 


$100*000     NFA     BR  RECONSTR 


NF159  CON 

NO 


FUNDING  FED.  410  ROUTE 

CATEG.  CITr/TOrfN  NUIBERS 


'RWiCI^I0-8t~  AOVERTISfcO- 
JUNE»  1987 


DESCRIPTION/PROJECT  IDENTIFIER 


PAGE  20 


^IWAL-C-flHST.  FA 


COST  AND  OR 
(FED.   SHARE)  NFA 
****** 




WORK  TRAIN-  1051 
TYPE  EES  /TIP 

****♦**«♦♦**  *.*«*»A*»*«4 


-JIF-A- 


-M6ST0N 


-m^IX^SE  RBMOVAt.SfW-ZQ-ZyCQHANT  ST.IW-29-4 


fCONCORO  RD>   BOTHOV  R.R. 
1^1615  (riESTON  BRIDGES»WEST0N»01) 


-«4«^»O00 — — BR  RECOWSTR 


HfnS  CON 


NFA 

BELCHERTOriN 
UARE  .   

9*32*202. 

REPL. CABLE  GRDRAIL'SIGN  SUPP .* DRAINAGE  C 
 RELATEO  MORK  

$400* 

000 

NFA 

GUARDRAIL 

NF69B 

 HQ  

CON 

WEST  BROOKFIELO 
NEW  BRAINTREE 
HAROWICK 

027779                (GR0RAIL*RTS. 9-32-202  ) 

NFA  

CRACK  SEALING  VAR.RTS. <STATEWIOEI  

 ^*<M>» 

«00- 

NFA 

HAINT6NANCE  

 Hf4^ 

CON 

155070 


CSTATEMIOE 


NO 


PAGE  21 


^TO-aOUT*-A*<0- 


-M0J€CT4— W  -at  AOV IR  T4  StO- 
JULr,  1987 


TOTAL  CONST^  


FJNOINS 
CATEG.  CITY/TOWN 


FED.  AID  ROUTE 
NU1BERS 


DESCRIPTION/PROJECT  IDENTIFIER 


COST   AND  OR 
(FED.   SHARE)  NFA 


WORK  TRAIN-  109f 
TYPE  EES  /TIP 


-I 

tj* ************** 

 WWflN  

***t***t*tAiLMAMt^ 
 1-93  

T08IN  BRIDGE  APPROACH  VIADUCT*   SECTION  2  

 »6* 980*000 

-FA— 

RECONSTRUCT  

^•** — 

011807                 (CENT. ARTERY  N0RTH*07  ) 

06*255*000) 

F 

WORCESTER 

12 

RT  12  RECONST*W.BOYLSTON  ST  FROM  E.NTN  S 

1     III    wKUVC    JllJK  rKUoKAni 

-08-4WU  KT  12»W0RC6STER»03  »  

$900*000 
\ $3  7>*  000 1 

FA 

RECONSTRUCT 

6F001 

CON 

-H  

 WAKEFIELD  

 U9  

RECONST.  MAIN  ST(RT-129)  FRQN  LOWELL  ST»  

 $1*200*000 

RECONSTRUCT  

 6*IUV 

CON 

H-71*l 

TO  SALEN  ST. 
U^c^m                   inAlN   )  1  *  MAKcr  it  LU*  UJ  1 

($900*000) 

n 

Lie  VMmiTU 

wc  Tnuu 1 H 

 H-3a8a»3a9 

URBAN  OcSIbN  PLAN  Or   LOWER  JACKSON  SQbZ 
HAJOR  R0ADWAYS*BROAQ  AND  COHHEmAL  STS  

AAA  AAA 

$900*  000 
—  ($675*000) 

FA 

RECONSTRUCT 

61N11 

CON 

8*3906*391 
c 

035570                (JACKSON  SO* WEYN0UTH*01  ) 

n 

rK AniNoHAn 

126*  39 
 HlB77»t1ia» 

SAFcTY   inP KUV.RT-1Z6(CUNC0RD   STI   &   RT— 30 
(COCHITUATE  RD.  

#1       9 KA  AAA 

$1*  790*000 
 C$l*3ta»800) 

FA 

RECONSTRUCT 

61N02 

CON 

9»F*P76 

086490                (RT  126*FRANIN6HAN*01  ) 

H 

NIODLETON 

FAP-1141 
 827*30  

RECONST  OF  N.HAIN  ST(RT  114)FR0N  LAKEVIE 
u  Auc  Tn  ancTnu  CTiMfnni  cthm  cfiiiAoci 

H    AVC»ILI    DUdlUll    dliniUuLclUn  >UUAKCJ 

081781  (RT  11»»HIDDLET0N*02  1  

$890*000 
1  •  0  3  r  *  9  UU  1 

FA 

RECONSTRUCT 

63N29 

CON 

-a*  

 CONCORD  

 Rt=2  

BRIDGE  a  C-19-20  ON  RT-2  OVER  WBTA/BtN  R  

 $»*000»000 

-frA— 

BR  RiCQNSTR  

FAP-22 

R*  VICINITY  FAIRHAVEN  RD. 

096903                (RT  2* CONCORD* 02  ) 

($3*200* 000) 

BR 

ATTLEBORO 

PIKE  AVENUE  BRIDGE  A-16-36  OVER  CONRAIL 

$1*000*000 
1 «AAn.nnnt 

FA 

BR  RECQNSTR 

6B011 

CON 

056210                (PIKE  AVE* ATTLEBQROfOl  ) 

HES 

ACTON 

RT-m 

INSTALL  TRAF.  CNTRL.SYS.  a  NASS.  AVE.*CE 
NTRAL  ST.   S  ARLINGTON  STS. 

080812  (RT»111»ACT0N»U5  )  

$400*000 
($360*000) 

FA 

SIGNALS 

-XX  —  SiJWEJlV  I  LIE 


-RECONS Ti ^H^IGHLANO-AV  E^Fft  ME  OFCRO-S T     0  — $1 » ©00*^00^— f  A  R ECONS I RUC T 

CUTTER  AVE.  ($850*000) 
032653  (HIGHLAND  AVE* SOKERVILLE* ) 


PAGE  22 


aULY*  1<>87 


COST  AND 


FUNDING  FED.  AID  ROUTE  COST   AND  OR  WORK       TRAIN-  1051 

CATE6.  CITY/TOrfN  NUiBERS  OESCRIPTION/PROJECT  IDENTIFIER  (FED.   SHAREI       NFA  TYPE  EES  /TIP 

»♦    tit  tti  t*A  *i  iA4  «.« t*********  ttt  ******  *»  ***********  *********  ************  ****  *******.**jl***jl»  ******  ***.*****.*  **  **** 


NFA 


GBEENFIEtO 


RiSUF»RrS.5tlO  OiiRPULO  RV.BRIOCE  TO  WA 


$200>000 — HfA — R««Rf^A€+HC- 


SHIN6TOF4  ST« 
11^228  (RTS.5  &  10#6REENFIEL0  ) 


NO 


NFA 


NQRTH  ANDOVER 


114 


RECQN.Rr.114  FR.NQ.ANOOVER  NALL  SIGS.TO 
BEYOND  XAVERLY  INT.  


SSOOfOOO     NFA  RESURFACING 


081791 


(RT.114f NO. ANDOVER 


NFA 


tflNCHENDON 


202 


8R.BETTERNENT«BR.fW>39-20RT.202  OV  NILLE 
RS  RIVER. 

-102m  (RT.202»yiNCHEND0N»02  


tl80»000     NFA    BR  RECQNSTR 


NO 


NFA 


FALMOUTH 


BR. BETTER, »(BR«»F»3^32IRT.4!a  AND  NATHAN 


ELLIS  HtfY. 

106919  (RTS.28/191«FALNQUTH  ) 


>150»OOQ — HIU — Wl_R€CON«T*- 


NO 


NFA 


BEVERLY 


(DENQLiriON)BRID6E  ST. CONNECTOR 

005409  CBB. ST. CONNECT.*  BEVERLY  1- 


$300*000     NFA  OTHER 


-HO- 


MBJk  NORTHFIELO  63  RESURFACING  ROADWAY,  PAVEMENTS*  IWPR0VIM6  $200*000 — Hf4 — RECONSTRUCT  Hf2i§  CON 

FAP-27  ORAINAGE*CURBIN6>AN0  GUARDS  NO 

118900  (RT  63*N0RTHFIELD*02  ) 
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 f»  R  0  J  EC  I S-I Q-8E-A0WER  T«i^)  

AUGUST*  1987 

 AOVX  -JUJi«£-ANa  COMST.  M  SiC  .  

FUNDING  FED.  AID  ROUTE  COST  AND  OR  WORK       TRAIN-  109t 

CATE6.  CITY/rOWN  NU1BERS  DESCRIPTION/PROJECT  IDENTIFIER  (FED.   SHARE)       NFA  TYPE  EES  /TIP 


^  109  ftfeCONST..  RT-lW-I>l->H4rfORD  FBQ^ftlRCH  ST  $*0a,-000  M  RgCQNSTRWT:  *f^l-G(W 


FAP-101 

.   TQ   1-495   (PRQJ.    f ? ) 

079801                (RT  139*NILF0R0*02  ) 

( S375.000  t 

F 

ATTLEBQRO 

123 

RECQNST  OF  COUNTY  ST(RTE  123)FRQN  NORTH 

$1« 500*000 
 «il»l25»00Q) 

FA 

RECONSTRUCT 

6F013 

CON 

QR%b%Q                   (BT    123. ATTLFBGBD.Ql  1 

RS 

ROVALSTON 

32 

FAS-2«2 

RECONST  OF  ATHOL-RICHNOND  R0(RT  32)FR  AT 
HOL  TL  MHY  TO  THE  RICHNONO-NEb  HANP.SL 
-414«0  (RT  32»R0YAL ST^*M*(X1  )  

$5*000*000 
($3*750*0001 

FA 

RECONSTRUCT 

6RS06 

CON 

-M  

 BJtOOKHNE  

 9  

TRAP  SIS  RECQWSTR  ON  RT. 9a44AWMON0  ST»TUL  

 $250*000 

-fA— 

FRANIN6HAH 
NEUTON 

FAP-55#N-2 
715#N-1859 

LY  STtPROSPECT  ST  C  WOQOCLIFF  RO 

131365                (STA  SIG  UP0*0IST.4*01  ) 

($187*500) 

N 

WOBURN 

128 

WASH. ST  AT  RT  128  RAf1PS*RQA0  WIDENIHG*AN 

n  <:ti:m&i  T  7  at  rnm 

$800*000 

FA 

RECONSTRUCT 

63M06 

CON 

139390        «       (UASHINGTON  ST*W0BURN*01  ) 

N 

NALDEN 

H-l<i9*#M-l 
 518»H-150» 

RECONSTRUCTION  EASTERN  AVE. 

023125  (EASTRN/BR0ADWAY«NALDEN*1) 

$2*400*000 
($1*800*000) 

FA 

RECONSTRUCT 

63N20 

CON 

— «  

 im*UiW  

 Ii8  

WISHAWUM-COWWUTiR  PARKING  FACILITY  AT  RT  

 $^00*000 

0TH6R  





128  AND  B&HRR>W0BURN 
047901                 (NISHAWUH  RD«W0BURN*02  ) 

($450*000) 

n 

LONGNEADOW 

 MTtAa4»»M»4 

RECONSTRC.  FRANK  SMITH  &  REOFERN  RDS.  BT 
-  WN  W04.F  SWAMP  RO-&-COMWERS*  ST-.— 

$950*000 
 ($712*800) 

FA 

RECONSTRUCT 

75H01 

CON 

84  S 

027150                (FRANK  SMITH  R 0* LNGMDOW* 1 ) 

BR 

STERLING 

RECQNST.   CAMPGROUND  RO  BRIDGE  S-25-12  OV 
ER  3&M  RR                    BR.   KY  •  900349102100 

$800*000 
($640*000) 

FA 

BR  RECONSTR 

68014 

CON 

^10^40-  .-(t^AHRGROUNO  RO»4T£RUJ4G*  11^ 


*8019  CON  


#M<0J£CT4-  W-a€ -COVERT ISia 


FUN0IN3 
CATEG.  CITY/TQi<N 


AUGUST*  1987 


-AUTO-* BUTE  AWa- 


FEO.   \I0  ROUTE 

NUiBERS  DESCRIPTIQK/PROJECT  IDENTIFIER 


-^OTAt-CONS^V  SEC  ^ 

COST   AND  OR  WORK       TRAIN-  109* 

(FED.   SHARE)       NFA  TYPE  EES  /TIP 


-M  

 WISX^W  

 2A  

 8RI0GE  a-16-12"C-l-l  NASS  AV  OVER  CHARIE  

— H2»ooo»ooo 

-fA— 

BR  RECONST*  

 6BW2-«W*  

CAHBRIDGE 

M-600S 

S  RIVER  M0C312400101 

031100                (HARVARD  BR*BQST0N*01  ) 

($9*600*000) 

HES 

HOPKINTON 

INSTALLATION  OF  TRAP .CTRL . SI GNALSS  WIDEN 

$700*000 

FA 

TRAFFIC 

041940                (MAIN  ST.HOPKlNTONyOl  ) 

HES 

SEEKONK 

TRAF.  SIGNALS  ON  RT-6  S  ANTHONY  ST.jd  SC 
HOOL  ST.ia  WARRENAVE. 
 UMU,  <RT-6*SE£K0NK>03  )  

$2*000*000 
($1*800*000) 

FA 

SIGNALS 

6Z008  CON 

-U  

 5CITUATE  

 INT. OF  FIRST  RARISH  R0»KE NT  STtiDWARD  FO  

$4*  500*000 

RECONSTRUCT  

 61X07  COW  

M-8375 

STER  RO  TO  BEAVER  DAN  RD 

027450                (FRONT  STtSC ITUATE*01  ) 

($2*975*000) 

NFA 

MILTON 

RT.28 

RESURF.%T.28  FR  OUINCY-MILTON  TL. TO  REED 

$2*000*000 

NFA 

RECONSTRUCT 

NF293  CON 

106901                (RT  28*NILT0N*02  ) 

NFA 

AMHERST 

LEVERETT 

SUN0E8LAN0 

SAFETY  INPROV.INCL. GUARDRAIL  REPLACEMENT 
RTS. 63/116 

 OW24WL  (RT.116/63»HADLEY*02  )  

$1*000*000 

NFA 

RECONSTRUCT 

NF173  CON 
NO 

MONTAGUE 
HADLEY 
nPFBPTf  1  n 

WHATELY 

NFA 

SALEM 

1-A 

RESURF.RT.l-A*Fli.STA. 94-50  NO. TO  STA.74-i^S 
1 

 077313  (RT.li^A»5ALEN  )  

$1*000*000 

NFA 

RESURFACING 

NO 

NFA 

 HQPEDAL£  

 R1=W  

 INSTALL. OF  TRAFF .CTRL. SIG. IMT£R.OF  RT-16  

—  H  50*  000 

S IGNALS  

 NF1»1-G^M4  

AT  HOPEOALE  ST. 
094440                (RT-16*H0PEDALE*01  I 

NO 

NFA 

UPTON 

UO 

RESURF.RT.140  FR  HOPEOALE  T.L.TO  GRAFTON 
T.I  . 

$1*300*000 

NFA 

RESURFACING 

kin 

092781                 (RT.140#UPTaN*02  ) 
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 .  RtUECISlO^E-AOWER  W  S.£  0  —  

SEPTEMBER*  1987 

 AUTJ-- ROUTE  km  WJTAt  C4JMST„  PA  SEC*  

FUNDING  FED.  AID  ROUTE  COST   AND  OR  UQRK       TRAIN-  105t 

CATE6.  CITr/TQWN  NUMBERS  DESC R IPT iaN/PR3 JECT  IDENTIFIER  (FED.   SHARE)       NFA  TYPE  EES  /TIP 


StS  HINSOAIE  U^8  WM-NEX  WINDSOR  R0»   EASTERLY  TO  HINSDAL  «^&OO*«00  R*CON«jMJ«  6RS11  CON 

FAS-171  E-PERU  r.L.  (»l«129»000l 

093350  (RT  1^3* HINS DALE*02  ) 


BR 

HOLYOKE 
SOUTH  HADLEY 

116 

BR.#S»H-21-65»6  H-2l-l»S-18-4»hOL YOKE-SO 
.HAPLEY  SR. /CONN. RV.  

$12*000* 
 (t9»600» 

000 
4)004- 

FA 

BR  RECONSTR 

68035 

CON 

939 

083300                (RT  116* HOLYOKE* 01  ) 

BR 

BOSTON 
CHELSEA 

EMER.REP.OF  B-16-20»C-9-*» CHEL SE A  ST  8RI 
DGE  OV  CHELSEA  CREEK 

01»Q02  (CHELSEA  ST«B0ST0M»03  1  

$800* 
($640* 

000 
0001 

FA 

BR  RECONSTR 

6BXXX 

PE 

NFA 

SOUTHWICK 

REHQWAL  2 -aRIDGESiPT.GROVE  RD.  OV  gR(S-2  

 $*oa* 

XMO— 

BR  RECONSTR  

2-3l;SAI1  WEST  RD.  QVRR($-22- 

007840                (BRDGE  RHVLS*$0UTHUICK»01) 

NO 

NFA 

REVERE 

RT.I 

RESURF.&  RELATED  WORK*NO.EAST  XWAY#PARK 

«T .Tn  f no  Pi  AMn  r lo . 

$625* 

000 

NFA 

RESURFACING 

kin 

046722                CRT,l»REVERE  ) 

NFA 

ANHERST 

RT-116 

RESURF.RT.116>1N  SO. OF  FT. RV. (SHAY  ST. TO 

H. CENT. SO. BAY  RD.) 
082402 —  (RT  H6»  AHHERSTf  04  )  

$700* 

000 

NFA 

RESURFACING 

NF98A 
NO 

CON 

NFA 

EASTON  — 

 RT.->138  

RESURF.RT.13e  PR  BELMONT  S T. (EASTOM )T0  S  

 tZ*iW* 

000 

NFA 

RESURFACING  

STOUGHTON 

TOUGHTON  CTR. 

090599                (RT.138*EAST0N#03  ) 

NFA 

GARDNER 
TEHPLETQN 

2A2 

RESURF.RT.2A  FR  JCT.RT.68* WE  ST  TO  JCT.RT 
.2«TEMPLET0N. 

$920* 

000 

NFA 

RESURFACING 

— ko  

041916  (RT.2A*GARDNER*01  ) 


*•*  FALMOUTH  SAFETY  IMPR0V.STA.2«'00  TO  ST  A.  8-^OOlCURLE  $700*000  MAINTENANCE 

Y  BLVD.  NO 

— —  oiaioa  tcu&t£jf-AH/a*#j^AuiaaTH*02J  
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AUJO-ROOTX^Na- 

FUNOINS  FED.  410  ROUTE  COST  AND  OR  WORK 

CATEG.  CITY/TOWN  NUiSERS  OESC RIPTIOM/PROJECT  IDENTIFIER  (FED.   SHARE)       NFA  TYPE 


RROJiCTS-TO-  Bt-ADVfcRTUiO- 
OCTOBER*  1987 


TOTAL  COMS^ 
COST  AND 


 SEC- 
TRAIN-  lost 
EES  /TIP 


-MU«I*K«m- 
READING 


-12**4-^3- 


ADPITIONAL^AHf 


tM-12»^»--Wl3 


LQi^ELL   ST(     ONSTR.«   UIDEN  RT-129  TO  AVCO  PLANT 
129)>H-743     0S9200                (RT  129» WI LN INGTCN« 01 
-4»MAItl  ST«  — 


«-7*30 


(S7»200*000) 


;SNST«- 


I A  2  ^  €0N 


RS 


WARREN 


RECON. SOUTH  ST .FR .RT .19( BR IHFIELO  RD.IW. 
FAS-631  &N.1000«S0.JCT.RT.67 

 WOaM  (SOUTH  ST»WARftm»<U  >- 


S2» 700*000  FA  RECONSTRUCT 
($2*025*000) 


6RS14  CON 


tiCONST*,   RAILROAD  SQUARE(TQWN  CENTER  PR 


OJ.) (RT.-113) 
061601  (RT  113*PEPPERELL*02 


S  goo*  000 — FA  RECONSTRUCT 


(S379*C00) 


RS 


WINDSOR 
SAVOY  


8A 

FAS-^621 


RT  9*WIN0SOR*TO  RT  llb*SAVOY  (RECONSTRUC 

-XiaHi —  


123100 


(RT  8A*WINDS0R*01 


$^*000*000  FA  RECONSTRUCT 
($3*000*0001  


SALISBURY 


lA                    BEACH  RO/BROAOWAY  NALL*   INT. OF  CENTRAL  A 
f1-914a*H-9     V*NORTHERN  BLVO*  RAILROAD  AV*CABLE  AV 
l»l»W-8259  liJZQQ  (4AU4BURY  BEACH  MAIL*01  ) 


$1*350*000  FA  RECONSTRUCT 
($1*012*500) 


61N04  CON 


*56»57 


BRI06EWATER 
EAST  BRIDGErfATER 


WASH  ST.   FROM  CENTRAL  ST.   SOUTHERLY  TO  R 
N-7954*   FA     OBERTS  ST   IN  BRIOGEWATER 

S-555  (WASH  ST*E  BR  I  0CEWATER*O2) 


$1*000*000     FA  RECONSTRUCT 
($750* 000) 


73N05  CON 


-RL-YHOUTH 


RECONST..  OF  wATE«-WftT-3A)   FR  S.  #ARK  A 


$800*000 — FA  RECONSTRUCT 


61M14  CON 


H-8165 

VE.  TO  NELSON  ST. 

139502                (WATER  ST* PL YN0UTH*01 

) 

($600*000) 

N 

BROCKTON 
WHITMAN 

RTS.1«   &  2 
-W-8a96*FAP 

RECONSTR.   RT  14  AND  RT  27CCRESENT  ST.) 
091606  (RT.1»*BROCKTO  M*  01—  — — 

4  

$1*700*000 
 (41*275*000) 

FA 

RECONSTRUCT 

61N06 

CON 

132 

N 

MALDEN 

N-1<»9*»I1-1 

 &a7»<i=i»aa- 

EASTERN  AVE*LYNN  ST  &BEACH  ST  INTERSEC. 
CHANNZ*SIGLS*RR  XING)-  LINDEN  SQUARE 
--023iao  _  --(EASTERN  AWE *H AL0£N*^02  

( 

$1*000*000 
($7  50* 000) 

FA 

RECONSTRUCT 

63N18 

CON 

-WI-0JECI4-  la  ftE  -AOVER  TISiO- 
OCTOBER*  19S7 


FUN0IN3  FED.  klO  ROUTE 

CATEG.  CITY/TOrfN  NU1BERS  OES: RIPTIOM/PRO JECT  IDENTIFIER 
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-TOTAi  COMST« 


COST  AND 
(FED.  SHARE) 


 S€C. 

TRAIN-  1091 
EES  /TIP 


OR  WORK 
NFA  TYPE 


-JO^JUNGTON 


X29> 1-93  ADDITIONAL  RAMPS   I-93/RT-129/   BRIOCi  REC 


»a»ooo»ooo — Fha — toii««- 


»3Ma>  CON 


READING 


LOMELL   ST(     ONSTR.*   WIDEN  RT-129  TO  AVCO  PLANT 
129)-H-743     069201                ( R T-129« WILN INGT0N*02  ) 
-A^^HA-Iht  ST»  


H-7*30 


($lt900»000) 


NORTHAMPTON 


9*13  RECONST.   OF  RTS  9  &  10   (KING  ST)  FROM  DA 

H-2191  HON  RO  SOliTHERLY  TO  RT-9 

 U4^40  tJt4-541<M«0R  T  HAHPTQN»01 — 


$1*900*000  FA  RECONSTRUCT 
($1*129*000) 


69N01  CON 


SPRINGFIELD 


BAY«N7202* 
TAP»N7211 


003979 


mt  STREETS 


(BAY  ST*SPRINGFIEL0*01  ) 


$1*940*000 — FA  **«- 


($1*199*000) 


BR 

WOBURN 

BRIDGE  W-43-9  OVER  BOSTON  C  MAINE  RR 

$1*900*000 

4C1  .  onn.t\nn% 

FA 

BR 

RECONSTR 

6B074 

ROW 

091200                (NEW  BOSTON  ST*W0BURN*01  ) 

BR 

MONTAGUE 

REPLACEMENT  OF  BRIDGE  N-28-2 4* BRIDGE  ST. 
OVER  SAWMILL  RIVER 
 OOAOai  (BRIDGE  ST.»MONTAGUE»0  )  

$1*129*000 
($900*000) 

FA 

BR 

RECONSTR 

NO 

-At  

EASTHAHPTON 

 REPLACE  BRIDGE  E-9-7* LOUDV ILLE  RD.  OVER — — 

—  $600*000 

-fA— 

— 

xaH4W  

1 

NO. BRANCH  OF  NANHAN  RIVER 

039860                (LOUOVILLE  RD* EASTHAMPTON) 

($480*000) 

BR 

LOWELL 

BRIDGE  L-19-10*   SCHOOL  ST.   OV  R.R.   AND  C 

ANAI 

$2*000*000 
1 «i . Ann. nnn i 

FA 

BR 

RECONSTR 

6B094 

un 

CON 

127791                (SCHOOL  ST*L0WELL*02          )  ; 

BR 

CANTON 

REMOVAL  OF  BRIDGE  «C-2-6  OVER  P.C  R.R. 
130999                (SPAULOING  ST*CAKT0N*01  ) 

$90*000 
( $72*000) 

FA 

BR 

RECONSTR 

HES 

CARVER 

RT-** 
 FAP-X3»  

RECONSTR.   OF  FOUR  ih\   LOCATIONS  ON  RT-44 
 11.3101  (RT-»»»CAR¥tJt»4X2  )  

$190*000 
 ($139*000) 

FA 

*** 

6Z009 

CON 

-NFA  CHICOPE-E-- 


E4U( 
062601 


^-FJl»-  40HN  ST  SlL  Y-TO- JiTA,- 
(RT  116*CHIC0PEE*02  ) 


RESURFACING 


NO 
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-eaOJECTS-  m  -B£  -AOWiRIISEO- 


OCTOBER/  1987 


-SEC, 


FUN0IN3  FED.  MO  ROUTE  COST   AND  OR  MORK       TRAIN-  1091 

CATE6.  CITY/TOiJN  NU1BERS  DESCRIPTION/PROJECT  IDENTIFIER  (FED.   SHARE)       NFA  TYPE  EES  /TIP 


NFA 


AHESaURY 


110150 


RESURF.gT.llO  PR,RT.190ESTIY.T0  SAtlSgUR 


»lf »00»009  MPA  RESURFACIN6 


SALISBURY 


Y  SQ. 

oaoolo 


(RT.llO* AHESBURY 


NO 


NFA 


SCITUATE 


3-A134 


THERNO-PLASTIC  E06ELINES*FR  RT.134  NORTH 
EBLY  TO  SCITUATE  T»L  


$21*000     NFA     PAVEMENT  NA 


110209 


(RT.3-A*NARSHFIELD 


NFA 


UAREHAN 


RECONSTRUCTION  OF  Or<SET  AVE.  STUN  RR  BRI 
FAS-515          D6E  &  PT.   INDEPENDENCE  BR. 
 OAAAW  lOHSET  AVE.»WABEHAM»03  U 


$750*000     NFA  RECONSTRUCT 


NF2$2  CON 
NO 


NFA 


TREE  REIQVAt  DISTS.b-^7»VARI0US  STATE  HX6 


$63*000 — NtA — MAINTENANCE 


HUAYS 
159069 


(STATEWIDE 


NO 


NFA 


HIST  BLQUER  SPRAYINS (POISON  IVY)VAR«STAT 
E  HIGHWAYS»DlSTS.6-7  


$16*000     NFA  MAINTENANCE 


199073 


(STATEWIDE 


NFA 


NIST  BL3WER  SPRAYINS* ( SOIL  STERIL. ) VAR .S 
TATE  HWYS.»DISTS.6-7 

15S07»  (STATEWIDE  I- 


$^2*000     NFA  MAINTENANCE 


NO 


NFA 


JIIST  BLOWER  SPRAYINS*(DRAIN.DITCH.>VAR.S 


$10*900 — liM — MAINTENANCE 


TATE  HWYS.*DlSTS.6-7 
199075  (STATEWIDE 


NO 


NFA 


AGAWAN 


RT-57 
FAS  10 


RESURFACE  RT-57  FROM  RT-75  EASTERLY  TO  R 

a=5  -  .  .  


115332 


(RT-57*AGAWAM*06 


$300*000     NFA  RESURFACING 


NF25^  CON 

-HO  


NFA 


ANOOVER 


I-4»?5I-93       DECK  REPLACEMENT  I-*95  OVER  1-93 
065410  (RT. 1-495* ANDOVER 


$1*600*000     NFA  MAINTENANCE 


NO 
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FEO.  \I0  ROUTE 
f^UIBERS 


-PROJ  EC  IS-  Ta  a£  -AO  V  £R  T I 
NOVEHBER*  1987 


FUNDIN3 

CATEG.  CITY/TOWN  /^UIBERS  OESC  RIPTION/PRO  JECT  IDENTIFIER 


-WTAi-CONS^^.  FA- 
COST   AND  OR 
(FED.   SHARE)  NFA 


SEC»- 


WORK  TRAIN-  109f 
TYPE  EES  /TIP 


-KtST-fttHSTER- 
FITCH8URG 
LEOfllNSTER 


fROW  VICj4)>-BAK  HILL  RO.  &AS4^«ir< 


FAP-22  IN.  OF  0AN0I4  RD. 

097201  (RT  2rFITCHBUR6H»02  ) 


(«7>200»000) 


BOSTON 


NEW  DUDLEY  ST  FROM  ROXBURY  ST  TO  WASH  ST 
4 IN  CQNJ.   WITH -R4iASi— I-T€« WINAL)  i^fU4  


021300 


(NEW  DUDLEY  ST>B0ST0N»01  ) 


S2»800«000  FA  RECONSTRUCT 
-»2»  100^000)  


61H08  CON 


LEXINGTON 


2A  INPR0V.lir.2A  FRN  RT.128  TO  BEYOND  MASS  A 

N-5706#M-5     VE  EXTENSION 

-^TOfi  044«0  (WARR6TT  RD»  LEKIN6T0N»01  ) 


$1*200»000     FA  RECONSTRUCT 
f (900«000) 


63N17  CON 


WALPOLE 


BR.StW-3i-20»W«3»21»^S-T-ST-UtVER  COWRAIt 


1*1058 


(WEST  ST«WALP0LE>01 


$l,»»OQ»OQ0 — FA  BR  R6C0NSTR 


f Sl»120«000) 


BR 


NALDEN 


RECONST.   BRIDGE  fN-I-S*   MOUNTAIN  AV.OVER 
N-1471  B&n  RR  AND  NBTA 

 (i487Z0  ~ —    (HOUNTAIN  AV»WAtDEH»4U — -4- 


S1*000*000     FA       BR  RECONSTR 
($800>000) 


6B029  CON 


LINCOLN 


FAP-22 


SAFETY  Uli 


ION  AT  RT.  2  (LINCOLN) 

097901  (RT-2*LINC0LN«02 


($2>550f 000) 


NFA 


PALMER 


20 


BR.BTRMNT>BRfP-l-2*  RT.20/RT.67  &CONRAIL 
(RPL^SEATS  &BRNSS>  —  


>200*000     NFA  MAINTENANCE 


111307 


(RTE.20«PALMER 


NFA 


LEOMINSTER 


BR.BTRNMT*B»-L-8-26  MERRIAM  AVE./RT.2  E. 
B.&W.a.{DECK  REPL.) 

049S61   tMERRIAM  AVE .» LEOMINSTER  ) 


»330»000     NFA  MAINTENANCE 


NO 


NFA 


-CHELSEA 


REVERE 


RT.l 


RESURF.NO.  EASJ— X^WAY^-VIAOUCT- »CARTER- 


CHELSEA-PARK  ST.REVE 

050702  (RT.IfCHELSEA 


>10#^>00 — WFA— R*SU«^AC4MC 


NO 


NFA 


SAFETY  SIGHT  DISTANCE  IMPROVEMENT 
155034-  ^ilATEWIDE   


 J_ 


$50*000     NFA  MAINTENANCE 


NO— 
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NOVEMBER*  1987 

 — -  AUTO  ?0aT£^-A>10  WAL-WJMST^  M  UC^  

FUNDING  FED.  MQ  ROUTE  COST   AND  OR  WORK       TRAIN-  105* 

CATEG.  CITr/TOWN  NUMBERS  DESCRIPTION/PROJECT  IDENTIFIER  (FED.   SHARE)       NFA  TYPE  EES  /TIP 


-M^  PLANT  FERTILIZATION  »iaO»000  N>=A     NAINTENANCE  HF2»6  COM 

1590^0  (STATEWIDE  )  NO 


***  SANDWICH  SAFETY  INP.OLD  COUNTY  RO.FR  OLD  COUNTY  W  9800*000  MAINTENANCE 

AY  TO  GREAT  HILLS  RQ  NO 
 017*05  (OLD  COUNTY  RD. SANDWICH — I  


-AUTO  HflUTE  AMO- 


FUNOINS 
CATEG. 


CITY/TO»<N 


FED.  AID  ROUTE 
NUMBERS 
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-RAOJ  EC  TS^-IQ-BE-AO  V  ER  TI^EO- 
OECEHBERf  1987 


TOTAL  CONST. 


DESCRIPTION/PROJECT  IDENTIFIER 


COST  AND 
(FED.  SHARE) 


FA 


OR  WORK       TRAIN-  1051 

NFA  TYPE  EES  /TIP 


-U- 


MEDFORD 


16»W93 


1^93  RAKPS  AT  MYSTIC  VALLEY  PKWY  UT  16) 


»22»000»000  M  CONW*- 


6IR02  CON 


1-93 


^PROVIDE  2  HISSING  RANPS 

071500  (RT  I93»NE0FQR0>01 


($19*800*000) 


F  NORTH  ATTLESOKOUGH  RT-I-95*RT  UPGRADE  6  EXISTING  REST  AREASWITH  RESTRO  $2*000*000  FA  RECONSTRUCT  NF58B  CON 
 ChELHSFORO  OH  FACILITIES*  ETC.  t$l»500»000l  HO  

NORWELL  060190  (REST  AREAS* ST ATEUID£*01  ) 

TENPLETON 


PEMBROKE 
HARSHFIELD 


139 


RECONSTRUCTION  OF  RTE. 139* PEMBROKE-MARSH 

-«£L0  =  


$3*000*000  FA  RECONSTRUCT 
<$2»280»000)  


-HO- 


11^505 


(RT.139*PEMBR0KE 


ACTON 
CONCORD 


RT-2 


ACTQNtSCHOOL  &  UEATHERBEE  ST$.(  ACCESSTO 

TRANSFER  STATION 
096905  {RTw2*  CONCORD*  0*  —i- 


$997*718  FA  RECONSTRUCT 
($7^8*268) 


6F026  CON 


SALEM 


JtT-107. 


BYPASS  80AD  -  BOSTON  STREET  TO  NORTH  STR 


$6*500*000 — M  WWS^ 


6F017  CON 


EET 
005405 


(BEVERLV-SALEN  PR0J.*04  ) 


f $4*879*000) 


A6AUAM 

SOUTHtfICK 


57 

FAP-lfl 


RT  57*AGAUAM*T0  HILLSIDE  RD* SOUTHWICK* IN 
CI  .RAMPS  AT  StlFFTEinST  (RT-75  


$30*000*000  FA  CONSTR 
($22*500*000)  


6F007  CON 


115300 


(RT  57*AGAMAM*01 


RS 


PLAINFIELO 


116  RECONS  FROM  PLAINFIELO/ ASHFI ELD  TL  W*LY 

FAS-lb6  APPRaX.6MI 

 O&ZhQQ  (RT  11<^*.^JJLINFIELD*01  1- 


$5*000*000  FA  RECONSTRUCT 
($3*750*000) 


6RS10  CON 


FLORIDA 


RECONSTR.  RIVER  ROAD  AT  TWO  (21  LOCATION 


-$WOOO»000     ^A  RECONSTRUCT 


6R503  CON 


FAS-lb5 


S 

060496 


(RIVER  R0*FL0RI0A*03 


($750*000) 


N  FALL  RIVER  PHASE  II*REC0NSTR.  PLEASANT  ST.  FR  TROY  $2*500*000  FA  RECONSTRUCT 
 H?33a9(PLE  Sl>-10  EAST  OF  QUARRY  ST.-   ($1*875*000)  

A)M-3110(1     056951  (PLEASANT  S*FALL  RIVER  ) 

3TH) 
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-  JIU^TO  Jl-OUTE-ANO- 


DECENBEft*  1987 


TOTAL  CONST.  FA 


FUNDIN3  FED.  AID  ROUTE  COST  AND  OR  WORK       TRAIN-  1091 

CATEG.  CITY/TOrfN  NUIBERS  OESCRIPTIOK/PR] JECT  IDENTIFIER  (FED.   SHARE)       NFA  TYPE  EES  /TIP 


-L^NN- 


RECQNSTKUCTION  OF  WASHINGTON  AND  BROAD  S 


t2>&00»000  FA  R€C«HW4W 


H-3<»69»H-3  TREETS 
521  138060 


(Sl>875*000> 


(UASH.&BROAD  STS.^LYNN^Ol) 


-C^ 


N 

niLTON 

13  LOC AT  IONS* GRANITE /ADAHS*BRY ANT/ BOULEV 

ABn.inAMC/RBVAMT.  AOi-ini(  /  An&MC.  PTr_ 

$624*000 
1  t^«.n.  nnn  i 

FA 

TRAFFIC 

63N2e  CON 

047600                 (NILT0N>13  LOCATIONStOl  ) 

H 

AGAUAN 

RT-7  5 

H-35  55#N-3 

 53b  

RECONST.  SILVER  ST.  &  SUFFIELD  ST.  FR.  S 
ILVER  TQ  SHOENAKER 

 (SUFFIELD  ST^AGAXAM»01  )  

$3*  500*000 
($2*625*000) 

FA 

RECONSTRUCT 

-M  

 TAUNTON  

-&R^H»CE  »  T-1-1  OVER  CQNRAU 

 $900*000 

BR  RECONSTR  

H-3223 

131455                (STEVENS  ST* TAUNT0N*01  ) 

($720*000) 

BR 

SONERVILLE 

S-17-6*   MALNUT  STREET  OVER  B&N 

137349                (WALNJT  ST*S0HERVILLE*01  ) 

$1*000*000 
($600*000) 

FA 

BR  RECONSTR 

BR 

CANTON 



REPLACE  BRIDGE  C-2-9* 

032209  UtIGH  ST  .»CANT0N»D1,  1  

$1*200*000 
 ($960* 000  » 

FA 

BR  RECONSTR 

_W  

 OEEJttltLX)  

RECQNSTR.   DECK  OF  0-6-3»S-32-l*RT  116  OV  

 $1*400*000 

BR  RECONSTR 

SUNDERLAND 

ER  CONN.  RIVER 

083001                (RT-116»0EERFIEL0*02  ) 

($1*120*0001 

NO 

BR 


IX 


SPRINGFIELD 

Si 


BOSTON 


240 


RECaN.NEn.BR(S-24-30-W-21-l)0V  CONN.R.(S 

tFLP/W.  SP)  97:^2324^0 1 01  

045390  (NENQRIAL  BRIDGE*SPFLD*01) 


$3*000*000  FA  BR  RECONSTR 
-4$2*400*000)  


PHASE  1*  RECONSTRR.  QF  NERRIHAC  ST.  CAUS 
EUAY  ST.*&  LOMASNEY  WAY 

-aM«0  (-N.  STATION*  UR fl-RfclifcW*  PH)- 


$3*000*000  FA  RECONSTRUCT 
($2*550*000) 


6B051  CON 


-IX- 


-4E£K0» 


^FETY  I-mtftOV4nE>iXS -AT-^  L OC  AT ION-aH-RT£- 
.114A. 

082200  (RT  114A*SEEKQKK*02  ) 


V8  00^00  FA  T  AAF^4C- 


($660*000) 


FUN0IN3 
CATEG.  CITY/TOWN 
J  A«  ******  t«A 


AaTO«WTE-A  MO- 
FED.  AID  ROUTE 
NU1BERS 
*MM***A-*MAi 


 (tftOJEC  r$-T4J-  6£  -  A0«  ER  Tl  StO- 

DECENBER#  1967 


DESCRIPTION/PROJECT  IDENTIFIER 


-TOTAL-G^S^ 


-f.A- 


COST  AND 
(FED.  SHARE) 


PAGE 


33 


-S€C»- 


OR  WORK       TRAIN-  109* 

NFA  TYPE  EES  /TIP 


RT.107 


RESURF.t  RELATED  MK,,BROAOhAY  ROTARY  TO 


<4§0»000 — HFA — RESURFACING 


SAUGUS 


FOX  HILL  BRIDGE 
118156  (RT.107«REVERE 


NO 


NFA 


WESTFIELD 


REESTABL. CHANNEL  &  SLOPE  OF  LITTLE  RIVER 
a  WAIN  LINE  DRIVE  NAIMT.  SITt  


156004 


(IHPROV.   RIVER  IN  NAlNT.  ) 


S300«000     NFA  MAINTENANCE 


NFA 

GRASS  N0MING«VARIOUS  DISTRICTS 

144502                (STATEWIDE  ) 

$1*450*000  NFA 

MAINTENANCE 

NO 

NFA 

GRASS  NOWING, VARIOUS  STATE  HWYS. (ANNUAL 
 C0NTRACr^Tl9^6j  

il28*000  NFA 

MAINTENANCE 

 MD  

159079 


(STATEWIDE 


JANUARff  1968 


-SEC, 


FUNDING  FED.  AID  ROUTE 

CATEG.  CITY/TQUN  NUMBERS 


DESCRIPTION/PROJECT  IDENTIFIER 


COST  AND  OR 
(FED.   SHARE)  NFA 


WORK  TRAIN-  105« 
TYPE  EES  /TIP 


-RS- 


STURBRI06E 


RT-1»B 


aeCONST.   RT-148  FR  WASS.T-PItCE  TO  RT.20 


FAS-359 


IN  FISKDALE.tKEOUGH'S  CORNER) 
09<»250  (RT  1^8*  STURBRIDGEfOl 


$1»  800*000  FA  RECONSTRUCT 


($1*350*000) 


<DOVERt  RT133 
M-7<»89*H-2     AL  ST(RT  971/LiaRARY  ST  ETC. 
100  028000  (6EaReET0WN*NAlN  ST*01  ) 


($790*000) 


»RSO§  CON 


H 

BOSTON 
OEOHAH 

N/A 

 H-13Xe  

WASHINGTON  ST*  OEOHAN  C IRC LE * OEDHAN* TO  W 
EST  ROXBURY  PKXY»BOSTOM  (WEST  ROXBURYl  

$2* 
 iil* 

300*000 
7  29*000) 

FA 

RECONSTRUCT 

63N14  CON 

138900                (WASHINGTON  ST*80STQN*01  ) 

N 

NORTH  READING 

28 

H-4l75*N-9 

 U4  

RECONST  OF  MAIN  ST(RT  26)FRQn  STA  70  TO 
STA  13O60(REA0IN6  TL) 

107000  (RT  2a»N0RTH  REaDINC»01 — )  

$2* 
l$l* 

000*000 
900*000) 

FA 

RECONSTRUCT 

BR 

SALEM 
BEVERLY 

CONTRACT  *2*  BEVERLY/SALEN  BRIDGE  OVER  D 
 ANVERS  >IVER»B.rll-»   

$20*000*000 
— ($16*000*000) 

FA 

BR 

CONSTR 

6B030  CON 

009^03                (BEVERLY-SALEN  PROJ.tOZ  ) 

BR 

WELLESLEY 

RECONSTRUCTION  OF  BRIDGE  W-13-10*  WESTON 
RD.   OVER  CONRAIL 
 141630  (WESTON  RD.MEIIESIEY* 01 — I— 

$1*000*000 
($800*000) 

FA 

BR 

RECONSTR 

WAREHAW 


BR.W-6-1  OV  WAREHAM  NARROWS   (DOWAID  W  HI- 


CHOLSON  BR) 
117100 


039743019101 
(RT  6*WAREHAN*01 


$»*  100*000  M  BR  RECONSTR 


($3*280* 000) 


BR 


ATTLEBORO 


A-16-30*   POND  STREET  BR. OVER  CONRAIL 
098026  (POND  ST  BR. *ATTLEB0R0»01) 


$800*000  FA  BR  RECONSTR 
($640*000)  


-B&- 


SPRINfiFlELD 


-2a  A- 


H-7178 


BR  »  5-2 » -19  PASCO  R0(  RT^^-ZOA.)- -QVEJt-COMRi 
XL  073246004101 
101800  (RT  20A*SPRINGFIELO*01  ) 


iUiOO^XMO  FJk  ftR  RECONSTR 


($1*200*000) 


BR 


WORCESTER 


 H-9?65  - 


RECONSTR.    BRIDGE  iW-44-2*MlLL  ST.  OVER  T 

 AlNUClt  flRilQK    

047175  miLL  ST,W0RCESTER»01  ) 


$700*000  FA  BR  RECONSTR 
-1$560*-0001  


6B092  CON 
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-MOJECIS  -Ta  -ae  -AOVER  U  S^ft- 


JANUARY*  1988 


FUN0IN3  FED.  AID  ROUTE 

CATEG.  CITY/TOWN  NUiSERS 


OESCRIPTION/PROJECT  IDENTIFIER 


COST   AND  OR 
(FED.   SHAREI  NFA 


WORK  TRAIN-  lOSt 
TYPE  EES  /TIP 


_NA4ICX- 


♦A^tlON  ST.  OVER  M 


 Rt^CE  BRi; 

TA>  CONftAIL 

043440  CriARION  ST*NATICK»01 


-»800»000  PA       BR  REMNSTR 


($640*000) 


6R 


ATTLEBQRO 


A-16-28*   THURBER  AVE  BR.  OVER  CONRAIL 
-iMim  (THURBER  AVE  ftR»  ATTt.EBORO> 


$800*000  FA  BR  RECONSTR 
-t$640»000»  


-tf€-LLESlEY- 


-Bj^I^CE  OVER  CQHRJ^ t- 


036S00 


(KIN6S8RY  ST«WELLESLEY*01) 


($800*000) 


NFA 


EROSION  CONTROL  BY  NULCHIN6  &  SEEDLING  P 
LANTIN6 

-1W0^8  (STATEXID6  »- 


$400*000     NFA  MAINTENANCE 


NO 


-Hf^  SHEFPIELO 


RT6.7  MAINT.  (fOREHANS  GARA&E^4- 


»7S0*000 — HfA — MAINTENANCE 


120903 


(RTE.7*SHEFFIEL0*0S 


NO 


NFA  BOSTON 


1-93 


REPL. CONCRETE  HED.&  REMOVE  &  RESET  BRID6 
E  RAIL 

-1^4^09  (BROAOWAY  VlAOUCT»BOS.  >- 


$223*000     NFA  MAINTENANCE 


NO 


-HBJi  BOUAHE- 


RESJRP.ilATERHOUSE  RO.FR  RT.ZB  TO  TRDN6.P 


$460*000 — MfA — RESURFACING 


ST.CRNRS. 
139512 


(WATERHOUSE  R0*B0URNE*02  ) 


NO 


NFA  LYNN 


RT.107 


RESURF.&  RELATED  WK. *WEST. AVE.-FOX  HILL 
BR. TO  END  OF  01 ST^  


07946) 


(RT.107*  LYNN 


$200*000     NFA  RESURFACING 


NFA  WEST  SPRINGFIELD  I91I90 


BR.*ri-21-32*(BR.REPAIRS)I-91-I-90  CONNEC 
T0R/RT.5 

-OT^Ml  (RTS.I-91-I-9a»¥.SPRIN6)FI  i- 


$350*000     NFA  MAINTENANCE 


NO 


44F-A  8EJ04A8  DST^H- 


RT.-8 


-»E5URPAC€-  RT.5*8&»NAR4>STON  

113780  (RT.5«aERNAR0ST0N*01 


-♦324r000  NFA  RE^5UR^CH«G- 


NQ 


•**  WEBSTER 


1-395 


RT. 1-393  FROM  CONN.S.L.TQ  OXFORD  T.L. 
084132  (RT.I-395*WEBSTER  ) 


$3*900*000 


RESURFACING 


NO 


*«^}J EC  T 5^ -Ta  a 6  4 OW £R  H  SEO 
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FEBRUARY,  198a 

-AU^TO-«W^€-AWO  —  TflT  At— G^S^IV  M  SiC^ 


FUNDING  FED*  410  ROUTE  COST   AND  OR  WORK       TRAIN-  109* 

CATEG.  CITY/TOWN  NU1BERS  OES C R IPT ION / PROJECT  IDENTIFIER  (FED.   SHAREI       NFA  TYPE  EES  /TIP 




 SANOISFIEIP  

 R^-5^?  

RS-194 

C0W5TR.  EMERGENCY  RAHP  ON  RT-57  

115410                (RT  57*SANDISFIELO#01 

) 

 »750,00Q 

( S962*  500i 

~Hk— 

CONSTR  

 »RS09 

CON 

RS 

LUOLOtf 

RT-21 

N-^861»-62 
 ,FAS-a»7  

RECQNSTR.   OF  CENTER  ST(RT-21)FR  CHAPIN 
T*N.E«  TO  BELCHERTOUN  LINE 
~4i^Z^M  ICENT6R  ST ^4>04«**»^«  

S 

-4  

S950«000 
(i712,900l 

FA 

RECONSTRUCT 

6RS07 

CON 

!l!to'^BEACHHONT*SQ?'^°^  Nf4    RESUR^^ACING  — 

025112  (BENNINGTON  $T#REVERE  ) 


NFA 

REVERE 

RT-IA 

REPLACEMENT  OF  ARCH  CULVERT  3  STA.  94*el 
nu  oT_i A 

SI 00, 000 

NFA 

077876  '            (RT  1-A, REVERE#09               )  1 

NFA 

3ECKET 

RT.20 

RESURF  RT.20  INTER. RT. 8 ( ANDR EUS  CORNER)E 
AST  TO  INTER. OF  RT.9 
 09i>aa5  (RT.aO#BECKET»Oa  —  > 

Sl#450«000 

NFA 

MAINTENANCE 

NO  1 

^i*^A  yilLIAWSTOMN  Rf-V^  1,9  INCH  RESURF. RTE  43#6REEN  RIVER  ROAD  $1,300,000 — NfWk — RESURFACING  NFeSA  CON 

FAS-161  113050  (RT  43, W ILLI AM STOWN, 02       I  NO 
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NARCH»  1988 


-TOTAir-COHST.  FA- 


FUN0IN5  FED.  MO  ROUTE 

CATEG.  CITY/TOWN  NUiBERS 


COST   AND  OR 
OESCRIPTIQM/PROJECT  IDENTIFIER  (FED.   SHARE)  NFA 


yORK  TRAIN-  109« 
TYPE  EES  /TIP 


-P^ABODY 


OANVERS 


FAS  170 


FROW  LOWELL  ST  BR  IN  PEAB90Y  apEABODY-DA 


NVERS  LINE  EAST  OF  ELIOTT  ST^OANVERS 
087020  (RT  128» DANVERS/04  ) 


»3» ^00*000  FA  RESURFACING 


(S2#550*OO0) 


6P018  CON 


BROCKTON 


#7  LOCSJMARREN-BEL.*  tf.ELHfHIGH^LEGIONf HI 
GH.&GRN.PtSNT.fc  SPNG   — — — — 


S1»000*000     FA  SIGNALS 
(»7S0»000>  


611113  CON 


021020 


(0WNTUN.SIG.C0N.«1<BR0CKT) 


UATERTOWN 


RTS.23>16  RECONSTRUCTION  OF .NO. BEACONC RT.20) CW ATER 
N-302^  TOWN  ST.(RT.16) 

 —   049610  (NO. BEACON  i  WATEBTOHN  ST> 


$l»9e5»000  FA  RECONSTRUCT 
(S1M88#7$0) 


CHICDPEE 


RECONSTgJCTION  OF  GRANBY  SLQAfX- 


0292^0 


(GRANBY  RD*CHIC0PEE>01  ) 


$1»000»00Q — FA  RECONSTRUCT 


($750»000) 


NO 


BR 


RUSSELL 


RECONSTRUCT  STRATHNORE  HILLS  BRIDGE  IR-l 
3-2  OtfEK   WESTFIELD  RIVER 

-OiZOOa  (STRATHNORE  BR IDGE»RUSSEU1  ■ 


S2>500»000  FA  BR  RECONSTR 
((2*000*000) 


6B088  CON 


-BA- 


ASHLAND 


RT140 


RECONSTRUCT.  OF  BRIDGES  >  A-l»-8»  A-14«»13» HO 


$I»400»000 — FA  BR  RECONSTR 


6B081  ROW 


WE  ST.Otf  CONRAIL 
034107  (HOWE  ST.» ASHLAND*01 


($1*120*000) 


BR 


SALEN 


RT-IA 
FAP-54 


CONTRACT  tlfBRlOGE  ST.  BYPASS*  FR.  SAUNO 
ER  ST.   TO  SOUTH  OF  BRIDGE  ST.  CONNECT.  


»10*000*000  FA  BR  CONSTR 
(t8*000»00Q)  


6B028  CON 


005402 


(9EVERLY-SALEn  PR0J.*01  ) 


HES 


WINCHESTER 


RT.3 


RECON.QF  INTER. RT.3(CAMBRID6E  ST)&  WILOW 
000  ST. WINCHESTER 

-H^^Zm  (RT.3»WINCH£S4^R»01  U 


$120*000  FA  RECONSTRUCT 
($108*000) 


NO 


t£(;OMS^T«UC*- 


FAU7999 

.  £  PONQ  ST.  INTERSECT. 

114800                (RT  93*HAN0VER*04 

) 

($2* 

430* 

000) 

NFA 

BOSTON 

1-93 

REPLACING  DOWNSPOUTSGN  1-93 
diaoa—        -  -  (CENTRAL  ARTERY»aOS. 

— )  

$1* 

000* 

000     NFA  MAINTENANCE 

 NO 
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 _  PRDJECTS-TO  BE  AOVERIISfcO  

MARCHf  1966 

^aiO-Htmi-ANa  WAj.  COMST.  F»r  S€C. 


FUNOINS  FED.  AID  ROUTE  COST  AND  OR  WORK       TRAIN-  109t 

CATEG.  CITY/TOWN  NUHBERS  DESC R IP TIQN/PRD J E CT  IDENTIFIER  (FED.   SHAREJ       NFA  TYPE  EES  /TIP 

-WM  PtVlWWTM  R€^URf^k5*  PORTIONS  OF  3A  FR  ^MGATIWE  R  »2»»00»000  N^A — RESURFACING  

FAP132»FAS     D.TO  BRNE.   T.L.  NO 
56  110016  (RT.3A*PLYNQUTH»05  ) 

NFA  PEaBOOY  128:>2  RESURF  .RT  .128  Fft.RT.62  SO. TO  SHOPPING  CT  $3M00*OO0     NFA  RESURFACING 

 (Uli»t£<LS  (UBRIP66.  HQ  

067612  (RT.128»PEAB0DY  ) 


FUNDING 
CATEG.  CITY/TOWN 


-AOTO-^OUTE  AN6- 


-W*  04  ECT5- W-*6-A  0  V  ER  TI  SfeO- 
APRIL*  1988 


FED.  AID  ROUTE 
NUF1BERS 


DESCRIPTION/PROJECT  IDENTIFIER 
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^T©TAi-G-6N5^, 


COST   AND  OR 
(FED.   SHARE)  NFA 


 S€C.- 

HORK  TRAIN-  105i 
TYPE  EES  /TIP 

»♦»♦»♦♦♦♦»♦♦ 


-w  

 ANPOVER 

LAURENCE 

 RT-I-495  

096 

RESURP. 1-495 WCT.RTl 33  ANPOVEft»NE. T0( AND  

/LAW.TDJCT  LAU/N.A. 

065401                 (RT-I-495>AND0VER«03  1 

 <4»00Q»000 

($3»600«000) 

RE5UHFA€^f*€  

N 

BELMONT 

RECONSTSUCTION  AT  SEVEN  LOCATIONS 
004830                 18ELNQNT.7  LOCATIQNS.Ol  ) 

$500»000 
((37§.000t 

FA 

RECONSTRUCT 

63M04 

CON 

7504*06 

N 

UALPOLE 

M-1983,l,2 
 &a3»6>FAP- 

3  LOGS.  WASH. ST.  &HIGH  PLAIN  ST/AT  CONHQ 

N  ST*E4$T  ST  &  rtlGHPLAIN  ST. 

137400  (MALP0LE*3  L0CATI0NS»01  »  

$1«100»000 
($825*000) 

FA 

TRAFFIC 

10  S 

BR 

BOSTON 

BRIDGE  B-16-126  OVER  CQNRAIL   SOUTH  BOSTO 

N  005896060100 

140401  UEST  POURTH  ST» 80ST0N»02 »  

$2*000*000 
($1*600*000) 

FA 

BR  RECONSTR 

-a*  

 LITTLETON  

_  lt9  

BRIDGE  L-13-1»CREAT  RD(RT-119)  OVER  B&H  ~ 

F-65 

RR          BR.  KY  i  028425024101 

029229                (GREAT  RD» LI TT LETON* 01  ) 

$1*250*000 
($1*000*000) 

-fHk — 

BR  RECQHSTR  

NFA 

CUNHINGTON 

9 

BR.REPAIRS(iC-21-23  &  C-24-25I0VER  UESTF 
lELO  RIViR  

$400*000 

NFA 

MAINTENANCE 

 HQ  

123767                (RT.9«CUNmNGT0N»05  ) 

NFA 

NQRWELL 

RT-53 

RESURF.  RT-53  FR.  HANOVER   TO  HINGHAN 
114901                (RT  53*N0RWELL»02  ) 

$750*000 

NFA 

RESURFACING 

NF241 

CON 

NFA 

CUNNINGTGN 

9 

BR.REPAlRS(#C-2l-23  &  C-2l-24)0VER  UESTF 

$400*000 

NFA 

MAINTENANCE 

 Nfl  

123761                (RT.9*CUNNINGTCN«04  ) 

NFA 

TRURO 

PROVINCETOWN 

6 

SPRAY  THERMOPLASTIC  EOGEL I NE S* RT E. 6» TRUR 
0-PROVINCETMN. 

— U7402  n^K-,^^^L«^Ra^  a  ___) — 

$50*000 

NFA 

PAVEMENT  MA 

NO 

NFA-  -  WEBSTER 


42 


$430,000 — NfA  RESURFACING  

NO 
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^TQ  aOJTE  AHO- 


FUNDING  FED.  AID  ROUTE 

CATEG.  CITY/TOWN  NU1BERS 

♦  ♦A**  **********  **tt^tttAt.M.***tM.»i 


HAr*  1988 


-WTAL-CONST. 


-FA- 


OESCRIPTIOM/PROJECT  IDENTIFIER 


COST   AND  OR  WORK       TRAIN-  105« 

(FED.   SHARE)       NFA  TYPE  EES  /TIP 

I.******  **  *  ******************  *********-*M».**********^i 


LENOX 


RTE.20  BYPASS  &7A  AP J . DIST .OFF FICE ( R ESUR 


tl*3S0»000  FA  RESURFACING 


FACING) 
120105 


(RTE.20&7A  LEN0X«06 


($l»012f 500) 


NO 


BOSTON  RECONSTR.   COLUHBIA  RO.  FR  R.R.  RQU  TO  BL  Sl»500»000     FA  RECONSTRUCT 

 UE  HILL  AVE.  «tl»l2g»000)  

015851  (COLUMBIA  RO*   60ST0N«05  ) 


N 

MARLBOROUGH 

RECONSTitUCTION  OF  FELTON  ST. 

025102                (FELTON  ST*NARLB0R0*01  ) 

$750*000 
($562*500) 

FA 

RECONSTRUCT 

63N26  CON 

BR 

LANCASTER 

N/A 

 N-5195  

BRIDGE  L-2-4  OVER  NASHUA  RIV   (ATHERTON  B 
— R40*t)  BT^*24«03002—  

$800*000 
 ($640*000) 

FA 

BR  RECONSTR 

 HO  

006300                (B0LT3N  R0*L ANCASTER* 01  ) 

NFA 

NETHUEN 

1-495213 

DECK  REPLACE. »RT. 1-495  0V.RT.213 

067601                (RT.I-495*NETHUEN  ) 

$1*500*000 

NFA 

MAINTENANCE 

NO 

NFA 

EAST  BROQKFIELO 

9 

RESURF.ItT.9  FR. SPENCER  T.L.TO  BROOKFIELO 
 l^L^  

$800*000 

NFA 

RESURFACING 

 M  

123901  (RT.9»E. BROOKFIELO  ) 


NFA 


ORLEANS 


RESURFACE  PORTIONS  OF  RT.28  AND  OF  RT  6A 
*IN  ORLEANS 

-KMM.  <JtT.29/6A»0RLEANS»02  )- 


$2*000*000    NFA  RESURFACING 


NO 


BEVERLY 


STA.O«^0 
077314 


;R. LARCH  ROM*S0.T0  BEV6RIY 


$1»SOO»000 — HF^ — RESURFACING 


(RT.1A*WENHAN*01 


NO 


GREENFIELD  1-912  RESURFACING  RT. I -91/ CONNEC TOR  RAHPS  AT  R  $2*500*000  RESURFACING 

 _  .  Ha 

069311  (RT.I-91*GREENFIELD  ) 


PA6E  41 


FUN0IN3 
CATE6. 


CITY/TOWN 


JUNE*  1988 


FEO.  AID  ROUTE 
NJiBERS 


-TWAi— C-BN  S^^  FA- 


DESCRIPTiaM/PRQJECT  IDENTIFIER 


COST  AND  OR  WORK 

(FED.   SHARE)       NFA  TYPE 


 4EC. 

TRAIN-  105i 
EES  /TIP 


SAUGOS- 


RECDN.Se^T.OF  HT.l  I  NCL.PgfA^KgOyESSEK  ST 


.e  NAIN  ST.INTER-CHfl 

02^721  (RT.lt SAUGUS«02 


— Slfr»gOO»00e  FA  RECONSTRUCT 

($13*875*000) 


NO 


NILLIS 
MEDWAY 


109 


RECONST.  RT-109*  FR  FARN  ST  IN  HILLIS  TO 
— COf f EE  ST  IN  HiOWMiff(a4^4H  


079800 


(RT-109*HE0UAY«01 


$1*500*000  FA 
-«^»4r28*000)  


RECONSTRUCT 


STERLING 


1^0                 RECONST  OF  RT  140  FROM  STERLING-W.BOYLST 
FAP-79            ON  TL   TO  NORTHERN  STERLING-PRINCETON  TL 
 09«M  «RT  l»0»5TERiIW»<^i  »- 


$3*250*000  FA  RECONSTRUCT 
($2*437*500) 


6F034  CON 


BOSTON 


018400 


^QHRAIt- 


(OANA  AVE*B0ST0N«01 


$800*000  F4  BR  RECQNSTR 


($640*000) 


NFA 


WEST  BOYLSTON 
STERLING 


110 


RESURF.RT.llO  FR.JCT.RT.12  W.80YLST0N  TO 

CLIN. -STERLING  T.L. 
-aft4>«  (aT.110*M.BQYLSTOM  h- 


$940*000     NFA  RESURFACING 


NO 


PITTSFIELD 


-98- 


RESURF.<TE.9  INTER«QF  BENEDICT  HO. EAST  T 


$850*000 — MfHk — RESURFACING 


0  INTER. OF  RTE.8. 
125005  (DALTON  AVE. *P ITTSFIELD  ) 


NO 


NFA  PLYMOUTH 


3A 

FAP-1»2 


RT.  3A*  tflNAL  AVE  TO  BRIGANTINE  RD 
-lUWM  (RT  »A»PIYHQUTN*02  


$1*000*000     NFA  RESURFACING 


NFA23  CON 


»AJO<UC  ST.E  TO  & 


ENOING  ORCHARD  ST. 
122101  (RTS.8*DALT0N*04  ) 


$600*  ftOQ — HHk — RESURFACING 


NO 


NFA 


MONSON 


32 


RESURFA:E  RT.32  FROn  CONN.S.L.TO  PALMER 




099804 


(RT.32*riONSON 


$1*900*000     NFA  RESURFACING 


-HG- 


NFA  STURBRI06E 
CHARLTON 


49 


RESURF.i<T.49  FR.  JCT.  RT  .  20*  ST  URBR  lOGE  TO 
E.BROOKFIELD  T.L. 

100760^—  (4«T.49#5TURBRI0aE  


$975*000     NFA  RESURFACING 


NO 
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JUNE*  1988 


FUN0IN3 
C ATE6. 


CITY/TOWN 


-AU TO -mt»TE  AND 
FED.  AID  ROUTE 
NUMBERS 


^TWAi  CONST. 


-SEC, 


des:ription/project  identifier 


COST  AND 
(FED.  SHARE) 


OR 
NFA 


WORK 
TYPE 


TRAIN-  105» 
EES  /TIP 


-Mf-A  

— BOSTON  

 1-93  

 WASHING  DEWEY  SOUARE  TUNNE L» WASHING  SOUN  

NFA 

SONERVILLE 

0  BARRIER 

019999                (DEWEY  SQ. TUNNEL  ) 

  %55t 

MAINTENANCE  

NO 

NFA 

LYNN 

— HILTON  

DRAWBRIDGE  REPAIR* FOX-HI LL <L YNN) t (  6RANI 
 4t-A¥€^.(mLT0N>  

$45» 

000 

NFA 

MAINTENANCE 

-HQ  

026712 


(DRAWBRIDGE  REP. 
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FUNOING 
CATEG.  ClTY/TOi<N 


JULY*  1988 


^TQ-R^TE  AND 


-WAi-CDNST.  


FED.  AID  ROUTE 
NU1BERS 


DESCRIPTION/PROJECT  IDENTIFIER 
*************** 


COST  AND  OR  UORK       TRAIN-  109t 

(FED.   SHARE)       NFA  TYPE  EES  /TIP 


FLORIOA 


RECONSTR.   WHITCONB  HILL  RD^  FROM  WONRDE 


FAS-lb<>«16     RO.CAT  RT-2)   TQ  HOQSAC  TUNNEL 

5  142280  (KHITCOHB  HILL  RD«FLQRIOA) 


»2»S00»000  FA  R6C0NSTRUCT 


(Sl«e75*000) 


LOWELL 


RECONSTRUCTION  OF  THQRNDIKE  STREET 
-i***12  tTHORXPIKE  ST»   LOWELLiOl  > 


$600*000  FA  RECONSTRUCT 
($4  80*000)  


aEDFQRD 


H-4t>07 


CR6AT  RO(RTES  <ifc225)AT  BiOF&RO  SHOPPING 


CENrER*INCL. HILLSIDE  CONNECTION 
029500  (GREAT  R0*BE0F0R0*01 


$500*000 — FA  TRAFFIC 


($375*000) 


23M15  CON 


QUINCY 


37 

W-2fr5» 


FROM  QUINCY-BRAINTREE  TOUN  LINE  TO  WEST 




$1*000*000    FA  RECONSTRUCT 
($780*000)  


112190 


(RT  37*QUINCY*01 


NALOEN 


REC0N.*SI6LS.*CHANN.*HI6HLAND  AVE. AT  PLE 
ASANT   INCLD.ELN  ST. 

-0241-15  tHIGHLAND  AtfE.*MAlOEM  )- 


$900*000  FA  RECONSTRUCT 
($379*0001 


NO 


NARLB0R0U6H 


REPLACiHENT  PARKING  FOR  CENTRAL  BUSINESS 


$400*000 — Hk  CONSTB 


63M27  CON 


DlSTRICr(234  SPACES) 
043905  (MARLBORO  PKNG  GARvOl 


($300*000) 


WEST  BOVLSTON 


M-7779 


RECONSTRUCTION  FRON  NAPLE  ST. TO  U.BQYLST 
ON  AMD  XORCESTER  CITY  LINE  


$1*100*000     FA  RECONSTRUCT 
($825*000)  


129210 


(SHRriSBRY  ST  U . BOYLSTON* 1 ) 


BR 


VEST  STOCKBRIOGE 


BRIDGE  •U-22-02* DEPOT  ST.  OVERUILLIAHS  R 
IVER 

_0i»413  (4>EP0T  ST»M.S^T^KBRIDGE*1) 


$800*000  FA  BR  RECONSTR 
($640*000) 


NO 


AYER 


RECONSTJUiCT.OF  BR.«A-l 9-07* M .MAl>>-STt 


6eH.RR.(;  APPROACHES 
136050  (UEST  MAIN  ST.*AYER*01 


700*  ( 
($3*760*000) 


)«-COH- 


RECONSTH.OF   INTERSEC.OF  RT-3A  C  RT-80 

-EAPi32^£Ay  U0064  (ai=3A»  KINGS  ION»02  1 

9003 


$500*000  FA 
4-V4  50*0004  


440 


PA6E  44 


JULY*  1988 


FIJNDIN3  FED.  AID  ROUTE 

CaTEG.  CITY/rOriN  NUMBERS 


OESCRIPTIOH/PROJECT  IDENTIFIER 


^WAi  CONST.  FA- 


COST   AND  OR 
(FED.   SHARE)  NFA 


WORK  TRAIN-  109* 
TYPE  EES  /TIP 


FREETOMM 


FAS-6 


RESURP.ftT  24  BERKLEY  T/L  TO  FALL  RIVER  T 


/L 

104112 


(RT  24*FREET0UN>01 


<3»000»<>0a  WfA — RESURFACING 


NO 


NFA 


SHEFFIELD 


RESURFACING  FR  CONN. S . L. NQRTHERL Y  TO  RT. 
jjtA  


$1*000*000     NFA  RESURFACING 


120902 


(RT.7>SHEFFIELD#04 


NFA 


LANESB0R0U6H 


RESURF.  RT-7  FR  PITT.TL  NRTH  TO  STA  176* 
»  APRX.3  HI.  SO.OFN.ASHFRD 

-iWiO  (RT7«LAN6SB0RQU6H<03  >- 


Sl*450«000    NFA  RESURFACING 


NF90A  CON 
NO 


-Hf-A- 


LANE5B0R0UGH 


RT. 7*3.3X1. SO. OF  N.AShFORD  T.L»jW0«THIY 
l.SNI.NQ.OF  NEW.A.TL 

119721  (RT.7tLANESB0R0U6H«04  ) 


»1»450»000 — NfA — fr^URFACINC 


NEW  ASHFORO 


NO 


NFA 


SHELBURNE 
COLRAIN  


112 


RESURF. %T. 112  (THS)OF  SHELBURNE/CQLRAIN 
T.l.TO  ENO  OF  S.HWY. 


$390*000     NFA  RESURFACING 


081361 


(RT.112*SHELBURNE*03 


SQUTHBOR0U6H 


1-499 


RESURF. 1-499  FR.UESTBORO  T.L.TO  MARLBORO 
T.L. 

 tRT«I-495*S0UThB0R0  ^ 


$2*900*000 


RESURFACING 


NO 


AUBURN 


-R^SAJRF.ftT.  1-290  FR.I-3  9»1  AUB  URN>  TO  HOPE 


$8*100*000 


RESURFACING 


WORCESTER 


AVE. WORCESTER 

063911  (RT.I-290*AU6URN 


NO 


4»4»|}J£CTS  -T^k«t-A0V£«TISE&- 


PA6E  45 


AUGUST*  1986 


FUN0IN3 
CATEG. 

CITY/TO(<N 

 AUTO-«^WTE-ANB  

FED.   AIO  ROUTE 

NUiBERS                  DESCRIPTION/PROJECT  IDENTIFIER 

— TQTAt-eflNSTV — 
COST  AND 
(FED.  SHARE) 

-Hi— 
OR 
NFA 

UORK  TRAIN- 
TYPE  EES 
♦*♦»»»♦*»»»»♦♦»»»»♦ 

-S€G.  

105* 

/TIP 
♦^♦♦»»»*  — 

-4R  

MEDFORO  

 R*-J-*3  RESURFACING  OF  RT-I-93  IN  SOHERVILLE  S  H 

 »480»000 

-f^k — 

RESURFACING  — 

1 

SOHERVILLE 

EOFORO 

071707                (RT-I-93#MEDFaRD#05  ) 

(S405»000) 

BOVLSTON 
SHREWSBURY 


140 

-FA*-**- 


PROSPECT  STiSTA  0«00)IN  SHREWSBURY  TO  RT 
-rW  INTERSECTION  IN  BOA^LST^N  


092b00 


(RT  140>SHREWSBURY*01 


$2*500*000  FA  RECONSTRUCT 
<H*B78»000>  


BR 


BOSTON 


RECONSTR.   OF  BRIDGE  •B-16-31*SUNNER  ST. 
OV  FORT  POINT  CHANNE 

-432701  (SUMMER  5T*B0ST0N«02  »- 


$1*000*000  FA 
($600*000) 


BR  RECONSTR 


SALEM 


-a»iT4UCT  »3»N. RIVER  VI ADUC T*  NORTH  ST»TO 


$22*000*000 — f-t,  C0N5TR 


68032  CON 


SAUNDERS  ST. 

005404  OEVERLY-SALEM  PR0J.*03  ) 


($17*600*000) 


NFA 


TREE  TRINMING*VARIOJS  STATE  HWYS.DIS.T.l 
144503  (STATEWIDE   ) 


$280*000     NFA  MAINTENANCE 


-HF^ 


WHITMAN 


RESURF.RT  27  BEGIN  S.H.  AT  WST  ST  TO  BRO 


$700*000 — NFA — RESURFACING 


NFA67  CON 
NO 


FAP  132 


CKTON  CITY  LINE 
105130  (RT  27*WHITnAN*01  I 


ORANGE 


2A 


RT.2-A(WEST)BETWEEN  ERVING  TWN.LN.C;  SHEL 
TtR  ST. FOR  2.6  MI.  


$900*000 


RESURFACING 


-Mfl- 


096751 


(RT.2-A*0RANGE 
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46 


SEPTEHBEft*  1988 


-AUTO  ROUTE  AWO 


-TOTAL-CONST.  — RA- 


FUN0IN3  FED.  AID  ROUTE  COST  AND 

CATEG.  CITY/TOrfN  NUiBERS  DES: RIPTIOM/PRO JECT  IDENTIFIER  (FED.  SHARE! 


OR  WORK       TRAIN-  109# 

NFA  TYPE  EES  /TIP 


-NARSHPIEl-0- 


-3A 


8R.S-7-2-M-7-2  DRAWBR.   OVER  NORTH  RIV»HA 


<3>000*000  FA  BR  RECONSTR 


SCITOATE 


RSHFLD/SCITUAT  044740000101 
110200  (RT  3A»NARSHFIELO«01 


($2»400*000) 


HES 


NORTHANPTQN 


RECONSTR*  OF  TUQ  INTERSECTIONS  ON  NORTH 
EIH  ^  


$300#000  FA 
l$270»000>  


RECONSTRUCT 


4i«- 


052130 


(NO.ELN  ST»N0RTHANPT0N#01I 


NFA  NILTON  RT.138  RESURFAC«&  RELATED  MQRK* ATHERTON  ST. TO  B  $450*000     NFA  RESURFACING 

RUSH  HILL  RO.  NO 
 0*7402  UT.H8»NUT0N  ■  -4  


PAGE  ^7 


-9*04  tCTS  40  86-AOW  ER  U  SBfr- 


QCTQBER*  1988 


-AUTO  ftOlfTE-AfW- 


FUN0IN3  FED.  AID  ROUTE 

CATE6.  CITY/TOMN  NUMBERS  DESC  R  IP  T  ION/ PR!]  JECT  IDENTIFIER 


COST  AND  OR 
IFEO.   SHARE)  NFA 


SECr 

WORK  TRAIN-  105* 
TYPE  EES  /TIP 


PLYWDUTH 


RT-iA 


FAP-132 


FBflH    tt  Tfif^  *t  TflM— PI  YHflllTH    Tl     Ptt  P I 


CENTER  OF  TOWN  TO  JABEZ  C ORNE R( RECONST ) 
110510  (RT  3A*PLVN0UTH  «03  ) 


000*000 — FA  RECONSTRUCT 

(S3«750*000) 


RS 


CONWAY 


N/A 


STA-140  TO  STA  170>INCL.6R.  C-20-18  QV  B 
EAR  RIV. CONWY  Wi^l l<>a2013  


129000 


CSHELBURNE  F ALL*C0NWAY«01) 


il*500«000  FA  BR  RECONSTR 
l$l»128*000>  


FALL  RIVER 


n3075 


RECONSTRUCTION  OF  BAY  ST  FRQH  MIDDLE  ST 
TO  STATE  ST  AND  HIGHLAND  AVE 
-00»*M  (BAY  ST»FAi4^  RIViB»01  >- 


S<»00*000  FA  RECONSTRUCT 
($300*000) 


61N12  CON 


SPRINGFIELD 


RECOHST».  HAN^QCKW 


IRKERtNAHTASK- 


N-7290(3*F  ET  STS)E.COLUHBUSewORTHlNGTQN)CONGR£CHST 
AP-29£31*N  131353  ( SPRINGF lELD* 5  L0CS*01  I 
-720a»87»5  


»^OQ»0Q0 — FA  RECONSTRUCT 


($300*000) 


6SH05  CON 


1&7321 


BR 


BOSTON 


BRIDGE  B-16-76  OVER  CONRAIL  EAST  BOSTON 
n-1389  900896602100 
 m^OO  (SUWNER  ST»80ST0N*0I  »- 


$500*000  FA  BR  RECONSTR 
($^00*000) 


BUCKLAND 


RtSURFACIWG.OF  RT.112-RT.2  INTER. (SOUTH) 


$500*000 — HFA — R-ESURFACING 


2.5.niLES. 
08110^ 


(RT.112*BUCKLAN0 


) 


NO 


NFA 


GREENFIELD 


RT.2A 


RESURF.  A  PORTION  RTE.2A  FR  STONE  FARM  L 
ANE  TO  WESTOF  CVUt^44^4i~R a.- 


069350 


(RT.2A*GREENFIELD*01 


$150*000     NFA  RECONSTRUCT 


-HQ- 


NFA 


HIGHWAY  CLEaNIN6*(0IST.6-7) 
035235  (HIGHWAY  CLEANING 


$168*000     NFA  MAINTENANCE 


NO 
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NOVEHBER»  198b 


FUN0IN3  FED.  AID  ROUTE 

CATEG.  CITT/TOriN  NUiBERS 


DESCRIPTION/PROJECT  IDENTIFIER 


-WTAt— «WS+^  FA- 


COST   AND  OR 
(FED.   SHARE)  NFA 


 sec^  

WORK  TRAIN-  105« 
TYPE  EES  /TIP 


-OARTMOUT^i- 


WESTPORT 


-HfeCON  OF   BEEDEN  RD.TO  DARTHOUTH  Tl  S  OLD 


COUNTY  RO  TO  W.FISHER 
054306  (BEEDEN  RD.* WE STPORT* 01  ) 


— »«O0»000  FA  RECONSTRUCT 

($600*0001 


FALL  RIVER 


H-3116 


NORTH  MAIN  ST.FR  PRESIDENT  AVE.TO  WEAVER 
ST.iRT.Ti?).  


S2*200t000  FA  RECONSTRUCT 
m»tBO»000>  


049721 


(N.HAIN  STfFALL  RIVER»02  ) 


NALDEN 


exchan.st.fr  connercial  to  NAIN  INCL.PED 

.0/PASS  AT  GQVT.CT 
-02^144  <EXCHANCE  ST.»HALDEN  ^- 


$1«200#000     FA  *** 
($900»000) 


NO 


HAVERHILL 


-#fe*frIH ACK» NEW* HOW, HIGH» PECKER* WEST  5TS»D 


N>244$*N-4     OWNTOWN  STREETS*  CONTRACT  B 
091*N-9049     031700  (NERRINACK  ST* 'B'^HAVERHD 




tl*  900,000 — F-A  TRAFFIC 


(SI, 125*000) 


WQRCeSTiR 


RT  9 


R6C0NST.  OF  PLANTATION  ST.  FB  LINCOLN  ST 
.  TO  BELMONT  ST. 

056611  (PLANTATION  ST*W0RC*02  I 


<3»50Q»000 — f-A  RECONSTRUCT 

($2,625,000) 


H-5950 


BR 


MEDFORD 


N/A 


BRIDGE  n-12*14  OVER  B&NRR  NEW  HAMPSHIRE 
ROUTE  WAIN  LINE  — 


SBOO,000  FA  BR  RECONSTR 
($640,000)  


052300 


(NORTH  $T«NEOF0RD,01 


BR 


NEWTON 


BR.N-12-32  OV  NBTA  RIVSIDE     LINE(HLAND  B 
H-4270            R)CHEST.HILL  997497005100 
 0»O*O0  (4UmiONO-S  T,4)&WT6W,01  »- 


$1,500,000  FA  BR  RECONSTR 
($1,200,000) 


-GHELSEA 


C»9-3,  B6L44^NGHAH  ST  OVER  COWUU- 


004810 


(BELLINGHAN  ST, CHELSEA, 01) 


$e00,^»00 — FA  BR  RECONSTR 

($640,000) 


BR 


SOHERVILLE 


N/A                  BRIDGE  S-17-a,  OV  BSNRR  N.H. ROUTE  NAIN  L 
H-3952             INE  90083600^100 
 IZVUM  (SCHOOL  ST,40MijWL4r4»4)^l-»- 


$500,000  FA  BR  RECONSTR 
($400*000) 


BR 


--WEBST4R- 
DUDLEY 


 6ftIOGi»W-12-l»0-12-2a,-NOR TH  NAIH-ST-OVE- 

H-8290  R  FRENCH  RIVER  BRKEY  «nUN357000100 

049777  IH  NAIN  ST* W EBSTER,01  ) 


—»2, ^00,^00 — FA  G  QNS  TR  - 

($1*600*000) 


6Bft7^F€- 
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NQVEHBER*  1966 


-AUm  <^IE-AI«^ 


FUN0IN3  FED.  AID  ROUTE 

CATEG.  CITY/TOriN  NUMBERS  DESCRIPTION/PROJECT  IDENTIFIER 

************* ********** 


-40T^L-WMS4..^  PA- 
COST   AND  OR 
(FED.   SHARE!  NFA 


-SEC. 


WORK  TRAIN-  109f 
TYPE  EES  /TIP 


NEWTON 


M-4289 


6  INTR4CTS.tXTM/4»AHN0ND»6R  ANT»  WALKT » HOHE 


Rf VALENfNfCHSTNTfSTS.PROJ.I 

016250  (COMNONWEALTH  AV*NEUT0N»1) 


-^W^^^OO  FA  RECONSTRUCT 


((425*000) 


NFA 


SHELBURNE 


RT-112 


SLOPE  STABILIZATIONfRT  112|RT  2  NHY  1.0 



061360 


S1«000*000     NFA  RECONSTRUCT 


(RT-112»SHELBURNE«02 


-HO- 


NFA 


HINGHAM 
HULL 


RESURF.S.WASH.BLVD.FR  ROCKLAND  ST. TO  NTA 
SKET  AVE} SUN. &  ROCK. 

-CZJ^tn  (GEO  WASH  BLVP»HINGHAM»02> 


$1*200*000    NFA  RESURFACING 


NO 


SALISBURY 


RT-IA 


RiSURF.*   SAtlS BURY  BEACH  4<UJARE  NORTHERt- 


Y  TO  CEMTRAL  AVE. 

078010  (RT  lA*  SALISBURY*02 


<350*000 — HPA — RESURFACING 


-NF230  CON 


NO 


NFA  GARDNER 


SAFETY  INPROVENENTStBETTY  SPRINGS  RD.. 
-041*21  (BETTY  SPRINGS  RO. GARDNER) 


«800*000     NFA  SIGN-LIGHT 


-H*A  NORTH  ANPQWER 


RT114»133  URO.-SIG.RT.114  PR.WAVERLAf^  RO. INTER. TO  BE 


$500*000  MfA — SIGNALS 


YONO  RT.133-114INTER 

081792  (RTE.114*N.  ANDOVER 


NO 


NFA  UXBRIOGE  122  RESURF .RT . 12 2  FR  N. BRIDGE  T.L.*SaUTH  TO  $990*000     NFA  RESURFACING 

 miUOLLi  CENTRAL  ST.HILLtflLtE  

065601  (RT.122>UXBRIDGE*02  ) 
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-AUTO-ROWE-AN&- 
FEO.   AID  ROUTE 
NUMBERS 


-PR04EtTS-TO-BE-A0VERTISfc0- 
DECEHBER*  19S6 


«TAL-W)HST,  RA- 


FUNOING 

CATEG.  CITY/TOWN  NUMBERS  OES: RIPTION/PROJECT  IDENTIFIER 


COST   AND  OR 
(FED.   SHARE)  NFA 
♦**.****»*♦****«»*♦«»*»■ 


WORK  TRAIN-  109f 
TYPE  EES  /TIP 


UALTHAM 
LEXINGTON 


I FETY  UPGRAO^NS  PROM  RT-9  TO  WESTERN  IE  *40j 

RHINUS  OF  TASK  "A"*  PEABODY  (S9*360*000) 
088900  (RT  128*WEST0N*01  ) 


-Vtr 


4-9*- 


CONSTRUCT  TQUMST  INPOHATI  ON  CENTER  ON  I 


tl»  000*000 — FA  e^NSTR 


-95(S.B. )SALISBJRY 

074601  (RT.I-95(SB)«SALISBURY*03) 


($900*000) 


NO 


IR 

GREENFIELD 

RT  1-91 

RESURFACE  RT.I-91  BETWEEN  GREENFIELD-BE 
 RHA4<PSTQM  TL  

$3*500*000 
 ($3*150*000) 

FA 

RESURFACING 

 M  

069310                (RT.I-91  GRE ENFI ELD* 04  ) 

F 

ADAMS 

8 

FAP-ll 

RECONSTRUCTION  OF  MASS  RTE.6  FROM  NORTH 
ADAMS  TOWN  LINE  SOUTH 
 0»41rW  ^WOWtANO  AVE*A0A»^»O4  )  

$4*000*000 
{$3*000*000) 

FA 

RECONSTRUCT 

REVERE 


MALOEN 
SAUGUS 
_Ly«KF-«4,^)- 


FAP-er 


-SAFETY  UPGRADING  FROM  CUTLER  CR.REVER6*T 


0  RT.129*LYNNFIELD 
076300  (RT  1*REVERE*01 


$58*000*000 — Hk  REC0NSTR4 


($41*290*000) 


-20- 


FAP-12 


RT  20( BOSTON  POST  RO)AT  NOBSCOT  RD  AND  U 


NION  AVE( WIDENING* CHANNELIZ* SIGNALS) 
100800  (RT  20*SUDBURY*01 


$2*000*000 — Hk  TRAFFIC 

($1*500*000) 


6F004  C 


RS 

SUNDERLAND 

RT.47 

RECONST. OF  NORTH  MAIN  ST. RT.47  FR. INTER. 
-RT^16*M0RTH  3600J  

$800*000 
 ($600*000) 

FA 

RECONSTRUCT 

 HQ  

134512                (RT.47*SUN0ERLAND*01  ) 

N 

TAUNTON 

138  (BWOY) 
M-3263*326 
 6* 3267*326 

RECONST.   BRDWY(RAYNHAM  T.L.ITO  BAY*WASH. 
UP  TO  FLQRAL*FLORAL  TO  SCH00L(4  SECTIONS 
091002  (RT  13  8»TAUNTON»4)2  )  

$1*100*000 
($829*000) 

FA 

RECONSTRUCT 

BILLERICA 


TRAFFIC  SIGNALS  AT  BOSTON  RD.   &  TREBLE  C 
QVE;   &  BRIDGE;  6.   WEBB  BROOK 
-00682X)—  — 4aOSIOH  R0*BILLERKA*^1  )- 


$600*000  FA  TRAFFIC 
($490*000) 


61N10  CON 


-4iJl(W€  C  T  S-TO-  »6  -A  0  W  E  R  1 1  SfcO- 


PA6E  51 


FUNOInS 
CATEG.  CITY/TOiJN 


OECEflBEftf  1968 


-AU  T0-«Oa«~AW0- 
FED.  410  ROUTE 
NUMBERS 


OESCRIPTIO^/PROJECT  IDENTIFIER 


-WAL   F^A— 

COST  AND  OR 
(FED.   SHARE)  NFA 


UQRK  TRAIN-  lOit 
TYPE  EES  /TIP 


TAUNTON 


WORCESTER  ST  FROH  TREHONT  ST  TO  RT  140(X 


-^%0*^ — M  RECONSTRUCT^ 


n-3285#M-3  ORCESTER  ST> INTERSECTI ON(RECCNSTRUCTION) 
283  143900  (WORCESTER  S T* TAUNTON, 01  ) 


0712*900) 


TAUNTON 


140 

H«328i 


RECONSTRUCTION  FRON  ALFRED  LORD  BLVO  APP 
-ROJt.aOO'WfcST  OF  W0RC4S4i^t-ST  


134B60 


(TRENONT   STf TAUNTONfOl  ) 


$550*000  FA  RECONSTRUCT 
<t412>5004  


MALOEN 


RECONSTRUCTION  OF  NAlNfCROSS  STS.TO  HALO 
EN-EVERETT  CITY  LINE 

048715  <NAIN  ST.»MALOEH  >  »- 


$2*000*000  FA  RECONSTRUCT 
f $1*500*0001 


NO 


WESTFIEIP 


-&t#OT-Sft«-tN.ELH  t  RR-AA^E^«4iW  <t  POCHASS 


IC*  UNIQN  ST*  OLD  HQNT60NERY 
0194S0  (DEPOT  SO* WE STFIELD* 01 


$1*000*000 — FA  


f $790*000) 


BR 


WAREHAN 


W-6-15*  ONSET  AVE  OVER  CONRAIL 
054503  tONSer  AVE*  WAREHAW*04- 


$800*000  FA  BR  RECQNSTR 
U640»000»  


BROCKTOK 


BRIDGE  B-25-19*CARRYIN6  MEADOW  LANE  OVER 


$800*000  FA  BR  RECONSTR 


H-1644 


CONRAIL 
044700 


(NEAOOW  LANE*BR0CKT0N*01  ) 


($640*000) 


BR 


WILMINGTON 


M-744B 


BRIDGE  fiO*  W-3a-3*  BUTTERS  ROW  OVER  MBTA 
/BtH  RR  <*MA^l<yn4^ 


009950 


(BUTTERS  RQM*WILhINGT0N01) 


$800*000  FA  BR  RECONSTR 
($640*000)  


BR 


PITTSFIELD 


BRIDGE  i  P-10-8*  JUNCTION  ROAD  BRIDGE  OV 
H-1925(JUN  ER  CONRAIL  BR.  KY  t  900127013100 
CTiON)  022700  (EAST  ST*P1TTS^£L&»Q3  i- 


$2*000*000  FA  BR  RECONSTR 
($1*600*000) 


SOHERVUIE 


S-17-18,   DANE  SI^RE#T-OVER-CQKRAlL- 


018449 


(DANE  ST*S0MERVILLE*01  ) 


-$800*^000 — FA- 
($640*000) 


^R6<H>NST* 


BR 


BELNONT 


RECONST.  CLARK  ST.  BRIDGE*  B-7-l*0VER  R. 
R. 

-015296  (-Ct  A8X  ST^  *  B  EL  MONT  »  OZ-  1- 


$800*000  FA  BR  RECONSTR 
($640*000) 
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-AOm-«OJTE  AM&- 


OECEHBER*  1988 


FUNDIN3  FED.  410  ROUTE 

CATEG.  CITY/TDrfN  NUMBERS 


DESCRIPTION/PROJECT  IDENTIFIER 


-WTAL-COMS4..  ^A  

COST  AND  OR  WORK       TRAIN-  1091 

(FED.   SHARE)       NFA  TYPE  EES  /TIP 


—BR  

 AUBURN  

RECONSTH« — WEST  ST»  BRIDCfe — A— 17-2  OwfcR  CO  

 $800»O0Q — 

-RA — 

BR  RECONSTR  

NRAIL 

140751                 (WEST  ST*AUBURN*01  ) 

($640*000) 

NO 

BR 

PITTSFIELD 

BRIDGE  iP-lO-bS*  RT  41  OVER  BEAGLE  BROOK 
112750  (RT  *1»PITTSFIEL0#01  1  

S625»000 
 (t500»000» 

FA 

BR  RECQNSTR 

 MO  

-BR  

 WIIIIAHSTOWK  

 J  

flRtM-'37-'l,3»SlH0NDS  RD(RT  7)0VER  Bt,HRR-£  

 «3*000*000 

-fJA — 

BR  RECDHSTR  

 4*0*9- 

-P*— 

FAP-l 

HQOSIC  RIVERtHOODY  BRIOGEI  2138077101 
120800               (RT  7>WILLIANST0UN*01  ) 

($2*400*000) 

BR 

PITTSFIELD 

BRIDGE  P-10-17  OVER  CONRAIL 

$1*000*000 

f  c Ann. nnn \ 

FA 

BR  RECQNSTR 

66024 

CON 

045700                (NERRIAN  ST> PITTSFIEL0»01) 

BR 

NILLIS 

RT-115 

N-23-8«  PLAIN  STREET  OVER  CONRAIL 
056560                (PLAIN  ST*   NlLLISfOl  ) 

$800*000 
($640*000) 

FA 

BR  RECONSTR 

HES 

PITTSFIELD 

8>9 
 M^«41^ 

RTES.aC9  INTERSECTION  AT  C OL TS VILL E ( 6EQN 
-£WCS  ANO  TRAFFIC  CONTROL-)  

$500*000 
 ($480*000) 

FA 

RECONSTRUCT 

M-1912* 

192 

122705                (RT-e»PITTSFlELD#03  » 

IX 

ACTON 
CONCORO 

RT-2 

CONCORD}   MALOEN  STREET  (RT-126i 

096906  (RT  2»  CONCQai>»-03  1  

$500*000 
 ($425*000) 

FA 

RECONSTRUCT 

61X12 

CON 

-U$Ji  

HOOJOJ*  

 laetza .. 

RESURF.RT.13BIEND  OF  DIST^ AT-R^T:^128  TO  A  

 $400*000 

Mf  A 

RESURFACING  

CANTON 

THERTON  ST. 

NO 

087803 


(RT.13B*NILT0N 


NFA  FALL  RIVER 


RESURF.ltT.24  FR.RT. 1-195  TO  TIVERTON*R.I  $1*300*000     NFA  RESURFACING 

.  •  ^  Ma 

104116  (RT.24*FALL  RIVER*04  ) 


PAGE  56 

PROJECTS  TO  BE  ADVERTISED 


INDEX 


ABINGT3N 

ACTON  13     21     31  52 

ACUSHNE-T-  XT  

ADAMS  50 

AGAWAM  3*>     31     32  28 

-ALfOAD  


AHESaURY  14  28 

ANhEAST  24  25 

-JkNOOVER  __- — 16_1  2  U  19- 


ARLINGrON  55  1 

ASHBURNHAn  11 

-ASHar  

ASHFIELO 

ASHLANO  1     53  37 

AT-HQL   3  


ATTLEBDRO  3     18     21     23     34  35 

AUBURN  52     44  b 

AW-Ol*  


AYER  43 
BARNSTABLE  54       8  11 

-BARRE  


BECKET  36 
BEDFORD  43 
-SE  LCHERXXWN  20- 


BELLIN3HAN  16 
BELMONT  51  39 

-B£RtCt£Y  

BERLIN 

BERNARDSTDN                    35  15 
8E-UERLY  2i  3^  


BILLERICA  50 
BLACKSTONE 

-BUANOFOitD  ,  

BOLTON 

BOSTON  41     42     45     47     40     39     37     35     29     32     34     24     25     21     18     19     14     15     16     12     13  11 

 _  — 1  

BOURNE  35  54 

B0XB0R0U6H  13 

BOXFORO  

aOYLSTQM  45 
BRAlNTi^EE  2       7  16 

-BR£«ST£R  53  


BRIDGE4ATER  26  14 

BRIMF lELO 

BROCKTOil  4  Zt  37  51- 


BROOKFIELO  4 
BROCKLINE  23 

BUCKLAUO  4Z  

BURLINGTON  50  16 

CAMBRIDGE  4  24 

CANTQM    52  -  27  -32-- 

CARLISLE 


CONTINUED 


PAGE 
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PROJECTS   TO  BE  ADVERTISED 
INDEX 


CARVER 

CHARLErtONT 
-CHARLTOM  

CHATHA1 

CHELMSFORD 
_CH£LSEA  


27 

41- 


5 

-24- 


9  16 

-M — 24- 


31 


CHESHU  E 
CHESTER 
-OlESTEiW-EUX- 
CHICOPEE 
CHILMA-IK 

-CLARnsauas — 

CLISTOM 
CCiHASSST 
-XatRAl;*  


19 


27  37 


-19  kh- 


CONCORJ 
CONWAY 

--cufiMiNarm- 

OALTON 
DANVERS 
-DARTHOJTH 


52 

-Z9- 


31  21 


38 


37  11 


DEDHAN 

OEERFIELD 
_CENNIS  

DIGHTON 

DOUGLAS 
-DOVER.  

DRACUT 

DUDLEY 
-OUNSTAaLE 


34 
32 

— 2- 


16  24 

-5,3  W- 


48 


DUXBURY 

EAST  B^IOGEMATER 
-£A.ST-BjQQlUUELD 
EAST  LONGMEAOOU 
EASTHA1 

£A5TKAHPT0W  

EASTON 

EDGARTOUN 
-£GR£MONT  

ERVING 

ESSEX 
-£  V  ER£jr  

FAIRHAVEN 

FALL  RIVE* 
-f ALMOUrw  

FITCHBJRG 

FLORIDA 

f OXBORQUGH  

FR ANINGHAM 
FRANKLI N 

FREETOWN  -   

GARDN£»< 
GAY  HEAD 


11 

26 


53 

-53- 


-27- 


25 
ID 


31 

-54-^ 


52  48 

10  25- 


47 


13 
31 


7 
43 


29 


21 
16 
14 

4^ 


23 

12 

25 


44 


CONTINJED 
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PROJECTS  TO  BE  ADVERTISED 


INDEX 


GEORGETOWN  34 
GILL 

-GLOUCESTER-  

GOSHcN 

60SNQLD 
-fiaAETOM  1*- 


GRANS Y 
GRANVILLE 
_6R£4T  BAARINGTON 


GREENFIELD  13     16     15     22     hO     47  $0 

GROTON  12 
-GROVE  LAaO  k  


HAOLEY  14  24 

HALIFAX 


^HAMILTOM  

HAMPDEN 

HANCOCK 
_HANOV£a  IZ- 

HANSON 

HARDrfICK  Za 
-HARVARD  13- 


HARWICH  53 
HATFIELD  2 
-HA.VERHILL  4  U>  kA- 


HAWLEr 
HEATH 

-HI  NGHAM  43  54- 


HINSOALE  29 
HOLBRQOK 
-HOLOiH  


HOLLAND 
HOLLISTON 

-HOLYOKE  25  10  54  53- 


HOPEOALE  24 
HOPKINTON  24 

-HUBBARDSIOM-  

HUDSON 

HULL  49 
-HUNTINGTON  


IPSWICH 

KINGSTON  43  10 
-LAKE-VILLE  12  


LANCASTER  40 
LANESB3R0UGH                   44  19 
LAWRENCE  It  Ifl  39- 


LEE  53 
LEICESTER 

LENOX   .  Aa-_12  

LEOMINSTER  29 
LEVERETT  24 
LEXINGTON  19     29-  50 

LE  Y06N 

LINCOLN  29  19 


CONTINJEO 


( 
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PROJECTS  TQ  BE  ADVERTISED 


INDEX 


LITTLETON  13  39 

LONGHEADOW  23 

-LOHELL  1-7- 

LUOLOW  3b 
LUNENBJRG 

_XyNN.  35  32  -  «  19- 


LYNNFIELD  11  SO 

MALDEN  50     51  48     26     29       2     17  23 

(1ANCHESTX8  

NANSFIELD 
MARBLEHEAO 

-NAKIQN  ■  

NARLBO^OUGH  7     Ik     40  43 

HARSHFIELO  4b     31  11 

-MASHPEE  

MATTAPQISETT 
HAYNARO 

-KEDFIELO  


HEDFORO  13     31     48  45 

HEDWAY  41  16 

MELROSE  2  _ 


MENOON  17 
MERRIMAC 

-HETHUEJI  W  16  40- 


NIDOLEaORDJGH  53 
niODLEFIELO 
-«IODL£tOi<  2X- 


NILF0R3  23  16 

MILLBURY 

-HILL  IS  52  4i- 


MILLVILLE  49 

HILTON  92     42     46     32  24 

-HONaOE  


HONSON  41 
MONTAGJE                          54     27     13  24 
-HONTEREY  


MONTGOrtERY 
MOUNT  WASHINGTON 
-J4AHANT  


NANTUC<ET 

NATICK  3  35 
-NEEOHAH  _ 


NEM  ASHFORD  44 
NEW  BEDFORD  14  17 

-NEwaRAlNTRtE  

NEW  MA^LBORDUGH 
NEW  SAIEM 

NEWBURY   


NEWBURYPORT  1 

NEWTQN  5     17     23     48     49  55 

NQKFaL<   

NORTH  40ANS  54 

NORTH  4N00VER  49     22  lb 


CONTINJED 
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PROJECTS  TO  BE  ADVERTISED 


INDEX 


NORTH  ATTLEBQROUGH 
NORTH  ARDQKFIELO 
_NOBTH-^i£AlUNG 

31 
14 

 —  —  

N0RTHA»1PT0N 
NdR  TH  b J  R  G JGH 
-NQBTHBilOGE 

27 
14 

— 4— 

46 

5 

16 

53 

2 

9 

NORTHFIELD 
NnR  TGN 
_J*QRW£LL 

14 
11 

11 
31 

22 
39 

NORWOOD 
□  AK  BLiJFFS 
-OA-ltHAM 

10 

ORANGE 
ORLEANS 
OTIl  - 

45 
53 

-IZ- 

40 

7 

OXFORD 
PALMER 
PAXTON 

10 
29 

59 

PEABOOr 
PE  LHAn 

_PErtB(iO.<E 

38 

-li- 

37 

-Oi- 

11 

19 

PEPPERtLL 
P  E  RU 

PETERS-JAa  

2& 

PHILLIPSTOM 
PI TTSFI E  LO 
JLAINFIELD 

3 
19 

-It- 

ly 

52 

51 

41 

PLAINVILLE 
PLYMOUTH 
_£LYJ4P4aN  

lb 
26 

39 

^1 

47 

~  f 

PRINCETON 
PROVINC  ETOWN 
-tmXNCY- 

39 
43 

55 

-46— 

— -3- 

— 7- 

RANDOLPH 
RA  YNHAi 

aEADLHi- 

16 
3 

26 

REHOBOTH 
REVERE 

-RICHMO'O 

29 

33 

36 

50 

25 

17  19 

3 

8        6      14      11  12 

V            W  Xl> 

ROCHESTER 
ROCKLAr^D 
-RQCKPORT 

3 

ROWE 
ROWLEY 
-^OYALSTQN 

-2i- 

RUSSELL 
RUTLAND 
-SAXEM 

37 
14 
24 

34- 

37 

-31— 

45 

SALISBURY 
SANOISFIELO 

SANDWlCi^^  -   

SAUGUS 
SAVOY 

49 
12 
30 

50 
15 

-13- 

54 

36 
Z 

28 

— 6- 

26 

14  12 

8 

2 
26 

14 

11 

33 

41 

50 

CONTINUED 

PROJECTS  TQ  BE  ADVEKTISED 
INDEX 


SCITUArE  24     46  28 

SEEKON<  32     24  4 

-SHARON  


SHEFFIELD                         35  44 
SHELBU^NE                         44  49 
—SaEfiflOKii  


SHIRLEr 

SHREWS3JRr  45  18 

-SHUTESBiiRy  

SOMERStr 

SGMERVILLE  23     21     48     49     42     51  32 

_SOUlH_tJAJltEJt  Z5  


S0UTHA1PT0N  9 
SQUTHBDROUGH                     7  44 
_iOUTh3ilDfii  53  


SQUTHUICK  31       9  25 

SPENCE< 

-StRINGf  lEU)  18  15  U  U  tZ  a* — 


STERLING                           41  23 
STOCKB^IDGE 
-itOHEHAM  13  


STOUGHTON  11  25 

STOW 

-^TURBBIDSE  6  U  34- 


SUOBURf  50 
SUNDERLAND  50     32  24 

_S!jTTn|<  9  


SWAMPSCOTT 
SWANSEA 

_IXUNIOM  32  50  


TENPLETON  31  25 

TEWKSBURY  16 

-IlSBimt  


TOLLAND 
TOPSFIELD 
_iawNS£ilO  


TRURO  39 
TTNGSBDROUGH 


UPTON 

24 

JXBRI03E 

17 

8  49 

-JiAiCEEJtLD 

-ZX 

WALES 

WALPOLE 

39 

29 

WALTHAl 

53 

n 

WARE 

20 

WAREHAH  10  51  28  34 
WARREN  2A  


WARWICK 
WASHINGTON 

WATERTJWN    .  _  37   

W4 YLANJ 

WEBSTER  35     39  43 


CONTINJED 
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PROJECTS   TO  BE  ADVERTISED 


INDEX 


MELLESLEY  34  35 

WELLFLEET 

KEtJOELL  

WENHAH  43 
WEST  BDYLSrON                M  43 
-HES-T  flilDSE-UAJEJl  


MEST  BROOKFIELO  7     10  20 

WEST  NEUBURY 
-J<£ST-S?aiNGF«-l 

WEST  STQCKBRIOSE 

WEST  TIS6URY 
-HE-STBOitOUGH-  


WESTFIELD  9     51  33 

HESTFORD 

-WESTHA1PT0N  


WESTMINSTER  29 

WESTON  50     53       5  20 

Wi  STPORT  46  

WESTW030 

WEYMOUTH  21 
-«HAI£IY  Zk  U>  


WHITMAS                             45  26 
WILBRAHAH 
-HI URIAHS  BURG  19  


WiLLIAiSTOWN  19     17     36  52 

UILMINSTON  51     27  26 

-Wll*CHE-'<OOJ!(  22  


WINCHESTER  37 
WINDSOR                            26  15 
^INTHROP  


WOBURN  16  4  23  27 
WORCESTER  34  48  44  21 
-  WOK  T«     GTJN  —  


WRENTHAM  16 
YARMOUTH  2     10  54 
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PUBLIC  WORKS 

January  1989 
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GOVERNOR 

Frederick  P.  Salvucci 

Secretary  of 
tRANSPORTATION  and  CONSTRUCTION 
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COMMISSIONER 


THE  COMMONWEALTH  OF  MASSACHUSETTS 
Executive  Office  of  Transportation  and  Construction 
Department  of  Public  Works 


"PROGRAM  OF  PROJECTS  TO  BE  ADVERTISED  JANUARY  1989  THROUGH  DECEMBER  1990" 

This  program  is  a  proposed  schedule  on  a  monthly  basis  of  projects 
to  be  advertised.     Uncertainties  such  as  changes  in  Federal  and  State 
Laws,  Rules  and  Regulations  and  relocation  assistance  may  affect  the 
advertising  of  projects  listed  in  this  program.     In  general,  projects 
in  particular  funding  categories  will  be  advertised  as  soon  as  possible 
when  plans  are  complete  and  approvals  received,  resulting  in  revisions 
to  this  priority  list. 
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ABINGTON 

ACTON 

ACUSHNET 

ADAMS 

AGAHAM 

ALFORD 

AHESBURY 

AMHERST 

ANDOVER 

ARLINGTON 

ASHBURNHAH 

ASHBY 

ASHFIELD 

ASHLAND 

ATHOL 

ATTLEBORO 
AUBURN 
AVON 
AYER 

BARNSTABLE 

BARRE 

BECKET 

BEDFORD 

BELCHERTOWN 

BELLINGHAM 

BELMONT 

BERKLEY 

BERLIN 

BERNARDSTOK 

BEVERLY 

BILLERICA 

BLACKSTONE 

BLANDFORD 

BOLTON 

BOSTON 

BOURNE 

BOXBOROUGH 

BOXFORD 

BOYLSTOM 

BRAINTREE 

BREWSTER 

BRIDGEHATER 

BRIMFIELD 

BROCKTON 

BROOKFIELD 

BROOKLINE 

BUCKLAND 

BURLINGTON 

CAMBRIDGE 

CANTON 

CARLISLE 

CARVER 


14 

32 

50 

51 

14 

14 

73 

8 

24 

27 

32 

45 

5 

29 

49 

51 

67 

le 

52 

74 

6 

20 

24 

35 

71 

65 
48 
41 
15 
5 
53 
54 

7 
43 
56 
64 

16 


26 
28 
50 
16 


41 

10  31  40  77 
54     64  73 
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61 

17 
41 


57 

49  54 

79 
17 


68 


1  3 
6 
14 
68 
30 
19 
38 
36 
57 
9 
16 
25 
46 
14 
46 
25 


35 


7 
11 


10 

15 


13 
31 


16 

33 
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60 

62 

10     50     54     55  70 


73 
35 

59  64 


19  20  25  30 
38     60     63  69 


35     40     42     45     47     51     55     56     59     61     62  66 


70     71  79 


10 


PROJECTS  TO  BE  ADVERTISED 
INDEX 

CHARLEMONT 


CHARLTON 

53 

54 

CHATHAM 

CHELMSFORD 

76 

77 

CHELSEA 

16 

42 

46 

52 

CHESHIRE 

14 

27 

CHESTER 

CHESTERFIELD 

36 

CHICOPEE 

8 

15 

64 

67 

CHILMARK 

CLARKSBURG 

36 

CLINTON 

COHASSET 

26 

COLRAIN 

CONCORD 

31 

50 

51 

CONWAY 

48 

55 

CUMMINGTOH 

13 

48 

DALTON 

2X 

47 

DANVERS 

35 

46 

DARTMOUTH 

53 

78 

DEDHAM 

40 

43 

60 

79 

DEERFIELD 

21 

32 

57 

73 

DENNIS 

5 

38 

60 

63 

DIGHTOH 

41 

DOUGLAS 

DOVER 

9 

16 

DRACUT 

DUDLEY 

24 

40 

78 

DUNSTABLE 

DUXBURY 

11 

17 

32 

33 

EAST  BRIOGEWATER 

33 

36 

EAST  BROOKFIELD 

7 

18 

EAST  LONGMEADOW 

EASTHAM 

12 

27 

39 

EASTHAMPTON 

10 

37 

53 

63 

EASTON 

EDGARTOWN 

48 

EGREMONT 

56 

ERVING 

28 

37 

ESSEX 

28 

12 

EVERETT 

16 

21 

46 

FAIRHAVEN 

FALL  RIVER 

6 

19 

20 

35 

FALMOUTH 

15 

20 

26 

29 

FITCHBURG 

17 

32 

50 

FLORIDA 

19 

24 

FOXBOROUGH 

FRAMINGHAH 

6 

11 

12 

FRANKLIN 

FREETOWN 

6 

38 

42 

44 

GARDNER 

17 

21 

25 

27 

GAY  HEAD 

GEORGETOWN 

31 

68 

PAGE  2 
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PROJECTS  TO  BE  ADVERTISED 
INDEX 


GILL 

37 

GLOUCESTER 

28 

34 

53 

57 

63 

o  u  c*  u 
GOSHEN 

48 

GOSNOLD 

GRAFTOH 

7 1 

78 

GRANBY 

GRANVILLE 

GREAT  HARRINGTON 

43 

56 

74 

GREENFIELD 

1 

27 

48 

56 

58 

GROTON 

GROVELAND 

20 

HADLEY 

52 

HALIFAX 

40 

59 

HAMILTON 

HAMPDEN 

HANCOCK 

30 

HANOVER 

14 

22 

74 

HANSOM 

HARDNICK 

HARVARD 

14 

41 

HARWICH 

12 

63 

HATFIELD 

10 

38 

65 

HAVERHILL 

15 

19 

20 

31 

41 

HAWLEY 

HEATH 

HINGHAM 

13 

22 

24 

HINSDALE 

47 

65 

HOLBROOK 

HOLDEN 

7 

HOLLAND 

HOLLISTON 

HOLYOKE 

15 

27 

31 

57 

73 

HOPEDALE 

HOPKINTON 

5 

53 

77 

HUBBARDSTON 

45 

HUDSON 

HULL 

50 

U  I  I  \t  fit  ▼  VT      fit  A  U 

HUNTINGTON 

5 1 

68 

T  D  C  U  X  U 

IroWXCH 

2 1 

28 

KINGSTON 

1 1 

1 3 

17 

27 

40 

LAKE VILLE 

1 5 

38 

44 

62 

LANCASTER 

41 

LANES BOROUGH 

22 

45 

LAWRENCE 

1 

11 

19 

20 

22 

LEE 

7 

22 

45 

78 

LblCESTER 

37 

LENOX 

7 

9 

22 

53 

62 

LEOMINSTER 

38 

50 

LEVERETT 

74 

LEXINGTON 

7 

21 

30 

38 

40 

LEYDEN 

LINCOLN 

25 

LITTLETON 

14 

35 

68 


62 


51 


48  59 


31     33     42     52     68     74  77 


64 


PROJECTS  TO  BE  ADVERTISED 
INDEX 


LONGMEADOW 

39 

65 

LOWELL 

14 

71 

76 

77 

LUDLOW 

45 

LUNENBURG 

LYNN 

6 

51 

62 

67 

LYNNFIELD 

78 

MALDEN 

5 

16 

20 

46 

MANCHESTER 

28 

48 

MANSFIELD 

71 

HARBLEHEAD 

MARION 

14 

33 

70 

MARLBOROUGH 

11 

14 

26 

HARSHFIELD 

67 

78 

MASHPEE 

21 

MATTAPOISETT 

9 

14 

MAYNARD 

MEDFIELD 

MEDFORD 

5 

21 

50 

59 

MEDWAY 

77 

MELROSE 

MENDON 

MERRIMAC 

METHUEN 

8 

9 

19 

20 

MIDDLEBOROUGH 

6 

9 

10 

30 

MIDDLEFIELD 

MIDDLETON 

35 

36 

56 

68 

MILFORD 

9 

77 

MILLBURY 

10 

MILLIS 

39 

73 

77 

MILLVILLE 

11 

MILTON 

19 

35 

60 

62 

MONROE 

MONSON 

8 

54 

58 

MONTAGUE 

37 

47 

56 

74 

MONTEREY 

15 

MONTGOMERY 

MOUNT  WASHINGTON 

NAHANT 

NANTUCKET 

57 

NATICK 

12 

26 

73 

NEEDHAM 

9 

16 

NEW  ASHFORD 

22 

45 

63 

NEW  BEDFORD 

38 

43 

NEW  BRAINTREE 

NEW  MARLBOROUGH 

NEW  SALEM 

NEWBURY 

8 

16 

28 

55 

NEWBURYPORT 

5 

16 

42 

NEWTON 

NORFOLK 

NORTH  ADAMS 

48 

50 

60 

NORTH  ANDOVER 

19 

22 

33 

40 

NORTH  ATTLEBOROUGH 

5 

55 

77 

70 
51 


71  76 


24     28     35     43  52 

35     43     70  79 


64  68 


47     61     67     74  75 
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PROJECTS  TO  BE  ADVERTISED 
INDEX 


NORTH  BROOKFIELD 


NORTH  READING 

24 

26 

NORTHAMPTON 

10 

26 

27 

NORTHBOROUGH 

14 

46 

NORTHBRIDGE 

64 

66 

NORTHFIELD 

NORTON 

NORWELL 

74 

NORWOOD 

30 

77 

OAK  BLUFFS 

48 

79 

OAKHAM 

43 

ORANGE 

11 

ORLEANS 

12 

67 

OTIS 

OXFORD 

PALMER 

21 

43 

77 

PAXTON 

17 

PEABODY 

35 

67 

78 

PELHAM 

PEMBROKE 

74 

PEPPERELL 

21 

PERU 

PETERSHAM 

43 

PHILLIPSTON 

PITTSFIELD 

8 

15 

49 

PLAINFIELD 

36 

PLAINVILLE 

78 

PLYMOUTH 

6 

31 

48 

PLYMPTON 

59 

PRINCETON 

PROVINCETOWN 

64 

QUINCY 

19 

35 

50 

RANDOLPH 

19 

25 

56 

RAYNHAM 

9 

43 

45 

READING 

52 

REHOBOTH 

41 

REVERE 

1 

5 

11 

RICHMOND 

ROCHESTER 

6 

ROCKLAND 

42 

74 

ROCKPORT 

ROWE 

ROWLEY 

28 

ROYALSTON 

RUSSELL 

37 

RUTLAND 

14 

43 

SALEM 

10 

50 

51 

SALISBURY 

5 

28 

30 

SANDISFIELD 

22 

38 

SANDWICH 

33 

42 

69 

SAUGUS 

1 

17 

27 

SAVOY 

5 

SCITUATE 

25 

78 

27     52     53     63     65     66  73 


48     53     54     55     57     65     66     69     76  79 


11     16     17     19     21     27     32     37     38     42       52     54     62     63  70 


77 


53     54  71 


SEEKONK 

27 

32 

SHARON 

78 

SHEFFIELD 

12 

25 

43 

SHELBURNE 

46 

52 

SHERBORN 

SHIRLEY 

SHREWSBURY 

9 

17 

30 

SHUTESBURY 

SOMERSET 

SOMERVILLE 

15 

21 

31 

SOUTH  HADLEY 

31 

SOUTHAMPTON 

48 

57 

63 

SOUTHBOROUGH 

6 

17 

19 

SOUTHBRIDGE 

32 

43 

SOUTHWICK 

48 

SPENCER 

7 

SPRINGFIELD 

5 

8 

22 

STERLING 

11 

31 

34 

STOCKBRIDGE 

45 

STONEHAH 

33 

48 

71 

STOUGHTON 

42 

43 

STOW 

STURBRIDGE 

36 

45 

53 

SUDBURY 

SUNDERLAND 

24 

73 

74 

SUTTON 

10 

56 

SWAMPSCOTT 

55 

SWANSEA 

46 

64 

TAUNTON 

5 

38 

44 

TEHPLETON 

21 

41 

TEWKSBURY 

10 

24 

25 

TISBURY 

79 

TOLLAND 

TOPSFIELD 

68 

TOWNSEND 

34 

65 

TRURO 

5 

7 

49 

TYNGSBOROUGH 

TYRINGHAM 

UPTON 

7 

UXBRIDGE 

11 

70 

WAKEFIELD 

WALES 

WALPOLE 

59 

WALTHAM 

7 

19 

20 

WARE 

77 

WAREHAH 

6 

9 

33 

WARREN 

31 

WARWICK 

WASHINGTON 

65 

WATERTOWN 

36 

WAYLAND 

14 

WEBSTER 

12 

35 

WELLESLEY 

12 

35 

59 

59 
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50  63 


46  53 


24  27  37  39  65 
76 


35     38     41     59     60  72 


62 


WELLFLEET  38 
WENDELL 

WENHAM  28 

WEST  BOYLSTON  34 
WEST  BRIOGEWATER 
WEST  BROOKFIELD 

WEST  NEWBURY  20 

WEST  SPRINGFIELD  8 

WEST  STOCKBRIDGE  66 

WEST  TISBURY  79 

WESTBOROUGH  47 

WESTFIELD  12 

WESTFORD  35 
WESTHAMPTON 

WESTMINSTER  17 
WESTON 

WESTPORT  78 

WESTWOOD  30 

WEYMOUTH  22 

WHATELY  16 

WHITMAN  30 
WILBRAHAM 

WILLIAMSBURG  48 

WILLIAMSTOWN  7 

WILMINGTON  24 

WINCHENDON  17 

WINCHESTER  27 

WINDSOR  5 

WINTHROP  47 

WOBURN  33 

WORCESTER  6 

WORTHINGTON  36 

WRENTHAM  78 

YARMOUTH  5 


39     49  60 
49 

16     22     28     37  43 


53  77 

57  63 
41 

27  41     50  55 


76 
28 
65 
47 

58 
19 
40 

76 


70 


55 


63  78 


36     37  64 

17     30     37  53 


13  20 


64 
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PkUJfcCTS   TO   BF  ADVFRTISEO 


JANUARY.  1989 

AOTQ  ROUTE  AND  TOTAL  CONST.  FA  SEC. 

FUMJlNu                                            FED.    AID  ROJTE  COST    AND  Lk  .(ORK        TRAIN-  105« 

CATEG.              CITY/TOWN                  NUMBERS                   " t S C R  I  P T 1 0 N / PR  0  J E C T   IfFNTIFIER  (FED.    SHARE)  NFA  TYPE            EES  /TIP 


19 


GkEEnF I tLP 


RT   1-91  PfS'JPc  .kT.  I-Vl,  STA. 55  +  00   TT   STA.  378  +  00  F 

ROM  GRtENFIELD-BFKMAROSTnN 
Ot.9310  (RT.I-91   GPFSMFI  ELD»  04  ) 


i5»10C»0«)C  FA 
(  t<., 590, 000) 


RESoRF AC IN& 


V 


7IR20  COS 
NO 


POSTON 


BRIDGE   9-16-126  OVFR  CONPAIL   SCjJTH  BQSTO 
M-H23  N  00589608C100 

1<.0<.01  (WEST   FOURTH   S  T.  BO  S  T  ON  ,  02  > 


$2»7OC,000  FA 
(42,160,000) 


BR  RECONSTR 


8B022  C3>4 


8R 


?40STQN 


CONST. (jF   SUBSTRUCTURE    (  B-16- 1 8  <! )  nOR  T  HE  RN 

AVE. FORT  POINT  CHAN 
053002  (NnkTHFRN    4V E . BR  .  B OS  TON  ) 


i3, 955,300  FA 
(  t<.,76'»,2<»0» 


3R  RECONSTR 


8  BO  21  CON 
NO 


NF  A 


PQSruN 


OEWEY  SO. TUNNEL  DRY  HYDRANT  SYSTEr(MAlNT 
. )PT.T-93. 

019519  (DcWFY   SO. TUNM El , BOSTON  ) 


$200,500      NFA  MAINT.-HAIN 


NO 


NF  a 


L  AWBtriC  c 


CLEAN    £   KtPAlRlNG  OF    rXISTT^JG    (3)  KOUFS 

CF    3UIL0INGS   i  fAlNT.DFPPT. 

0669'-5  (rtANSTON   ST.tiWRENCE  ) 


*110,000      NFA  'lAlNT.-MAlN 


NO 


NFA 


EROSION  CONTROL  6Y  lULCHiNG  £  SEEDLING  P 
LANTIMG 

155038  (STaTEWIOE  ) 


t205,OCC     NFA     hAINT.-MAIN  NFlOC  C3N 

NO 


NF  A 


HIGHWAY    CLEANING. (OIST. 6-7) 
0352'<5  (HIGHWAY  CIEAMING 


Sloe, 030      NFA  MAINT.-MAIN 


N180C  CON 
NO 


NFA 


ROSTON 


LITTP?  CuLL  ECTlON/Gi?ASS  CUT  T  T  N  G .  «£  L  NE  A  C 
ASS   lU  V  0  . 

019603  (melaNA  CASS   R L V D . ( R 0 AD S I ) 


t25,000     NFA  MAInT.-MAIN 


NFA2D  COS 
NO 


NFa 


PAINTED  PAVEMENT  KARkInGS,  STATE  HIGHWAY 
(MARTHA'S  ViNtYAPO) 

1  5708"?  (MARTHA'S    VINEYARD  ) 


115,000     NFA     PAVEnENT  MA 


HO 


NFa 


SEVERE 
SAUGUS 


107»1A  LITTER    CuLLLCTlON/G? ASS    CUT T I NG» kC UT F S  * 

i07-l-A 

l<»<-'»0?  («TS.107/1A,R':V-SAUGUS  ) 


t67»000      KFA      MAINT.-MAiN  NFA8D  COS 

NO 


PROJECTS   TO  BF  4nvF«TISED 


PAGE 


jANUAPr,  i^eQ 

AUTD  ROUTE  AND  TOTAL  CONST.  FA  SEC. 

FUNOlf^G                                            ftrO.    AID   ROUTE  COST    AND  fiK  WORK        TPAIN-  105« 

CATEG.              CITY/TOWN                 NUMBERS                    0  E  S  C  R I P  T I CN  /  PR  n  J  F  C  T    IPENTIFIEK  (FED.    SHAf-E)  NFA  TYPE            EES  /TIP 

4tt*9******n******'******^»****^t*4l******************^4******  ****************************************************************  ******** 


NFA  HYDRAULIC    SPkAYInG   (STATEWinF)  t2t)0.000      NFA  *** 

tSTATPWIOP  )  NO 


PaGF 


PROJECIS   TO  RE  ACVFRTTSED 


FfcBRUA9r»  l'5e9 

AUTO  ROUTE   AND  TOTAL   CONST.  FA  SEC. 

FJNDING                                          FED.   AID  ROJTF  COST   AND  OR  wORK       TRAIN-  105t 

C4TFG.              CITY/TOWN                  NUMBERS                    T E SC k I PTIJN/ PPO JEC T  lOFNTlFIEK  (F£0.    SHARE)  NFA  TYPE            6tS  /TIP 


DCSTON 


I-<53 


RT.I-9  3,dENT  "MCi01FICATirN"("C  AMA") 
01181?  (CENTRAL    ARTERY. NORTH 


SX6/000.000  FA 
(il^»<.00»000> 


CONSTR 


NO 


NF  A 


RAN0n~1    CRACK   SEALIS-;   -   OISTPICT  5 
l-i^aSO  (CPAC<    SEALING   0-5  ) 


J<iOO»COO     NFA  MAINT.-MAIN 


NO 


NF  A 


STATEWlUt    DRAINAGE   TITCH  CL'^APANCE 
1d50?'3  (STaTSUIOE  DRAIN.   OITCH  ) 


i750>0J0      NFA  MAlNf.-MAlN 


NF679  CON 
NO 


nFa 


BOSTON 


RT.I-93  washing  Ok-EY  S  0  .  TUMNEL  »  PY.  1  "Jgo   (2  OF  2 

CCINTCACTS) 

Cl<<586  (D£*PY   SO.TiJN.BPS.  I 


19C»000     NFA  mainT.-MAIN 


NF160  CO-J 
NO 


NFA 


FSTARLlSh.t  C0NNECT3R  DFVFLTP.6  PLANTING 

INCL0.«lL0FLOt*EPS 
l-jSl??  ("SIATFWIOE'  J 


»210fOOC     NFA  HAlNT.-MAiN 


NO 


NFa 


BOSTON 


1-93 


"RETR-iFITTlNG  BENTS'ON  R  T  .  T -93  .  BCS  T  C  N  . 
Olien  (CENTRAL    APTFBY. NORTH  ) 


16,700,000     NFA  CONSTR 


NO 


/ 


PAGE 


PROJECTS   T3  BE  ACVE?TIi£D 


MARCH,  198'? 

AUTO  ROUTE  AND  TOTAL  CONST.  FA  SEC. 

EUNUING                                          FED.   AID  ROUTF  CJST  AND  tP  WOR<       TRAIN-  105t 

CAT6G.             CITY/TOWN                  NUrtBERS                    0  E  SC  R I PT  ION  /  P»T  J  E  C  T  IDENTIFIER  (FEL..    SHARE)  NFA  TYPE            EES  /TIP 


NFA 


BOSTON 


1-A  FPflXY    PKUTECTIVF   COaTInG  OF   BARRIERS   £  C 

FAP-ee         oPiNf,  -alls.ce.bosttn  x-way) 

077162  (  RT  .1  A,i»nSTON  ) 


»11C»000      NFA  HAINT.-MAIN 


NO 


NFS 


TRASH  DISPf SAL»DlSTS.l-7  VAPJOUS  LOCATIO 
NS    (13  CONTRACTS) 

1^<.71S  (  "STATFWIDF"  » 


$350»000     NFa     HAINT.-dAIN  NF280  COM 

NO 


NFa 


TPFF  4N0  SHPUi?  PLANTING.  STATEWIDE. 
157OC0  ( "STATEWIOF" 


$175,000     NFA  HAlNT.-MAlN 


NO 


NF  4 


PLANT  FL>iTlLlZATIDN 
l3506h  ( "STATEWIDE" 


H60,o00      NFA  MAlNT.-nAIN 


NO 


NFA 


CACK    SEALING  PRICRITIZEP  LHCATIONS 
157315  (DISTRirT    5,    0  IS TR ICT-W  10 ) 


i<iOC,000     NFA  MAINT.-MAIN 


NO 


PAGE 


HKUJfcCrS    n   BE  ADVERTISED 


APkIL*  l<)fi<5 

AUTO  ROUTE  ANO  TOTAL  CONST.       FA  SEC. 

FijNulNG                                          FED.   AID  ROUTE  COST  AND           OR                ^Q»K       TRAIN-  105» 

CaTEG.              CITY/TOwN                  NUMBERS                    0 E SC R I H T 10 N / PR G JEC T  lOFNTlFIER  (FED,   SHARE)        NFA     '        TYPE            EES  /TIP 

^**9r*^t^t****0m*»99********t*t****t***t*^ini*****-*****tif***  ***************  *****************************  ******** 


In 


nO-TH   ATTLEaOKuJbH  I-Z'VS 
iTTLfcPuKO  FaP  e7 


SIGN   UPDATE   FR.R.l./f«4.SL.N.  ATTLEiORO  TO 

TE5MT    CF    l-Z^i    IN  4TTLFR19D 
06<,175  (RT.I-29'5.N,ATTl  ESORO  ) 


%Zb't,','3^     FA  SIGN-LIGHT 


8IR1<»  COS 
NO 


NtWrtJR YPDPT 
S Al ISKURY 
A  h  t  S   U  Y 


I-<.V5I-<»5 


*ESUPPACiNG  AND  RH4TFD  WOR<  On  RT.I-95 
074,50^  (RT.I-q5.NFJRJRYP0KT  ) 


$2»'»07»310  FA  RESURFACING 
(i2»166,579) 


7IR12  CON 
NU 


I* 


jPh  INGFIFLO 


1-291 


^•£n^AN   GUARDRAIL    IMPRVTS  .GM   R  T  .  I -2  9  J. »  S  T  A 

.130+/t>   TO  TfcRMlN.SrA.«'>-»0. 

06*106  (KTt.I-?<»l»SPRlNGFIELO  ) 


1480*000  FA  GUARDRAIL 
<i<>32>000) 


NQ 


TRURO 


RT.o 


RESj^F.KT.o  FR.wELL'^l  EFT  Tt  .  TO  THE  PkOVI 
NCFTPUN    TL. IN  TftURH 

117399  (kTF.6»TRURT  ) 


S<i>u0C»00C  FA  RESURFACING 
(S3,00C»000) 


NF300  COS 
NO 


Y  Ak  MOUTH 
t'ENNIS 


RTb.6 


RFSU^F.KT.f-    FR.&aRMSTARLF-YARMCUTm  Tt.TU 

OENNI L-HaRwICH  TL. 
11530f3  (  RTt.6.  YA?  fTIITF-LENNlS  ) 


f^t^COfOC/C  FA  RESURFACING 
<$3»  375,000) 


NO 


RS 


HCPk InTOn 


If^STilLAllCN  OF  1  kAF  .CTB  1  .  SI  GNALS  t  WIDE 
NING    "IF    w.^AlN    £    STITH  STS. 

0<.1^<.0  (MAIN    ST.HOPK  IM0N,01  ) 


$6'«1,933  FA  TRAFFIC 
($<»dl,<»'t<J) 


8RS01  CON 


RS 


ft InOSOh 
SAVOY 


8  A 

F  AS-621 


RFCONST.OF   RT.b-A   W I  NO S 0 Pt TO P T . a  16  SAVOY 

i^-^ino  (PT  fl».wTNrs"p.oi  ) 


*6,U00,000  FA  RECONSTRUCT  /J  7RS06  COS 
(t*..  500,000)  ' 


TAUNTON 


4<t.l'.0fl38  8  LOCA  T  IONS,  RTS  44,  1 '.O  ,  1  38,  W  AS  HI  N6  TON  ST 
M-3245,M-3      .TAUNTOh.  GREEN 

2>)6  1  33203  (TAoNTON.B  L0:aTIQNS,G1  ) 


i2, 161,646  FA  TRAFFIC 
(tl, 621, 234) 


61M09  con 


MaLDEN 
REVERE 


RT.6C  EAST^i^N  AVE, LYNN   ST  GbFACM  ST  lNTtRShC.( 

n-1494,M-l      CHA^N7,S  IGLS,RR    XING)-  LINOFN  SQUARE 
467,M-1488     02-<130  (  R  T  F  .  6  0,  M  A  L  OP  S  /  P  t  V  E  R  E  ) 


»1»175,567     FA  RECONSTRUCT 
(t881,675) 


63M18  CON 


^EDFJRC 


1-93 


BRIDGE  ir-12-25,  1-93  OV  RIVFR<;iDE  AVE., PI 
gS   CAP  KtPAIRS 

C-IO-VO  (RIVERSIDE  AVF  .ML0fQ>(C;,0i) 


4656,312      FA       BR  RECONSTR  9B001  CDS 

(1525,049) 


PAGE 


PKUJRCIS   n   RE  AOVf^TISEO 


AUTO  BOUTF   AND  TOTAL   CONST.        FA  SEC. 

FUNTIN';  FEO.   AID  ROUTE  CUST   AND  LR  WCkK       TRAIN-  105« 

CAIEG.  CITY/T'JiJiM  NUI^BERS  0  £  S  C  R I PT IJ  N  /  PP  T  J  E   T   IDENTIFItt-  (FED.    ShARE)        NFA  TYPE  EES  /TIP 


L  Y.nN 


RPPL.OF  fAYETTf  ST./Mi^TA  J'FPI  .OF  L-i6-9> 
GREEN  ST./^eTA 

0?95i^0  (GREF^je   FaYETTF    SIS»LYNN  ) 


12»98<)»998      FA       BR  ktCOMSTP 


6B016  COS 


HES 


"UOlecORuUGH 
C  A" Vc  R 


RT.h« 


tmfr«t-pl*stic  edge  lines. PT.«<,  FP.RTS.1 

Tu  RTF.  58. 

113130  ( RT.^A.MIOrLF»ORD  ) 


$50»OaO    FA  maint.-main 

($45,000) 


NO 


HE  S 


anDOv  bP 


SAFETY  UPVTS.2  INTcosECTinfc  Of  HIGH  ST. 
£   HiVfRHlLl  ST. 

03d^<.5  (HIGH    ST.ANDOVER  I 


$100,000  FA  TRAFFIC 
($90#00C> 


HO 


P  L  TMUUTH 


THFRMOfi  aiTlC  PAVt^FNT  1AP<InGS  t<T.3-SAi» 
AMHRF    r^DTAPY    TO    R  T  . 

1  57  120  (  RT.-^.  ROIJRWF  » 


$10,000  FA  PAVEMENT  MA 
(  $<>5>000) 


NO 


HES 


»  A  K  F  H  A  r. 

ROCrLSTtR 


<»<y5    6   25  ThERT'PL  aSTIC  PAVJMFnT   MAPifTNGS  RT.495k.2 

3   FM  PLVhCuTH  RD   TO  PT.  5fl 

068325  (PLYflUTH    PO..    WAf(£hAM  ) 


$60»000  FA  PAVEMENT  MA 
( $54,000) 


NO 


nf  a 


"3/'."PtSURFACIN&  ANO  RFLATFf)  ULiRK  "STATE 
WIOF" 

144545  ("STATcylOF"  » 


$2,500,000     NFA  RESURFACING 


NF27D  COS 
NO 


NFA 


FALL  RIVER 

FREETOWN 

BERKLEY 


24,79 


RESjfeF.RT.24  FR.RT. 1-195  TO  TIVERTGn.R.I 
104116  (PT. 24, FALL    RIVER. 04  ) 


$3,459,187     NFA  RESURFACING 


NO 


NF  A 


WCRCESTEK 


RR.«(W-44-<y4/I-290,BR,»W-44-O3(LAUR£L  ST. 
)0V.  1-290, wOkCfcSTtP 

004365  (BELMONT   S  T . . 09  CE  ST  ER  ,  02 ) 


$200,000      NFA      MAIM. -MAIN 


NF76B  CON 
NO 


NF  A 


FPAMINGHAM 

SOuTHaDRCdGH 


RT.30 


RESURFACING  OF  kU.?0  (OlEASANT  ST.)FRAM 
INGHAM /iOuTHBORO. (PH»49-1) 

C46910  (RT.IO.FRAM./SP.BORO  ) 


$655,740     NFA  RESURFACING 


NF21C  CON 
NO 


NF  A 


rtCuPNt 


RESURFACING   ANL    RELATFO    WOR<    ON   wATERHDU  $645,942      NFA      RcSURFACING  NF98C  CON 

SE  poad.buurne.  no 

13951?  (wATERMOUSt   wn,flOUPNE,02  ) 


PROJECTS    m  <KF,  4DVE?TIS£D 
APKlL.  19P0 

AUTO  ROUTE  AND 
FUNOIfif,  FED.   AID  ROUTE 

CATEG.  CiTY/TiDirfN  NU1BERS  D  t  S  C  K  I  P  T  ID  N  /  P  RO  J  F  C  T  TO'^NTlFIEP 


PAGE 


TOTAL   CONST.        FA  SEC. 

COST   AND  CR  WORK       TRAIN-  105# 

(FED.    SHAUE)        NFA  TYPE  EES  /TIP 

,*****^**************i**  **************** 


NFA 


I  EE 
LcNuX 


RT.2C 


RESUfF.*T20  INTER. QF  PT.7&20,  LEnOX#SOUT 
H   TO  C TK  .ST  .BR.LEE 

09970";  (LLE-L£N0X»RT.20  » 


»l#3OO»C00     NFA  MAINT.-MAIN 


N131C  COH 
NO 


NFA 


DRAWRRlOGt  KbPA  Ik (AMNU4L  C ON TB AC T I D I S T . 3 
C?ft7l3  (OPAUBPIO'^F   PPPAIR  ) 


175.000     NFA  MAINT.-MAIN 


NO 


NFA 


aLThaM 


RT.2C 


(^PTOGE  DECK  kEPAiRS  ON  i1  R  .  «  W-'f-l  5  .  M  A  I  N  S 
T  TVER    ^  .B.T.A. 

C'Zt'i'^  (MAIN   ST..UAlTHAh  ) 


t275#00C      NFA  «AINT.-rtAIN 


NO 


PAtNSTAaLE 
TkuRC 


RT.6 
F  APO^ 


fiFKFPAL  ktPAlKS  TO  'lPlOr,F  PAILS  OF  VARIU 
JS  RkluGES. 

llf-biT  (RT.^,RR.£   RAIL    REPAIRS  0) 


$«i30,000      NFA  MAlNT.-rtAiN 


NO 


nf  a 


UPTON 


140 


0  F  SJRF  .«  T  .         FR   HOPFOaLF  T.L.TU  GRAFTON 
T.L. 

092  781  (kT.1<.0, UPTON, 02  ) 


i2, COO, 000     NFA  RESURFACING 


N220C  ZQH 
NO 


NFA 


WILLI  Af*STujN 


RT.7 


RRIOGF  HtPAiRS  ON  RT.7,RPI0r,F  »m-i7-t>  OV 
FR   HFMLuCK  8R00^. 

120'<10  (  RT.7,  WILLIAi^STOWN  ) 


»35»000     NFA  MaInT.-MAIN 


NO 


NFA 


I E  X INGTON 


RT.128  RRIOGF    REPAIR, 6R0VF   ST.RPTOGE  BR«L-10-15 

0310<.'i  tGfcLVF  ST.  ,LFirTNGTON  ) 


$195, 18<.      NFA  MAINT.-»iAIN 


NF79C  C0>) 
NO 


NFA 


LAST  MRuJKFIELO 
SPENCEP 


RTS.9,<,9         K  f  SDiiF  .  SPnC       TL.in   INTFP.OF  RT.'.V,SPNCE 
R  ;INTFR.kTS.<.9-9S.nM  <.9-S.TL 
12^9o3  (RlS.9-<.9,F.RI»(nOKFIELD  ) 


tl,'t«C,  397     NFA  RESURFACING 


N15eC  CON 
NO 


NFA 


HLLOEN 


122A*31  TOiCFtC    SIGNAL   UPDATING    AT  INTERSECTION 

FAP-<(<i,M-R     OF   ■jTS.l?2-A  f.  31,HnL0FN. 

736  0854C0  (RI   1 ? 2 A , HOL OF N , 02  ) 


t385»012      NFA  SIGNALS 

) 


N116C  CON 


NFA  3  OS  TUN 


^FPM-Ji  ir  AIR  CuNDITIONPPS  AT  OIST.  OFF 
ICF    f.    OFWY    SO.   CCNTRHL  01*. 

157038  (Alk  CHND.   RFPAIRSf  BUSTU) 


15,000  NFA 


NO 


PAGE 


PROJECTS  TO   BE  APVPi'TISED 


AP«IL.  1''8^ 

iUTO  KOUTE  ANO  TOTAL  CONST.       FA  SEC. 

FUNDING  FED.   AID  ROUTE  COST   AND  WORK       TRAIN-  105» 

CAIcG.  ClTY/TLi«N  NUn6£«S  T  b  SC  K IPT 10  N  /  PB ")  J  F  C  T  lOCNTIFIEk  (FEO.    SHARE)        NFA  TYPE  EES  /TIP 

r*0******9*t*r*9**m********»**** mm ***************************************** 


NFa 


mETmUEn 


KT.llO  kFSURF  .RTE . 110  Fk.D^ACUT   TL.EASTEkLY  TO 

J36  iNTEiStCT.WlTH  NCLOWFLl  ST. 

08030?  (l»Tfc.llO.'«ETHUFN  ) 


»326»qab     NFA  RESURFACING 


Ni2<»c  ca-^ 

NO 


NFA 


S  Pf*  IMGF  lELD 


FACILlTlbS  ClNSTPUCTIPN, DrST.2  MAlNTENAN 
CP  GARAGE. 

l^nAt)  (  SPRINGF  Tcn  ) 


»1»011»500     NFA  CONSTft 


NF26C  CON 
NO 


NFa 


hONSQN 


RT.32 


F<=SUfFACt   ('T.32>MCiSS0N  CTP.TO  CONN.S.L.( 

SUUTHERNSECTION ) 

0<S^rtu-5  (  RTE.  32>  MOKSO'J  > 


ll»100»000     NFA  RESURFACING 


NO 


NFA 


HITSFIELD 


RTE.<J 
12 


kfS'JtF  .R  rt.q  INTER. DF  BEKEOICT  RD.EAST  T 
0   InTTR.OF  RTE.d. 

1?5:)0'5  (OALTTN   A  V  E  .  .  P  I  T  T  5  F I  E  LO  ) 


*550»O00     NFA  RESUKFACING 


NO 


NFa 


RTF.l 

326 


RrS'JRF  .Pk.lOO'NlRTM  OF  ?IM  ST.  .TO  &00«Nij 
RTH  OF    hANCVER  ST. 

C75rlOS  (RTt.l.MFUFURY  ) 


$300,000     NFA  RESURFACING 


NO 


nFa 


PcnVI'^L    POUAdLt    SANITARY  FACILITIES 
155345  (STATEWIOF  ) 


S30.000      NFA  lAiNT.-MAiN 


NO 


NFA 


P/iTnT  ^tFUSL  DISPOSAL  (ANNUAL  CONTRACT) 
155135  IPAiNT   RFFUSE    DISPOSAL  -() 


»50»000  NFA 


NO 


NFA 


GUiPDOAlL  DELINFATION  ON  VARIOUS  ROUTES 
IN   nisTKlCT  1. 

J553J0  (UIST.l  ) 


i32>000     NFa  GUAkORAIL 


NO 


NFA  SPrlNGFItlD 

WEST  SPRlNGFItlL. 
C  HCDPEE 
AGAwAM 


STREFTl IGHT ING  rAlNT.  ON  9 T F S .  5»37»I-qi 
.  I-.?oi  ,  I-3<;i 

15517J  (STREET   IIT-HT   mAINT.  (D-2) 


t50,000      NFA  lAlNT.-rlAlN 


NO 


PAGE 


PROJtCTS    10   BE  AOVE'TISED 


MAY.  IQe^) 

aotl  routf  and  total  const.  fa  sec. 

FusniNG                                          FEO.   AIL)  ROUTE  COST    AND  OR  wORK       TRAIN-  105i 

CATtT,.              CITY/ra,<N                   NUMBERS                     nESCKlPTICN/PROJECT    inENTIFJ^R  (FtO.    SHARE)  NFA  TYPE            EES  /TIP 


f<fc  Th  JEN 


I-'.gSaia  nFCK    etPLACEKEMT    QF    «  «- 1  7-3  3  ,  R  T  .  1- 5  CW 

FF    'T  .2l3,^tThLlEN. 

C^76(•l  (RT.I-'.<}'5»  MFTHUEN  ) 


ti>50C»000     FA       tJK  RECOnSTR 


8IR05  CON 
NO 


16 


riODLEaOKOUSH  I-'.^iS  -lOTaGF    LtTTERMENT   OF     R  .  fl- ,  R  T  .  5/ 

Fall  liRO'jK. 

'■^7o'■'5  (  ft  T.4Q5,  M  I  CTl  F  RO  PO  ) 


t500»0a0     FA  MAINT.-MAIN 


NO 


L  LnOX 


20»7A 


3TF.20    oYfASS   £7A  AOJ.nlST.TFFFICE (RESuR 


FAP5,FAS17  FACING) 
6  i?01C5 


(RTS.7,?n.7A»LENQx 


»l»75O,O00  FA  RESURFACING 
(ll»312»500( 


N127C  C3H 
NO 


ClLFjRC 


109  C"NS  r-'uC  riuN   uF    KTF.ICO    FSOf    PlRCh    ST. TO 

FAP-101  1-49^ 

OV^rtCl  (I.T   n9,      iFnen,  L2  > 


tljOfcbWta     FA  RECuNiTKUCT 
( idOC  >05b  » 


6F011  C3N 


P'JPCHVSt    lF    TkUC    SCALES   Fni?  C.V.c.U.UF 

rASS.SIiTI:    PEL  ICE   £  P.^.V. 

l^'in'j  (  "STiTFWinfTPiJCK   SCALES  ) 


$600,000  FA  OTHER 
(  t<.5C,000  > 


SFOl^  C3N 
NO 


t^'ibCuTON 


«7  Lr'CS;i»At<RE>l-bEL.»U.EL''.Hl&H#Lt&ICN,HI 
GH.  £r,R  N  .PL  SM  .£  SPN''' 

C210/.:  (D.<NTrfN.SIC-.CON.*l,bRCCKT) 


41,000,000      FA  SIGNALS 
(1750,000) 


51M13  CON 


SHkFwse JRY 


N/A  BFCONS  FkuC  T  ION    6.    SAFETY    I«^P\/TS.ON  SOUTH 

n-;>5i2  3tJT  NS  I  G  A/'.uNO  AVE. 

I2i^3"0  (S    OUTMSIGA'^OMO   AVt,01  ) 


t?.190,392  FA  RECONSTRUCT 
(  Sl,6'.2,79'i) 


6'»M01  COS 


^^ES 


B  aYnH4M 

BOURNE 

rMTftPCISETT 

Pf HAM 


<.<y5»25,I-l      PLOWA^LF    KAISFO    P  A  V  T  .  M  AP  KF  P  S  .  R  T  S  .  <•  v  5 1,  2  5 
FO.RT. 24-flOUKNt    BR. (CHITS.) 

v^ftcn  ( p A vT. MARK  iNPs ,  nis T.  7  ) 


4125,000  FA  PAVEhEnT  MA 
(1112,500) 


NO 


NFS 


(NSTALL   REFLtCTGR  I7F0  FLEXIBLE  OELINtATO 

''S.O'J  RAr.PS  CF   klS.b  i  'F. 

I'.'.'i^'^  (DIST.7  ) 


$^(2,000  FA  MAINT.-MAIN 
( $37,800) 


NO 


HE  S 


N  EE  OHAM 
DQVEk 


l<.0,li8  GJiOO   kAIL    dPDATINGsPN   CHF^TNUT  ST.NEEDH 

Af,OFihAr<  ST. DOVER 

i.303'>5  (GUARD  RAII    "cTTfcRMcNT  ) 


tl50fOOO  FA  MAINT.-MAIN 
( il35,0J0) 


NO 


PAGE  10 


PKUJECTS    TO    BF  AOVF^TISeO 


aUTu  rOUTF  4N0  TCTAL  CONST.       EA  SEC. 

FUNLisi,  »-EU.    AID  ROUrC-  COST    AM/  ut'  WCkK        TRAIN-  lOSt 

CATto.  CITY/TC.4>I  NUMBEO.S  nt  S  (.  k  I PT I  u  N  /  PP  T  J  EC  T   TDFNTIFIEk  (FED.    SHtkE)        NFA  TYPE  EES  /TIP 


mES 


EAiTHAr.PTO^ 
hOk  Tm  Aiip  ton 
rAIF IE  LO 


THCw»-0  PL  AST  IC  PAVt^'<=NT  yi&PKlNGS  tDGE  t.  C 
C5^03>  (    JHF'>»'n.    PVf'T,    (-KGS.  ) 


V<)c»000  Fa 
( Sal>030  > 


NO 


HES 


''lUOLtRORrjGH 
C Ak Vt« 


ThFl^^^n-^'LAS  lie  E  06F  L  I N  F  S  .  B  T  .  ^.  <,  FR.RT.la 
/?H   TH   RT  .56. 

0'>^0'.i,  (  P  A  VT.  MARK  I  >(GS  •  Hi  T  .  7  » 


l5O»000     FA       PAVEMENT  l*h 


HQ 


IX 


ATTL£BL'<r, 


8T-1 


CTE.I  Fk.  R.I./f'ASS.STATF  LINE  TO  200'nO 
KTH   riF    URR    ST.IPHASF  I). 

07'51'5'i  (  aTTL'^./PLNVL.  PHASE    I  ) 


12»dOO,OOC  FA  RECONSTRUCT 
( i2, 800,0001 


81X03  C3S 


NF  A 


SU'^FA'Tt    TREATMENT   STATE    HWY    VARIOUS  LDCa 

TTONS 

157H2'i  (DIST'ICT    5.    D  I S  TR  IC  T-w  1 0  ) 


$'»0C»000     NFA  MAINT.-ilAIN 


NO 


nf  a 


i^MERST 


PT-il6  FFSUI.F  .,^T.li6.1M    SO. OF    PT.RV.(ShAY    SI. TO 

H.C.FNT.SC'.bAY  KLi.) 
"•bZ^iOi  (kT  116.  AMhFP  S  T.  0<.  I 


tl. 000,000     NFA  RESUkFACING 


NF98A  CON 
NO 


NF  A 


f  PuCk  TON 


kT.123  kES  )PF  .RT.ltJ,FkGf   APINGTTN    TOwN   LINt  T(j 

LVfN   AND  CAkY  STS. 
112105  ( kT.123, 3RrCKT0N  ) 


»61C»00o     NFA  ,<tSUkFACING 


NF5<.C  C3N 
NO 


NFA 


bfiSTON 


RT.IA 


SFSilPFAClNG  FRUM  CU'TlS  ST.  -  BCS.  REVEK 
F  ■  HY  LINE 

0<tA560  (MCCLEUAN   HWY. BOSTON  ) 


»i35»000     NFA  RESURFACING 


NO 


nFa 


SALFM 


kT.107  INSTALL. DF    T P aF  .  C TR L . S I G I . , ? T . 10 7   AT  PAV 

EnA  AVE.£   BARNES   kO . 

00=i<.Ob  (PT.lD7,SALFf'.02  > 


$100,000      NFA  SIGNALS 


NO 


NF  a 


TE«KSbUR Y 


38,'»95  CONSTO  UCTIt.N  uF    FQl^PMANS   G  A»  A';  E  ,  (  C  L  aP  K  S 

T.^IATniT. GARAGE  ) 

O'.?^'^?  (  PT.3'</^95,TF  JKSBJKY  ) 


H,  300»000     NFA  MAINT.-MAIN 


N197B  CON 
NO 


NFA 


fllLLtlUkY 
SUl  TUN 


Kl.l7a  RE ("^F  .P  I  E  .  17b;  K  ILLRUoY    S  T  A  .  0*  CO-3 1  ♦      ,  S 

UTTON  U*v,C-l3(J+00 

(  PT.17fl,MILLBURY-SUT  TCN  ) 


41,200,000      NFA  kESURFaCING 


NF92C  C3N 
NO 


FJNO  ING 
CAI  EG. 


CITY/TuW  -t 


AUTC  ROUTE  ANO 
FED.   AID  unuTf 
NUMBERS 


KkCJi-CrS   TP   PP  iOVfCTlStO 


^Ar»  1989 


ObSCKl FTIJN/P*njFCT  IDENTIFIER 


TCTAL  CONST.  FA 

COST    AND  QR  ^liHK 

(FED.    SHARE)        NFA  TYPE 


PAGE  11 


SEC. 

TRAIN-  105« 
EES  /TIP 


NF  A 


1.  A-RENCE 


I-<i95 


rffNnVATt  THE''C-Li"(3R.0PAlN.SY';TEM»I-'r95/M 
FPRlrAC    KV  .  (  6i<  .  »L-'t-'?'>  ) 

C«>(  v6^  (R  T.I-<i<>5.  UWBFNCt  ) 


SZOGfOOO     NFA  MAINT.-MAIN 


NO 


NFa 


Fl- AHlNGHAf 


8R.  F-7-16  FUJMTAIN  ST./CONRAIL  SUPERSTR 
JCT.tPC    KtPL  ACtf-NT  . 

0?'>7(.?  (hOUNTilN    ST.,  FkAM^NGhA^» 


t<»50#000  NFA 


NO 


NF  A 


K  INGS  TC  N 
DUXtJUR  Y 


R  T.3 


THFRr-n-PLASTlC    PAVT.MABK  TNtGS.PT.  3-Fk.KI  . 

3A    TO   KT. 14, EXCLUDING  RAfPS. 

0;)f)041  (  PAVT.MARK  INGS  ,niST.  7  ) 


*7C»0CC     NFA     PAVEMENT  MA 


NO 


NFA 


/XciRIOGE 
MILLVILLE 


RFSU^F  ,k  r.l2^  FP  N.'iRIDGf  T,L.,SGUlh  To 
CENTSAL  ST.MILLVILLE 

085601  (»T.1'?.IIXR''TDGF,02  ) 


13,2<:5,970     NFA  RESURFACING 


N219C  C3N 
NO 


NFA 


STIRLING 


1-190,2  DEVFLriK   SITL   PLAN  FOP   M  A  I  NT  .  G  A  k  AGE  ,  I N  TE  R 

.r-190    fc  RT.i: 

0b?005  (RT. 1-190. STEALING  ) 


S1»200,00C      NFA  MAINT.-MAIN 


N196B  CON 
NO 


NFA 


tVtRt 


iiTE.60  TNSTALLArlCN  OF    nEU  GUAPCAII    a   MfOlAN  0 

F    AMFrf  .LEG  .HwY.kT 

OOISO^  ( AMk3. LFG, HWY. 'F VEKE .  ) 


$30»000     NFA  GUARDRAIL 


NO 


NFA 


Clr  ANGE 


2A 


"T.^-A  (WL3T  IBETWEEN  FRVING  TWN.LN.6,  ShEL 
yrp   '■.T.rOk   2.6  MI. 

T9'^7'il  (  •<T.2-4»nR  ANGE  ) 


tSOCOOO     NFA  RESURFACING 


N139C  CON 
NO 


NFA 


CATrh  tiASIN  CLf  AMM3  ,  VAR  nuS  STATE  hIGHW 
AYS 

011553  (CATCH    34SIN    CLFANING  ) 


11,1CC,000     tFA  rlAlNT.-MAlN 


NF230  CTS 
NO 


NF  A 


MAkLBOPOUGH 


R1.20  TPiFFIC    SIGNAL    UPDA^f    (3)   IPCATIONS   ON  R 

FAP-32  T.ZO./AkLBLRGUGH. 

09^710  (KT.2T.M4RL3riPOJGh  ) 


1211,000     NFA  TkAFFIC 


NF22D  CO'^ 
NO 


NFa 


T  U  OKN  E 


b,2cl»3 


RESj^F.c   k  EL  .wURK  ,Fe  .OTUP-JF    nT.KuTARYIRT  tl,30C»CC0      NFA      RESURFACING  N211C  CON 

.2-i)ll    SAbAMU^E    PuT»RY(PT.3)  I^Q 
115'<!)7  (  KTE.'jfROilP^F  ) 


PAGE  12 


PkOJtCTS   TO   RC  anVFPTISfiO 


AUTU  i^OUTE   ANO  , TOTAL   CONST.        F»  SEC, 

FUNDING  FED.   AID  BOJTE  COSI    AND  OR  -ORK       TPAIN-  105« 

CATEG.  CirY/TQJN  NUhPERS  T  E  SC  K I P  T  I  CjN  /  PP  T  J  F  C  T   TPiCMTIFIEP  (FtO.    SHAKE)        NFA  TYPE  EES  /TIP 


nf  a 


i  SSE* 


1  3 j  fKAFFIC    IrtPVrS.IJN  RT.131   FR. WESTERN  AVE. 

FAPICO  TO   FS5;tX-GLCUCEST        FR    f  .L  . 

089705  (PTt.l33.FSSEx  » 


»500»OJO     NFA  TRAFFIC 


NO 


NF  A 


c*<f^zx  SEALING  fr.pflham/pel:hfbiuwn  t/l. 

.FAST    TL  STA.<.6*C 

l'.??'!-,  (UIST.    UIOF    (OIST.    ?)  I 


t3O,OD0      NFA  MAINT.-MAIN 


NO 


NFA 


h  Ak ■  ICH 


RIS.12<t.6       H»nGF    oETTERflENTjB!^  .«H-10-13,RTS.l2'./6» 

HA^wrrH. 

ne57?)  (PTS.12<»/6»HAPWICH  ) 


J175.00O     NFA     9«  RECOnSTR 


HO 


NF  A 


KlIMiriPAL  ChtMCAL  STORAGF  SHED  CCNSTRuC 

ti:n,?o  conr.uNiTiES 

l'.«615  (  "STATFWiOf  ) 


t2>3CO»OOC     NFA  MAINT.-nAIN 


NO 


NF  A 


«ESTF IE  LO 


HtT.2i; 


tRTTGE  repair  UN  BtJIOGF  #  5- <» ,  RT  .  ?0 /W  E 
SfFIFLO  PIVER. 

07^705  (RT  .?').WFSTFTFL0  ) 


»30C,CO0      NFA  HAInT.-MAIN 


N2<»3C  C3N 

NO 


nF  a 


iHf FFItLD 


PFSU'^FaCImG  FkOrt  cn»4N  .  S  .  I .  ^'^PT  HE  RL  r  TO  R 
TF.7r    (ASHLEY   FALLS  ROAO). 

i?''-  jo?  (  s  t.  7,  she  ffifi  n.  o<.  ) 


S1»COC,OOC     NFA  RESURFACING 


N215C  C3S 
NO 


NF  A 


*tHSl ER 


RT.12 


R^SIRFaCC   fl.id    Ft-.TYFORD  T.L.TO  SlA.s*^* 

<.0   ?    r.Lb    wL.RCESTt  "  'DAD, 

Oe^.n'.  (  RT.l'.WF'^SrEi'  ) 


*()0C»000      NFA  RESURFACING 


NO 


NF  A 


^LLtSLEV 

A  1  I  C  K 
F  k  AniriGHAM 


TRAF.  SI6.  UPD.  10  LnCS.  ON  RT.  Q  wELLES 
L  F  Y/  (4A  Tl  CK  /FR  AM  NGHA 

L?'5.^57  (  kit  .9,WFLlE";i  "^Y  ) 


$671»675     NFA  jIGNALS 


NFA-1  CON 

NO 


NF  A 


0(.  I  EANS 
L  ASTHAr 


2e.  6A 


RFSiRF.e  relateo  whrk  pORrnMS  jf  (<ts.2h 
t  oi  In  Orleans. (RH«7 9-1) 

1071:n  (RT.7'^/'•^.^»lFA^lS,02  ) 


13/677.651     NFA  RESURFACING 


N122C  CON 
NO 


NF  A 


AS'J'UL  UaFHC  SIuNAL  HAHT.<0I5T  1  t  2) 
155)t^fi  {DIST;.1-R   TR4F.S1GLS.  ) 


t5t,000     NFA  MAlNT.-rtAiN 


NO 
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PKOJtCTS   TO   PE  4CVEJTISE0 


AUTO  KUUTF   ANO  TCTaL   CONST.        FA  SEC 

FJNJING  FEO.    AID  ROUTE  COST   AND  CK  WORK        TRAIN-  105« 

CATEG.  CirV/rJ^N  NUMBERS  fl  E  5  C  K  1 PTIC  N  /  PR  T  J  FC  T   TPFNTIFIER  (I-cO.    ShAkE)        NEA  lYPfc  EES  /TIP 


NF  A 


KINGSTON 
►"INGHAM 


FPTXY  PAVT. MARKINGS  n«J  RT.3  RAhPS  INCLti. 
GORES.  (KlNGSTuN/hlNf.HAf  ) 

109920  (('T.^.KINGSTri'J-HlNGHAM  ) 


S70,000     NFA  MAINT.-HaIn 


NO 


Hf-A 


RFTTFOMEM  TO  tjKlUGFS(STATF  STRUCTURES) 
l'i*'.33  (  bR      MNT.  D-o  ) 


t50,000     NFA  MaInT.-MAIn 


NO 


NFA 


Y  A' f CUTh 


kT.fjA 


-  tSJ^  P  .ft  r.6A»ir&'"'0UTN.FR  .RASNSTAbLE  T.L. 
TO    TH=    CtNNiS   T .L . 

lu75t5C  (  RTfc.S4.YAF"injTH  ) 


$1,00C,0C0     NFA  RESURFACING 


NO 


NFA 


■CSTuM 


CPNTRACT  FOR  SERVICING  A /C  SYSTEM'S  IN  01 
ST.^   FOR   NEXT   F .Y. 

I'.'iB'iO  (OIST.fl  » 


S<.,800     NFA  hAINT.-MAIN 


NO 


nFa 


Cu^M^MGTO^I 


3''.iifrTt''.*S  C-«;l-?»C-?l-8tC-2I-2  5,kT.9/ 

WESTFIbLO   PV.e   t  BR.wFST.RV. 

12376d  (  R  T.9,CiJMHINr,T0N  ) 


i'.OO.OOO      NFA  MAINT.-rtAIN 


N190C  CON 
NU 
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PhiCJLCTS    TT   BF  iDVE'TIStU 


AUTO  -JOUTE   4N0  TOTAL   CONST.  FA  SEC. 

FUNJING                                          FtO.    AID  RQJTf^  COST    AND  Of  WO«K       TRAIN-  105« 

CATtt.              CIIY/TO-N                  NUnaERS                    n E SC R I PTIJ N / PR  1 J FC T   TOFNTIFIER  (FEO.   SHAkE)  NFA  TYPE  EES  /TIP 

********  **************** 


10 


NOk  TH^Dk  CUGH 


1290 


PESJRF  .RIE.  I-29U  FRM  CHDPCH  ST.RHPS  TO  I 
-'tP'j  PhPS(hAPLBOf'a) 

C^lblO  (KTE.  r-2<50»"^OPTHtJORO  ) 


i*.,  362, '(92  FA  RESURFACING  ^7  7IRH  CON 
<  $3,926, 2'.2  )  NO 


A  K  I  C  N 

nATTAPOlSETT 


RT.195  oESiJf  E.«T.195,FR.wAPEHA'«-lA»TnN  T.L.TO  n 

ATTiPoiSFTT-FAlkhAVEN  T.L. 

1,'*'.M5  (f'T.19'i,M&PTnM/>lATTAP0I,  ) 


l<., 500,000     FA       kESUfiFACING  ^ 
(iA,05C,000»  NO 


CHESHIRE 
ADAMS 


PESUfiF.KT.o  Si  d£A  P  R  .  X  -  .  N  OR  THE  R  L  Y  THR 
iJ  TL.CHEShlRE/ADAf.?; 

i?l5C0  (RT  p.chf<;hip?,02  ) 


11,350,000  FA  KfcSuRFACING 
($1,012,500) 


AC  TON 

ttOxdOKGUGH 
HAf  y/ARO 
L  IT  TLtTON 


KT-2  REC0N.EP.i*T.llu,Hf.\/4R0.E-RT.lll,ACTCN.Bk 
FAP-22  .L-n-l7,lt),b-ie-l»4-?-?9.3  5 

09^9C<.  (  R  T-2.  CONC  OPT,  03  ) 


$15,000,000  FA  RECONSTRUCT  y  6F006  C3N 
($11,250,000)  ' 


kUI LAND 


12^ 


RE'tURF  .»TE  .122  FRh  PAXTON  T.L.Tu  CAKHAM 
T.L  . 

065251  (  PfiXTON/RUTLA^iO  ) 


$3,700,000  FA  RESURFACING 
( $2, 775,000 ) 


7F010  CDS 


RS 


ACUSHnE  T 


F AS-521 


RECONSTRUCTION   OF   MTDDLF  PO. 

O46330  (MIDDLE   «  D  ,  A  C  U  <;  M  Nfc  T  »  0 1 


$2,000,000  FA  RECONSTRUCT  j9  7RS01  COS 
($1, 500,000) 


L  CwELL 


113  Fr    DUNBAR   AVE   TO    PAWTjCKFT   BLVO  ExT(RECU 

rl-'.372  NSTSRFlOC    N'lY   edge    OF    T  HF   NEW  PARK) 

056050  (PaWTJCKET    BL V D , LU wE L L , 01 ) 


$3,500,000  FA  RECONSTRUCT  O  61H01  CON 
($2,625,000) 


HANOVER 


53  IMPROV.    TO   RT-53    FP   PT-3    TO   OLD   WASH.  ST 

FAU7999  .    f.    PHNO   ST.  INTERSECT. 

ll-iflGO  (RT   53,HANrvF?,0<i  ) 


$3,000,000  FA  RECONSTRUCT  ^ 
(ti,25C,000) 


8Z009  COS 


BURLINGTON 


RT.3A  AOn.nc   RT.TuRN  lANE   DN   R T. 3 A ( C AM b. S T . ) TO 

WILM.RL.»^u0.aF  T.S 
08^907  { RT.3A,BURIINGT1N,01  ) 


$300,000  FA  TRAFFIC 
($225,000) 


wayLanu 


27 

M-88<.1 


INSTiLLAflON  UF    TRAFFIC   COnTPOL   SYSTEM  a 
T   MAIM    ST(RT  27) AN05E .SW .PL  A  IS  STS 
10517D  (RT   ?7,UAY14ND,01  ) 


$'.00,000     FA       RECONSTRUCT  73M12  COS 

($300,000) 
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PkCJtCTS  Tn  «E  4DVF«TIse[> 


JUNF.  1989 

AUTO  ROUTE   AND  TOTAL   CONST.        FA  SEC, 

FJ^JOI^G  f-tO.   AID  RQUre  COST  AND  UW  WORK       TRAIN-  105t 

:4Tt&.  CITY/TOWM  NUMbeeS  TESCHPTIOr^/PPQJFCT   TOFNTIFIEk  (FEO.    SHARE)        NFA  TYPE  EES  /TIP 

0f»»tw»*Jt^  *******  9*  *wt***»*^4^w*  **********************************  ****** '*******^L*m************'¥*********************  **************** 


havekhill 


110  »T  no  AT  LOWELL  AyF,  STA  43*?5  TO  STA  <. 
M-Z-tSlLOWE  (SIGNALS) 

LL   M-2<i'i7«  OBOIOO  (RT   11  0»  M4  VF  P  H  IL  L  .  01  ) 

I  VER 


1150,000  FA  TRAFFIC 
(ill2«5CC) 


86M01  COS 


BR 


A  ThCL 


t<T-202  HI-TOGE    A-15-15   OAMEL   SHAYS   HIGHWAY  OVER 

FAP-3^  CMO,^ ,  A  ThCL  1 "?  72  >,I60 1 7 101 

OlS^C^  (DanIFL   SH(Y^   HWY»01  ) 


$2,0OO»C0O     FA       iR  RECONSIR  69013  CON 

( il>600,UOO) 


CHlcOPtfc 
HQL  YOKE 


60A, 1-391        HR.PEroNSTftUCTlON  ON    BR.«S   :-13-<.l    L  H-2 
1-604, 1-391 , 

uf'.703  (KT-n91,CHICnPF£,06  ) 


42,000,000  FA  BR  RECONSTR 
( il,6CC,000) 


63001  CON 
NO 


8R 


PITTSFIELl) 


HT,^1  PFC0NST.IJk.#P-10-6'^.RT.  <H(CTL.  BERKSHIRE 

KT.'»1,FAP-      riLVn.  ) /M  .LEBANON 

3  1127^0  (RT  A1,PITTSFIFLD,01  ) 


»b25,000  FA  8R  RECONSTR 
( S500,000 ) 


8B018  CON 
NO 


HtS 


rCMTtRET 


23»57  .<tPL.UF    SUBSTANOA^U   GUARDRAIL    S   rAiN    £.  P 

FAS187,  57-     IXLEV   « D S  .  ( k T E . 2 3 , HiN T E R F Y ) 

193  1C370?  ( RTt.?3,MnKTF9CY  ) 


$550,000  FA  GuAkORAlL 
(t<.95,000» 


NO 


HES 


HOUi-NE 
F  AL  MOUTH 


RT.28 


TmERm-PLASTIC   P  AVL'tARK  ;  RT.  78-80UPNE    Bk  . 

TO   3TIi    kuTAkY    woods    HCILF  RD 

0'>t)0'»3  (PAVT.MAR<INGS»niST,7  ) 


155,000     FA       PAWEnENT  MA 
(1^.9, 500)  NO 


I< 


SUMFRVI LLE 


RECONSr.OF   HIGHLAND   AVE , FR . "FOFORO   ST, TO 

COTTFR  AVE. 
Q-^Zb'iJ  (HIGHLAND    AV  E  .  SO  ME  R  V  I L  L  E  »  ) 


12*000,000  FA  RECONSTRUCT  Z  71X03  CQN 
<  il, 700,000) 


^HPAl"    TJ  DRAINAGE  STPuCTj»ES    IN  DIST.7, 

VAOiLji  ROUTES. 
0^111''  (OwAlNAGF    STOLjrTURES.O-?  ) 


JbOCOOO      NFA  MAINT.-MAIN 


NO 


NF4 


I AK  EVILLF 


Kimo 


LAr<cv/iLLt  bR.«S:L-l-10»L-l-l'V,L-l-ll,t  L 
-1-13. 

O^aiJ?  {?T.l<.0,L4t<'^VTLLE  ) 


ijOCOOO      NFA  MAINT.-MAIN 


NF4<.B  CON 
NO 


NF  A 


SPR4Y    PLASTIC   PAVefFNT   MARKINGS   ON    VARIO  il50»000      NFA  MAINT.-MAIN 

US    RTi-i.    (DIST.    b)  NO 

l-)7?hi  (    PAVEMENT  MKr-,S.    OIST.    b  ) 
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PKOJtCTS    TO   BE  APVF^TIStD 


JUNE,  1989 

AUTO  ROUTE    AND  TOTAL   CONST.  FA  SEC. 

hJ^DlNC                                          EED.   Alu  B.TJTE                                                                                             COST    AND  OR  WORK,       TRAIN-  105« 

CATFb.             CITY/TQ-N                  NUMBERS                    0 E S C R I P T ID N  /  PP T J E C T   TOFNTiFItK  (FED.    SHARE)  NFA  TrPt            EES  /TIP 


NFA 


WEST   SPRINGFIELD  I91I90 


at..»U-2L-32,<BR.REPAIPS)  T-91-I-90  CONN  EC 
TOP /«  T . 5 

0  70  3C1  (  RTS.  1-91- 1-9 -I.w.SPk  IKGFI) 


$350»000     NFA  MAINT.-MAIN 


NFA30  CON 
NO 


NFA 


BOSTON 


^RlO';?    L.ECK    BFTTEHf^'^NTS,  FAST  BOSTON  x-WA 
FAP-do  Y  VIADJCTS. 

'^lH<,l->  (F.dQST3N    F<-^  AY»  rtOSTON  ) 


12,000,000     NFA  MAlNT.-MAiN 


NO 


nf  a 


rtHjiMFIELO 


TTAT'UnG    wall    on  "T.g.STA.l^+OO   Tu  STA. 

?C*JO 

094190  ( RTb.9,9R00<FIFL0  ) 


IbOCCOO     NFA  MAINT.-MAIN 


NO 


NF  A 


t  K  E  L  S  F  A 
E VERt  ri 
N At  DEN 
H  bVERF 


16,99,1  DECK   <EFAIkS  i.   SAFETY  SHICIOING  OF  SEVEN 

FAP-e7,99         (7)  RRIDGLS. 

I'f'.'f^'i  (  DIST.  R.-ATNT.  » 


$300,000     NFA  HAINT.-HAIN 


NO 


NF  A 


Nf  .-lUw  Y 

N  t  «  'SUx  YPbR  T 


«T.. 


CONST?. OF  ^£^P.RUAn  ARQUNO  bp . si T t  ( N-10- 
J'jj-'T.l  C^.fhTu 

07579S  (KTF.l,NEWBaRY-N£w6YPT.  ) 


t22b,00C     NFA  COnSTk 


NF69C  CON 
NO 


NF  A 


Nf  t  jhir; 


'JPIaTInG  cuakdraIl  tn  cmfstnijt  St.  NEEDh 
A^•  t  TtOHAM  ST.  UOVe 

157?-<T  (GUA'ORATL   ijp'>ating  ) 


tl'>0,000     NFA  guardrail 


NO 


NF  A 


^HATELY 


116,5,10  RR.'>FPAlFS,oR.i(*-33-??(RT.ll6/BlRk,eu-33 
-19, (0  T5.5£iC/l-9i) 

■'-yl2.'^'5  (  »TS.  5  f  lO ,  UHATEL  Y  ) 


$^125, COG     NFA  (lAlNT.-MAlN 


N245C  C3N 
NO 


NF  A 


SIGHT  uISTANCE  AND  SAFETY  I  m  pR  QV  E  C,  t  N  T  S  ( 
ANNJiL  CiiNTkACT) 

ISSIS:)  ("SIATFWIOF"  ) 


$230»000      NFA  KAlNT.-rtAIN 


NO 


nf  a 


li  U  S  r  Q  N 


1-93 


SUBSTRUC'ORE  RF  HaB  . .  =^9  .  •  IS-?  73  ,  1-9  3  INTE 
RCHG.WlTh   MASS  AVE. 

070  V1)  (  RT.I-93,  RfSTTN  ) 


ti, 500,000     NFA     BR  RECOnSTR 


NO 


UELLINGHAM 
dLACK  STCNfc 


SIDF'VALK  AKD  Dk  I  Vf  W4  Y  »  F  VIS  TONS  FOR  HAND 
ICAPP^O  ACCESS 

157?o:  (  HANmCAPPFn    ACESS  ) 


$3C»000     NFA  *** 


NO 
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PKCJtClS   m   Rr  iDVFkTISEL) 


iJTO  ROUTE   4ND  TOTAL  CONST.       FA  SEC. 

fjNjISo  F60.    AID  COJTF  COST   AND  OR  wORK       TRAIN-  105« 

CtTtL.  CITY/TJwN  MUMBEkS  0  E  S  C  f  I  PT I  liN  /  Pe  T  J  F  C  T    lOFNTIFIfk  (FED.    ShAKt)        NFA  TYPE  EES  /TIP 


.tf  L  L  I  Nt,H4M 


l2t  Sinfw\LK   t.   DKivEWAY   PFVISTOnS    fur  HANOIC 

FaP-32  app-i)  access. 

Ob'yP-^O  (  KT.12iS»»ELLI'JGHAh  ) 


13C,000      NFA  MAINT.-iAIN 


NO 


r<  t  VE'^F 
S  AUGUS 


«T.107  WFSiJ-'CACt    RTt.l07,FJnM   iPOiOWir  ROTARY  T 

FAJ-2607  f"'    F"!!'    f'iLL  BklQGE. 

11  "Id'.  ( " t  .n    jf  vf»f  ) 


t25C.OOO     NFA  RESURFACING 


Niaaa  con 

NO 


il.Ul"fl(jR'JUGH 
SMKFwSaUPY 
FA>TjN 
wCkCESIER 


9,120»122       GUi'OSAlL    hAlNTENANCF   ON   RTS;9,120»£  lid 
.(SEE  TCwNS) 

CO^S^  (Gl)APT»AILS»0-3   MAINT.  ) 


t'.OOfOOO      NFA  GUAKORAIL 


NO 


SF  i 


GAi^DmER 

.E  STMINSTE* 

h I TCHB JKG 


l'.C.20.1?2     (■fBITLbiNG  CATCHSiSlNS    4nMG  PTS.i'.C»20, 
t   12?.  (SEE    TOWNS  » 

l-j'i  ^?^  (  C  ATCHP  AS  I  ("S  .        ,MAINT  .  ) 


$3OC»0OC      NFA  flAlNT.-MAiN 


NO 


Nf  A 


-iNChENJCN 


3RI0GF    SET!  EF'ifcNT,RR  .kW-?3-20   RTt.l2  GVE 

P   "  II  I  E  "S   (<  I  VE'*  .  (  SO^  TNG   5T.  ) 

102711  (  PTE.  1  ?.  U  I  NCH^^  NriQN,0  2  ) 


t250,ou0     NFA     aR  REcO-^jSTR 


NF9qB  C3N 
NO 


nF  , 


C^LO  PlanNIni,  E   PtSUPF.3  VA?  ,  L  CC  AT  ICnS  I 

NCLO.  5  .E  .x-«AY. D  1ST? ICT  WIDE 

144^.3^  (  DiST,  R,  89  TOGF    MAINT.  ) 


li^COCOOO     NFA     MAIM, -.IAIN 


NO 


nf  a 


INSTALIATIPN  OF    FIFXIBLE   P E F L E C T OR  I Z E 0  0 

•^LINFaTwk   PuSTS    t<lFS  3,6.  1-19 

10^M2  (REHFCTORnFD  DbLlNbATCR) 


tlOC»000  NFA 


NO 


NF  4 


INSTALL. OF  bPIDGF  PAlLTNG  t  STEEL  ■JEAI^  0 
N  i'T.«.,GIST.7. 

1S70=.T  (DISTRICT    7  I 


4C20.320     NFA  MAlNT.-rlAlN 


NO 


Nf  A 


JU)"iUR  Y 

K  InGSTON 


RTS.3.3A  B-?.«FTTFR.CF(2I  (bkS.  :«n-l<,-lii  i  K-1-13A, 
FAP-i30  NiJt'TH    ST.^kT.3    L  RT.3A/3. 

10«')10  (  UUXR'JRY/K  INCS  TON  ) 


t450>000      NFA  liAINT.-HAIN 


NO 


nF  a 


"TRE'    k  FMLlV  AL"S  T  ATE  JTOE 

l:>70n5  (  "ST4TFWI1F"  ) 


$'>01»885      NFA  MAINT.-MAIN 


NO 


f  J  .\ :  I  \ 


CITY/TO-<N 


AUTO  kUOTE  4ND 
FEU.    AID  »OUrF 


PKuJfcCTS   TQ   pP  ADVFRTIStO 
JUME. 

^tSCRlPTlLJct/HRlJeCT  inCNTlFlEK 


TOTAL  CONST. 

COST  AND 
(FED.  SHAKE) 


PAGE 


FA 

UK 
NF  A 


WOk< 
TYPE 


18 


TRAIN- 
EES 


SEC. 
105# 
/TIP 


NFa  CACK    sealing  at    VA?inijS    inCATlONS    THROU  1200»OOC      NFA  rlAlNT.-IAlN 

RHOilT    DiST.l.  NO 
14^?^!  (CRACK    SFALT'I',  ) 

NFA  RFPLACt.OF   M1LEHaRKcijS(MTLF    £   ONE   TENTH)  ^25,000     NFA     MAlNT.-MAiN  NF58C  CON 

var.<;tate  hwys .  .c  itie s  » twns .  no 
I'.^tSpo  (  s  tATf  win F  ) 


NFA  FAST   BROOkFIflLi  <i  RFSURF.RT.q  FR.SPbNCFR   T.L.TH   BKuCkHELO  ll»t)00»000     NFA  RESURFACING 

T.L. 

12')<J01  (  kT  .Q.  E  .  npriK  F  IF  LO  ) 


PAGt  1<» 


>'RGJECTS         BE  APVFSTIStO 


AUTO  ^OUTF   AMI  TOTAL   CONST.        FA  SEC. 

fjJOIS&  FfO.   ilO  PQJTF  COST    AND  OR  liORK       TRAIN-  105» 

CAftG.  ClTY/T.lwN  Nup8£»S  n  t  S  C  r  I  PT  I  C  N  /  Pa  ">  J  P  C  T   IDFNTIFIFR  (FtO.    SHAKE)        NFA  TYPE  EES  /TIP 


IR 


K  ANOuL  PH 

au JnC  Y 

3KAlNTREt 


IZd, 1-92,2  PL  AN;k  EiOkF  ;&  RtL.»'l»K  Hn  »  T  .  1  (I -9  3  )  .C 
FAP5C  U'^a    f.    S-WALK    »tCON.TN  OT.28. 

067^(1  (  BR  AIM  ./OlllMCY/9  ANOCL  Fh  ) 


i2»50o»000  FA  RESUi<FaCIN6  j^,  tIR'i?  C3N 
( t?»  250»00C ) 


nPBTh  ANDOvER 
LAWRENCE 
f  L  T  hut  IS 
HAVERHILL 


I-4V5 


pFs^jRF .i-«.q5  jc t.shausi^ffn  9v.br. to  sa.E 

NO  i?F    b'<.LV  PF^RIraC 

Of  ■i'llM  (  W  I.r-tgi,  Nn.ANOOVfR»Cl  ) 


12»000»000     FA       RESURFACING      ^2       7IR01  CON 

(ti.aocooo)  NO 


Ift 


SC,uTHdPROU»iH 


I-*. '95 


RFSUBF  .  I-<,<;5   FK.WtSTBORT   T.L.Tu  f.AKLBORO 
r.L. 

Cj^^IO  (  kT.T-49  5.  jriuTH'?  ORO  ) 


li'OOC/OOO  FA  RESURFACING  ^  8IR06  C3H 
(li»250»O0O)  NO 


WILLI  amSTCj-N 


2  PECJNS  1  KUC I  ION  OF   oT.?  FP.CHlE    AVt.TL  NO 

FAP-10  RTM    AHAhS    TOWN  LINF. 

O'Jt^l'i')  (RT       will  MMSTnrtN,02  ) 


SI, 500,000  FA  RECONSTRUCT 
( ti,  125,000> 


6F008  CT< 


REVf KE 


RT.l  PFSijRF.e    KtLATtU   wT^K.NH.EAST  X*'Ay,PARK 

FAP-07  ST. To   CIjPElAND  CIk. 

0'.^7'?  (HT.l.RFVFPe  ) 


17GC,00C  FA  RtSuRFACiNG 
(t525f 000) 


7F012  OM 


RS 


FLCR lOA 


F  Tf  .2 


RtCONSTR.    wHIICUrH   HTlL    PI.    FROn  rCJNROt 


FAS-ifc<..16      PD.(^r    (■T-2)    TL    hCTSAC  TU'JNFL 


(WHITcQf'P   hTLL    PD, FLORIDA) 


i2,50Ci,00o  FA  RtCuNSTRUCT  ^  8RS02  CPS 
( tl»d75,003) 


F«IL  RIVEP 


r>3075 


RECPNS  Tk  oC  1 1  uN  CF  RAY  ST  FPa"  PHDLE  ST 

TO    STaff     ST    AND    HIGHIANO    ^^ f 

00357:  {6AY  ST.FML    PlVEk,01  ) 


$i.,00G,o00  FA  RECONSTRUCT  ^  61M12  CON 
(  11. 300,030 ) 


1^0  ST  On 


"UErriL  I  riL|N"CF  (3)  building  STRUCTjkbS  u 
N  NFw   uJOLEY   kU. HUSTON. 

•:21Ki  (NEW  OUHLFY  ST;BUSTDN  ) 


il93,3^5  FA  OTHER 
(  tl'.5,0'tt>) 


52f10I  R3a 
NO 


w  A  L  T  A  n 


RT-2C 


RFCONS rH)C T ILN  OF  1 A T N , S CHOP L , £  SPRING  S 
TS.  (C.  ■H.O.  ) 

XOIZC?  (RT-?O.W^LTHA>^,0<l  ) 


ii, 923, 906  FA  RECONSTRICT 
(  ll,<.'t2,';29) 


63M07  CON 


iinori 


(e)L'^i"S.bkANlTL,ALA'<S»nPY4Mr/PLVL;ACA"5/ 
l'RVAN  r  .  ijKULK/ AjAf.  S»  =  TC  . 

:%7^.•';  (iiLTiN,n  lp:ations,ci  ) 


S750,0CG  FA  RECONSTRUCT 
(»5(52,  500) 


63M28  CTN 


PAGE  20 


PPUJ£CrS   TO  BE  AOVFPTIStD 


J  Ul  Y  »    1  O  P  5 

auto  route  and  total  const.  fa  sec. 

FJNOING                                             FEO.AIDROUTE                                                                        ,  CCSTAND  DR  WOkK        TRAIN-  105« 

CAftG.              Cnr/TLWN                  NUMBERS                    DbSCrflPTILN/po.lJ^CT   TDFNTif-iEft  (FED.    ShAHE)  NFA  TYPE            EES  /TIP 


•aLTHaC 


R  T-i:c 


OEPL    ^-LFVtL   PKNG  0^ C K t I NC L . ^ I Gn aL S » C I  PC 

JLATT'lN   {.ROADWAY  IMPpoVE^FNT 

lOl^O"!  (RT  ?D»WAL  THA^',05  ) 


il» 500.000  FA  RHCUNSTRUCT 
HI,  l^;5,00b  » 


63M3<t  CON 


f  (rCfNSTKUCTlUN    OF   F4STF3^   i\/F.AND  [)PCaO»< 
M-l'i'^<.»  M-1  AY. 

516.M-150'.     C2n''>  (  t  AST^  Ki/o.Rf  ADW  AY  ,n  Al  CF  N,  i  ) 


iZ^OOC.OoO     FA       RtCD.NSTRUCT  63139  CON 

(tl, 50C,0CG) 


HFb 


Ffll  ^'uUTH 
p  AkNSTaSLE 


RT.28  Tm5C""i-pi.  ttSTIC   PaVC^FNT   n4R<lKGi   IN  DIST 

.7. (F4L^0UIH-BAk^S. I 

0560'.?  (  PaVT.MARK  ISGS   niST.?  ) 


1220»000  FA  PAVEMENT  MA 
( 1 1 vb  >OjO ) 


NO 


HEi 


Fall  river 


PT6.2<»  INSTML.QF    t'CHAIN   LINK    FFNCF  FR.I-l<y3/2 

<.    IMft^rJ.NL.TL  kl^■^'n■^T  pniARY 
025050  (RU.?^»FALL   ?IVfo  I 


t700»00a  FA  MAIM. -MAIN 
(t63C,00C) 


NO 


HtS 


I-P^nVfc  &  RFFLaCL  I'lPfCT  ATTENUATION  OEV 
ICFS-"iTATE«IOE " 

035112  (ICH4:T   ATTFN.    RErlAB.   -S  .  ) 


1<«20»C00  FA  MAINT.-MAIN 
($37b,O00) 


NO 


E- 


A^ES-^UK  Y 
r-tuvtLxNC) 

MAvEk  hi LL 
wtiT    NEW  (JURY 


'EC0N.(3)HRS;MAIN  ST.i«E5,PT<;.  v7-ll3,GFiJ 

VF-W«  v/ r.  K  ;  KLCK    V  ;  H  AVE  R-W  .  NF  W  . 

n41i.Q0  (MAIN    ST,  /  ^F       IM  ACK    K  V  .  ) 


1530. i'tl  F4  BP  ktCONSTR 
(13<)7»75e) 


7E011  CHS 
NO 


IX 


►'OS  TON 


CFNTl-ALIZtL'  COMPuTFS  ysaF  CONTKOL  SYSTEM 

iiAPP -i  fx  .2C  0  LOCATIONS    IN  B    S  T  C  N 
13',2?3  (TRF  ;nt?    SYS  bOSTCNfO'.) 


t3,2fc<.,000  FA  TRAFFIC 
(  $2,  77'.,<.00) 


ii,     71X02  CON 


nf  a 


M4TNTFNANCE  OF  TRAFFJc  SIGN"!  Tn  VARIOUS 
RTFS..    DIST.  6 

15  726:)  (SIGN    M4INT.    riST,6  ) 


$12»0C0      NFA  MAINT.-rtAIN 


NO 


NF  A 


ANOQvEk 
LA^PENCE 
r ETHuEN 


SL^PF  paving  be T TFR MFNT , ( 4N0OV Ek ,l awp enc 
P , THOcN ) 

0023C5  ( ANDOVER-L Arf.-ME THUEN  ) 


$250,000     NFA  NAlNT.-MAiN 


NO 


NF  A 


Y  aomouTh 


CiTMSlKUCTIl  N  OF  MAl-^Tf  N  AN' F  r;  4  k  AG  E  .  Y  AP  Mu 
052145  (YAR«<OUTM  ) 


t'.SC.OOC      NFA  CONSTk 


N123C  CON 

NO 
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PKOJECTS   TO   3E  40VE<TIbED 


JUIY»  l'?P5 

AUTO  KOUTF   AND  TCTAL   CONST.  FA  SEC. 

FUNOI>J\,                                          FtO.   AID  POUTc  COST    ASU  Ok  <rfO«K       TRAIN-  105« 

CirkO.              CITY/TU.'N                 NUf»BeeS                    0 1 SC  k  I PT 1 0  N  /  PR  i.l  J  F  C  T   lO'^NTlFIEk  (FED.    SHAKE)  NFA  TYPE            EES  /TIP 


NF  A 


P  A  L  ^  £  R 


20»l6l  INTFfSECTICNAL    IMPROVEMENTS    TP  RTF. 20  S 

t'TF  .181»PaLMEk. 

111108  ( kTS. JO/181, PALMEP  ) 


H5C»00C1     NFa  traffic 


NO 


A 


RAlSFO    PAVEMENT    REFJRHTSHTNr,    IN  DIST.a 
D5^0'i'<  (  PaVT.RFFUFBISH,  D-fi  ) 


160»000      NFA  MAINT.-HAIN 


NO 


IPSxICh 


CONSfUCTION  OF  MAINTFNANCF  G&kA&t»IPSWl 
CH 

02e')27  (IPSWICH  ) 


J<.00»000     NFA  CONSTR 


NO 


NFa 


1-93 


^•J.ilFTTtP. ROOSEVELT   CiRCLEtDFCK   REHAB  SO 

. STRUCT. PItR. REPAIRS    TO  PQTH 

O^l'.lO  (POOSEVFLT  C  T  R  C  L  E  .  ME  OF  OR  0  > 


t'tCO»000     nFA  MAINT.-flAiN 


NO 


NF  A 


1 aShP  E  G 


RT.2C  ><  f  SiJF  F  AL  InG   CF    bT  .?<?  .FR  .  F4L  "PijtH   IL.TG  T 

FAP-128  HE    BARNSTABLE  TL. 

106&0-)  (  ^T.28,MASHPFE  ) 


il»200,0>j0      NFA  RESURFACING 


N137C  CGN 
NO 


NF  A 


LEXINGTON 


kT.2 


KtPAiR  OArAGED  SUPERSTRUCTURE.  WATEkTCiwN 
ST.8P  .  »L-iC-,iO/RT£.? 

O'tlp^'i  (WATERTOKN  ST.  .L  EXINGTON  ) 


$150,000     NFA  KAInT.-MaIN 


NF36C  CON 
NO 


NF  A 


EVERETT 
PEPPtReLL 
fcbVE.'F 
StMERVILLE 


FULL  RECOnST.DF  HANOTCAPPen  ACCESSIBILIT 
Y    RAMOS    i.  SIOtWAlK<;. 

0306"'>  (  "HANf)  IC  AP  PEP    RAfPS"  ) 


1250,000     Nf-A  RECONSTRUCT 


NO 


NF  A 


GARDNER 
TLfPL  t  TON 


68,2,2A  RESURFACE   &A«Di>JER   J:T.oTS.68    <:    2   WEST  TO 

TFMPLtluN   JCT.RTS.?E  24. 
Ctl^l?  (RU.?,GARr. /TEMPLE.  ) 


$1,500,000      NFA  RESURFACING 


NO 


NF  A 


'Ji  ERFIELO 


5,10 


ftfPLACb    FAILED  '.2-R":    PIPF-STA.  77  +  ,  NEAR  C 

HANNiNo  L.BETE   CCj.RTS.5    £  ID 

11«.?12  (RTS.";    i    1  0,  OF  FR  F  I  E  L  0  ) 


$30,00C      NFA  MAINT.-MAIN 


NO 


nf  a 


•J  A  L  T  Li  N 


8<i  RESURF.UF   RTt   8   £  Q.HOUS*TPNIC    ST.E   TO  £. 

FaP12»13  FNOIMG  orchard  ST. 

122101  (  RTS.  ^  »  OAL  TON,  0<.  ) 


$600,000      NFA  MAINT.-MAIN 


NFA5D  CON 
NO 
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PkDJECTS   TO   rtE  4DVFRTISEU 


JULY»  l<)8<> 

AUTO  ROUTE   A^40  TOTAL   CONST.        FA  SEC. 

FUNDING                                          FED.    AID  ROUTE  COST   AND           Ok                WlKK       TRAIN-  105« 

CAltG.              ClTY/T3irfN                   NUMBERS                     n  t  SC  t<  1 PT I  j  N  /  pPH  J  E  C  T   TO^NTIFIER  (FED.    SHARE)        NFA              TYPE            EES  /TIP 

*t*ftt*********^******ii*^***t**t***************^if*^*t******  *****************  ******** 


NF  A 


nCBTH  aNOOVER 


RTll^.133       UP'l.SI &.RT.11*   FR.MAVEiLY  RO. INTER. TO  BE 

Y3Nn   KT.  133-1141NTE'? 

0317SI2  <RTE.11<».N,    ANDTVER  ) 


t500»000     SfA  SIGNALS 


NO 


NF  A 


FLFCTPICAL  MAINT.VAR. STATE  H IG hW AY S » U I S T 
PICT  w  Ijf . 

(OIST.S.oPIOGE    MAINT  ) 


»50,000     NFA  MAlNT.-MAlN 


NO 


nF  a 


H  INGHAM 
WEYMOUTH 


3-A 


TO  STRENGTH  CRITICAL  TRUSS  MEMBERS  OF  BR 
.«H-l^-?»h-32-2/BACK  RIVFR. 

(  R  TF.  34.  HT  NG. /UF  YMC'UTH  ) 


J15C»000     NFA     BR  PECONSTR 


NO 


NF  4 


LA».<tNC£ 


kfNnvAflNG  ynllE  PUPs  '^R  .»L -'i-22  » I NCLUDI 
NG   APPROACH  SLABS. 

IPb','^^  (SO. UNION    ST.LAWHtNCE  ) 


»200,000      NFa  MAlNT.-MAiN 


NO 


NF  A 


SPS  INGF  ItLf) 

otiT  SPiilNGFIElD 


R  T.20 


UK  .  RE  r  TER  ;BR  .»S-2't-^  »H-2  1-2  (NORTH  END  B 
K.)WT.a(./CGNN.RIVfP 

101»0S  (RTF. 20, SPPTN',  FIELD  ) 


tl75.000      NFA  MAINT.-MAIN 


NO 


NF  A 


L  AXE  jF  ."!UGH 
NEW  aShF0><D 


R£SUPF.kT.7  APPKUX.3.3M   SI.S.ASnFURD  TL. 

NO.,f.    ENDING  1   STA.7f>  +  01  N.A 

119720  ( RT7.L ANESBORDUGH, G3  ) 


tl. ^50,000     NFA  RESURFACING 


NFQOA  COM 
NO 


NFA 


H  INGhAH 
HANOVER 


PTS.3#53  BP.i^fTTEr.  (2)8f<S;H-15-12  DERBY   ST/RT.3  6 

FAP-130  «M-',-ii,KT.&3/fiT.3 

lOQ'Jl'i  (  k  T  .3.  HINGH4M/HAN0VE  K  ) 


1350»000     nFA  HAINT.-MAIN 


NO 


NF  A 


SANDISFItLO 


K  T.e 


BRIDGE    REPAIRS   On  RR S . » S -3-? 0 » S" 3- 32  INC 

L0.RT.8   bXfANSlONS  6   P E S UP F . 

122'jt.O  (KT.B.SAMniSFIFLL  ) 


175»0J0      NFA  MAINT.-MAiN 


NO 


NF  t 


L  EM  « 

LEE 


RTS.7»20  traffic    SIO-NAL    UPDATFANn   COSMETIC  REPAIR 

FAPS-1»5,6      S    S    (7)  LCCATIGnS. 
FAS-tl<.  1201CJ  (7   LO:  S.P  T  ;7£  20,  LENOX/LEE  ) 


$75,000     NFA  SIGNALS 


NO 


NF  4 


SHLIO  i»4Srt  hthnVAL  AnO  FISPHSAL  -  (ANNU 
AL  CONlkACT) 

IS-jl^O  (S  .<.nF,S^I  T"^   WASTE  DISP.l 


J'.2b,00C      NFA  MAINT.-MAIN 


NO 


K^CJtCTS   TT    RE  ADVP5TISE0 
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FJS.JiSi 
: ATt«, 


C I T Y /TuWN 


tore  ROUTE  AND 
FED.   AID  RO'JTP 


JULY,  metj 


DlSCf  IPTIjiS/FRTJECT  TDCnjtiFIEk 


TOTAL  CONST. 

COST  AND 
(FEU.  SHAHE) 


F4 
NF  A 


wOKK 
TYPE 


TRAIN- 
EES 


SEC. 
105* 
/TIP 


NFa  hAZiPOCUi    -ASTt    CONTilNMFKIT    AND   DISPOjAL  i225,0C0      NFa  MAInT.-IAIN 

(ANN'JALCONTkACT)  NO 
IS'jl'.T  (  "STATEalO  F"  ) 
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HKr.JtCTS    Ti    «P  AOVc^TIStD 


AUGUST,  lqp<5 

AUTO  ROUTF  AND  TOTAL  CONST.  FA  SEC. 

Fj\l«In&                                          fed.   Alb  .^OUTE  COST   ANO  Ck  taOiiK       TPAIN-  105« 

CATLb.             CITY/IbwN                 NUMBERS                    n £ s C k I PT I U n / 1 J  EC T   TOFNTIFIEk  (FED.    ShAK£)  nFA  TYPE            EES  /TIP 


I* 


I-'.'J3l-<)3       OFC'<   "  lFL  AC  EMEn  T  ,  I-'*<?5  TVfo    r -9  3 ,  d  x  I  oG  t  * 


i?»500»000      FA  rtAlNT.-IAiN 

( 12,  a'^cooo) 


7IR17  CON 

NO 


I" 


ANOL.y/E  < 
Willi  Ni,TrN 

r.  t  I  rluEN 


1-93 


UPD4TP   lF   FXiSriNG  SIGNS  In   I - 93 , F « . k . h. 

STITF    IN.Tfj-EXIT  SQ.ANnOV^R 

1  S*.      'V  (  '.'JIO'-    51  r,N  PC  PL  .  ) 


16CC»000  FA  SIGN-LIGHT 
(i5<.0,000) 


8IR16  CON 
NO 


«S 


FLr'<  ID  A 


KFC">NSTk.   klvfck   SLAr)  AT  T'Wn   (?)  lUCATIQN 
FAS-lb5  S 

CfcO^t^f  (PIVF9   sn,  TLOP  10  A,  03  ) 


ll,25O,u00     FA  KECONSTRUCT 
<  i9i7,500) 


6RS03  CON 


fiS 


SUNUf  ■^LAND 


RT.'t? 


RECONSI.UF  NLkTM  MAIN  ST.i?T.<.7  Fk.lNTtrl. 
P  T.  11  f)>NORTH   36w0  ' 

13<.'5]?  (  kT  .A?,  SJN  CFPL  AN  D,  01  ) 


tSOCOOC  FA  RfcCOWjTRUCT 
( IbOOtOQOi 


9RS02  CON 


H INGH Af 


*<  t  S  JkP  4L  ING  ,  Fk  .  IMF^  SFC  T  IPN  OF  GEU.WASH. 
i^LVD.Tj    hoLL  T.LInC 

CPTPCi  (HOc^LANn    ST.HINGHAh  ) 


IbOCOUO     FA  RESURFACING 
(ftSCOOO)  NO 


,.(C>Tn  fctADING 


28  RECHNS  r  .K  T  .  2o  FRuf.  L"«FLl    ST. .SOUTH   10  k 

rt-^175,M-?      FADING    I  .L  .  InCL  JDIM';   PARK  ST 

111  107'-;,.C  (^T  NORTH   OFAOING.OI  ) 


12,  150,000  FA  RECONSTRUCT  iZ,  8  3M07  C0'< 
(  U, 612, 500) 


iPklNoFlFLU 


1-729063 ,F 
AP-29£31,/i 
-7203,87, 5 
1 £7321 


«1, HANCOCK   ST.i   KINS   ST;»?, PARKER   Sl.S  N 

ANTASKFf   ST.«3   i.    <i  CPMMFtrS) 

1  31  3  5  3  (SPHNGFlelO.-^   LOCS."  ) 


t400»000  FA  RECONSTRUCT 
( t300,CO0) 


65M05  CON 


A  GAhAM 


KT-75 


P0Ai)*4y    iNFVTS.Tu  STIVER       SUFFIKO  STSJ 


ri-355i,i-3     F-'.SILVhk   TU  ShiJEMA<FF  LANF. 


5  56 


1 3  2  200 


(SUFCIFLD    ST,4GAtaAM,01  ) 


»3,2cC,00o  FA  RECONSTRUCT  ^  71h06  CON 
(t3,90G,000) 


JuCLt  Y 


197  Tn<;Tai.uF   T.C.O.i   ATPPOPT  P0.£   MASON  RO. 

FAP-'»9,f-'.     f.   cr.lv?   rAiN  iT.DLDLFY 

210»(1-<.21<.     j9  57j^  (  RT   197,  DUCL'^Y  ,  02  ) 


$350,000  FA  SIGNALS 
( i262,  500  ) 


9<<M01  CON 
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fCIIJECTS    rn   «P  AOVF^TISEl) 


AUGUST,  \<)e9 

AUTO  ROUTE   ANO  TOTAL   CONST.        FA  SEC. 

FUNJI^G  FLO.   AID  ROUTF  COST   AND  OR  <iORK       TRAIN-  105« 

CaTlG.  city/town  NUrtbERS  T  E  iC  k  I P  T  Ibi^  /  P"  0  JF  '  T   IDENTIFIER  (FED.   SHARtI       NFA  TYPE  EES  /TIP 

*,ft^tt*^t***t***m************^***'r**t*4f***»r***r******************************************^**  ************************************* 


8R 


GaBONER 


Bi'.R(CUN.bi".«6-l-5»<^FTTY  SP»Tn&.PD.OvER 
R  .  P . . GAPbNEK . 

0^iQ2?  (iltTTY   SPPING   RO., GARDNER) 


ti»C?5.  530     FA       "iR  RECONSTft  8B023  C3n 

(ta76,42^)  NO 


BR 


TEWi'SBUK  Y 


R  T-Je 


asnop  *T-3-ti,  MAIN  <;t  (pte.  36)  over 

R  R 

04??30  (MAIN    ST,    TEW<  S"^  UP  Y »  Ul  I 


JqOO»000     FA       BR  kECONSTR 
(i720,000)  MQ 


IX 


ITUaTE 


FPQNT   ST.fK.FIKST  P  4  R  I  <;  H   Rr>.,KbNT    ST. .ED 
M-8375  .FOSTFR    t    hEAViR    DA''  STS. 

0?7<,30  (FkUNT    ST,  SC  I  f  iJA  Tt  >0i  ) 


t<..OOC»000  FA  RECONSTRUCT  O  bliOl  C3S 
(S3>^00>000) 


IX 


L  lNC0t.f4 


2  SAFETY    aPGt-AOING   OF   bFOFORO    Rf^  iNlfSECT 

FAP-22  ITN  AT   kT.   2  (LINCOLN) 

0^7501  ( RT-2 , L ISCOLN. 0?  ) 


t3»  300*000  FA  RECONSTRUCT  -9  61X08  CCI'4 
($2. 975, 000) 


NF  A 


MUNICIPAL  ChcMICAL  STQPAGF  SHpO  COnSTPUC 
T I HN, ?u  COM^UNI T I tS 

l^'.')?")  ("STATEWIDE"  ) 


t2»  300#000     NFA  1AInT.-«1AIN 


MO 


NFA 


BOSTON 
f>kUOKLINt 


IP  .  <F  r  Tf  KfENT*    JAhATCAWAY    a    HUNT    A  V  fc  ,  t.  C 
FaP    102-F4      YPPf.S    lil.PVtR  "T" 

U   2730  00^775  (  b  OST  TN  /  c(  R  COK  L  I  N  E  ) 


tlOCOOO      NFA  "lAlNT.-MAlN 


NO 


NF  A 


rlKAI.MTftE 
«  ANOCL  Ph 
C  AMON 


RT.I-S3  UPOATt    CF    T k AF . S I GNS . P T .  I-q 3  Fk.Tkl-LEVE 

I -'9  3  L    o.k.rtPAlN.-   KT.1-95  CANTTN 

O^Ht^i  (KT.T-Q3. SPAIN. /CANlCN  ) 


ii»OOC»000      NFA  TRAFFIC 


NO 


NF  A 


bAKf*  STABLE 


RTt.2b  fiJAFFlC    SIC. UPDATE   3  2    LOCS.ON  RIE.2b,BA 

R"  S  TABLE  . 

lC5f)'?5  (  RTF.2fl.  ■lAPNSTABLE  ) 


»500,000     NFA  SIGNALS 


NFHD  CO'* 
NO 


NF  A 


SHEFFIELD 


PTC. 7    haiM  .  (  FUR  EM4NS  GAPAPF) 
IPDi'^B  (  KTt.7,SHFFFIf  in,  J5 


i'tOCfOOO     NFA  "^AINL-flAlN 


NO 


NFA 


EFU"  UShI'MG  EXlSTlMr,  DRAINAGE  STRUCTURE 
S-'^ISTkIC  T-wlOE 

02I11S  (  D-<.(OISTR  ICT-WIOE  )  ) 


NFA     MAIM. -MAIN 

NO 
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PkOJECTS   Tf)  RF  ADVESTISEO 


AUGUST, 

AUTU  ftCUTE   ANH  TOTAL  CONST.        FA  SEC. 

FUNDING  FtU.   AID  ROUTF  CuST    AND  of-  wORK       TKAIm-  105« 

CAlfG.  CITY/T'IJN  NUMBERS  D  t  i  C  P I P  T I J  N  /  PR  U  E  C  T   IPFNTIFIEk  (FED.    SHARE)        NFA  TYPE  EES  /TIP 

»♦,♦«♦♦♦»»••*»»♦♦»♦♦»»♦»♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦»»♦♦♦»♦♦♦*♦»♦♦♦»•»♦**»****♦♦**»»♦»♦»»♦♦»♦♦♦♦♦♦♦♦♦»♦♦*♦♦♦♦*♦♦♦♦»♦♦♦♦♦♦♦♦♦*♦♦♦♦♦♦♦♦♦*♦♦♦♦♦♦♦* 


NFA 


beknarustun 


W  TEIO 
N/A 


RtSUfiFACING  i  i^ELATFO  work  AT  THE  FOREf^A 
NS    H.Q.LN  kTE.lO. 

078^5')  (  kT  E.  10»  «F  RMaR  DS  TON  ) 


t'.0>OuC     NFA  RESURFACING 


NO 


NFA 


F ALMOdTH 


RTS.28A.29     RESURFACING  RT.2bA,FO0*1    THF    90Uh!NE  TQ.JN 
LINF    ru  RT.28. 

10S5??  (  WT.?'1A,FAL'^n  jTH  ) 


foiOCOOO     NFA  RESURFACING 


NO 


NFA 


'•I  A  U  C  K 


^T.Q 


RESUPPACt  F  R  .FR  AMIN';ham-NATI  CK  T  L  .  T  (J  NAT 
ICK-wFLLtSLEY  TL. 

(RT.QfNATICK  ) 


43.000,000      NFA  RESURFACING 


NFe<»C  CON 
NO 


NFA 


RrS.5.10  "OnF    ■(tPLACEMENT.LTSTPlCT   A :)  f  I  N  I  S  T  K  A  T  I  UN 

fiU  T I  ■)  I  nG  (  DI  iT.  2  ) 

(kTS.S    £    lO.NlRTMArPTDN  ) 


1195,000      NFA  MAlNT.-hAIN 


NO 


NF  A 


MIGHW^Y  CLE  ANING"S-W"(MiJLTT-P»0P.3i  CQNT 
R  AC  T'^  )    F  .  Y  .  IQdb 

03'5??^  (HIGHWAY   CI  FAN!NG-(S-W)  ) 


$i»6CC,000     NFa  1AINT.-1AIN 


N2'»1C  C3N 
NO 


NFa 


C  CHA  S5t  T 


K  T  .3  A 


wlnF'  ING  UF  .^T.iAt.  RF-'^FStr,N  OF  LDWEk  Kl 
■K,    ST.  IMtKStCT  ION. 

lOsi-jTl  (  kT  .34,CnHASSE  T,  02  J 


t7i,000      NFA  i<£CONSrRJCT 


NFA<»C  CON 
NO 


NF  A 


INS TAL LA  I  ICn  of  OfLlNFATFRS  ON  VARIOUS  S 
TaTP  HIGHWAYS   IN  UIST.3 

15  60  2?  (DIST.3  ) 


112,000      NFA  MAINT.-HAIN 


NO 


NFA 


F  ALMC.UTH 


2fl 


1,I'Ii"1>"Tk  IC  CHANG  t  S»C'-t  4NNEL  ;0=>  AI  N;  PO  AO  nil) 
t'NlNG  AT  iNTERirCT. 

J0^if9  (  RT  .  ?'1 »  PR  AFST  D  F  kO.FALMUU) 


llOCOOO      NFA  WIDENING 


NO 


NF  A 


M AK  L^Ok  UuGm 


AT   M.t.COR.fiF   NE«lTns)    i    GRANGER    8LV0.£  UN 

SAir  ,  ,it  r.FLGKtNCt    f.  BOLTHN 
0'»3toS  (MAKl.3r)on    PKN",    GAR, 01  ) 


$2>700,000     NFA  CQNSTP 


N2'.8C  C:5N 


nF  a 


.,0(<TH  ktALING 


R  T  .20 


Pa  VT  .f  r-  SUkF  aC  Inc.  ,  aPPRH.  L  FNGTH  :  1  .  5  MILES 
""F    i^Tt^.^fi  NG.RLAOIN'; 

10-')C2  ( T  h  .        *Jn      r  AOT  NG  ) 


i300,000     NFA  RESURFACING 


NO 
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t'KOJECTS   TO  RE  ADVERTISED 


AUGUST.  l^P-? 

iUTO  ROUTE    4N0  TOTAL  CONST.  FA  SEC. 

FUNDING                                          ftO.    AID  ROUTE  COST  AND  OF  WORK       TRAIN-  105* 

CATEi,.              CITt/TJWN                  NUMBERS                    0  b  SO  k  I  PT  IC'N  /  FR 1 J  E  C  T    TDFNTIFIEK  (FED.    SHARE)  NFA  TYPE            EES  /TIP 


NFA 


WINChESTEK 


R  r.3 


REC'DN.ai-    INTER. RT.3(CAM3PIDGE   ST)t  WILOW 

nin  sT.,INC^'tSTFK 

l'^3Z0l  (  Rr.T,WINCHESTER»01  ) 


i300»00C     NFA  RECC'MSTRUCT 


NO 


NFA 


*E VFPE 
SAUGUS 


107  Cn-^CKfrr   REPAIRS  uN  OFCK  £  COPING  WALLS 

FAU   2607         OF   «Te.lo7  BkIO&ES. 

ll^lrC  ( kT. 107, PFVPPc /SAUGUS  ) 


NFA  MAINT.-HAIN 


NO 


NFA 


SEEkQNK 


ll<i4,I-lq')      TRAFFIC    SIGNAL    I  N  ST  \  1 1  A  T  I  n»J    JCT.  RT-ll^A 
C  I-19^> 

(RT    11<»4.SFFKTMK,C'>  ) 


tbOC.OOO     NFA  TRAFFIC 


NF278  :3S 
NO 


NF  4 


KINGSTON 


•■  tCnNSTh  .L.F    IflltRSFC.OF    Pf-^t    L  RT-bO 
FAPi32,FAJ     110'^^'.  (  RT-'I^  .K  TMGSTHN,  Oi:  » 

9003 


i50o»000  NFA 


8Z008  CON 
NO 


NFA 


C  HE  ShiKc 


R  T.8 


BRKGF  h(LPAIRS,  ilR  .»C-10-<>  RTF.b  OVtR  KIT 
CUT'!    ^|<UL)K, CHESHIRE 

121<.7o  (  KT£.8,CHE  SHIRE  ) 


t50>000      NFA  MAINT.-MAIN 


NO 


NF  a 


mGA-AM 


h><Ii-«r,F    DtCK    KEPaIR,    A-5-11,    RT-j   OvEf'  WE 
h-3553  STPiFLf)  RIVER 

m^-^i  {RT-5.  AGAWi>«.:>2  ) 


$57C»000      NFA      BR   RECONSTR  NF76A  C 

NO 


nFa 


GARDNER 
-ESTMlNSTtR 


R  T.2A 


Rf  SUPF.i<T.2A.STa.C+00   TO  S  T  4  .  4 +50  (  GDNR  »  2 

A    ST4.  8'j  +  0C-STA.lcl*00  WFSTM 

O-il^l?  (  RT  .2\. GARDNER  ) 


S25C»000     NFA  RESURFACING 


NO 


NFa 


fc  aSThaM 


RT.h  1NST4LLATJ0N   OF    TRAFFIC    SIGNALS   ON  RT.6 

FAP-130  AT   SA"^DSET  Ru. 

U62'i')  (  R  T.6.  FASTHA*"  ) 


tlOO.OOC      NFA  SIGNALS 


NO 


NF  A 


SFKlNGFItLO 
hOL  YOKE 
GFEENFIELO 
NQPTHAhPTON 


I-Ql 


RFOLiCF.uF    MILFMAkKFRS   K   TENTH  MILE  ^ARK 

rPS.CSNllKE    LEmGTH.i'T.I-91.  ) 

I^^OCj  (DIST.    2  ) 


125*000      NFA  MAlNT.-MAiN 


NO 


GARDNER 


SAFETY    Ir.PPOVEMENTS,  RFTTY  S^'RIngS  RO. 
'■'•l^?!  (BETTY   SPRINGS   pD. GARDNER) 


taOO.OOO     NFA  SIGN-LIGHT 


N212C  CJN 
NO 
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pftDJEcrs  n  PF  4rvE^Tis£D 


AUGU'^T.  I'^e'' 

autq  pdute  and  total  const.  fa  sec. 

FJMOING                                          FEu.    AID  ftO.JTi^  COST   AND  UR  WCBK       TRAIN-  105« 

CaTEO.              CITY/T'.W-I                  NUMBf^S                    n  t  Slk  I  PTll  N/ pPT  JECT  IDFNTlFIbR  (FED.    SHAKE)  NFA  TYPE            EES  /TIP 


NFA 


I'tPAlP    C.F    SALT   SHf-OS    IN    V45I0US  TOwNSiN 

niST.3. 

1'560?3  (DiST. 3. STRUCT,  » 


»20C»000     NFA  MAINT.-.IAIN 


NO 


NFA 


METHUFN 
tl  f  V  €  «  I  Y 
«  CNMAM 

r  ANCmE  ST  ER 

GLLUCESTEK 

F  SSE  < 

IPS-KH 

wOk  Lt  Y 

NfcWriUKY 

SALISBURY 


213»1A,127     CRACkSEalInG  EiiISTING  RHAOWi  YS  ,v  AR  lOUS  S 
TiTc    MIGHt.AYS»ON  VAR.PTUTc^. 
l<i?H'?r,  (CkAC<    SFAl;-T-S  ) 


tAOCjOOO      NFA  lAlNT.-MAiN 


NO 


NF  A 


f RVING 


fFCnNS  TkLiC  1  fASQNAY?  WALL  AT  FOREMAN'S  H 
FArjOUARTFfeS 

155173  (MASDNARY    WALL    RECON.  ) 


tl6»000  NFA 


NO 


NF  A 


HIGHWAY    LiGHTiNt,   REHABILITATION,    DIST.  6 
e    DTS  T  .  b 

l-jTl-j^  (HWY  LIGHTING   REHAB.  ) 


»2»500,OaO     NFA  MAINT.-HAlN 


NO 


NFA 


PIPE  AND  DITCH  CLEANING  STaTf  FWY  VArILU 
S  LOCATIONS 

15713U  (DISTRICT    5,    D I S T R I C T-W I  0 ) 


ilOOfOOO     NFA  OTHER 


NO 


NFA 


.EST  SPRINGFIELD 


SEAL  RUGF  AT  AiHLEY  AVF  FT?MA»J«S  HEAUOUA 
e  TFR^ 

155183  (ROOF    PFP4I9S    FQPMAN'S  HL) 


tl2,000      NFA  **♦ 


NO 


nF  a 


R  f  PAT  R /ft  EPl  AC  E    BPIDGF    04^"^    AT   VARlUUS  LO 

cs.nisreicr  wide. 

15aol'.  (  DIST.  5.  STRiJCTS.  MAINT.  ) 


i300»000     NFA  M4INT.-1AIN 


NO 


NFa  WEYMOUTH 


OLD   RT.i28     UPOATi    CF    T R A F F  .  S  I GN AL S    INTFR.O^   PARK  AV 
F.I   PLEASANT  STS.wEY 

i'.?121  (FAki'    AV.«:   PLC  AS  ANT.  WfcYhOI 


1150,000      NFA  SIGNALS 


CQN 

NO 


PROJECTS   TO   "^F  40VF9TIStO 
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AUTC  ROUTE  ANO 
FUNDING  FtO.    410  9DUTE 

CaTEo.  CITY/TClwN  NUMBERS 


AUGUST,  iqet? 

TOTAL  CONST.  hA  SEC. 

CUST   AND  OR  WORK        TRAI'-  105« 

JbSCRIPTICN/PRHJECT    TOFNTIt^lEk                   (FED.    SHARE)  NFA  TYPE            fcfcS  /TIP 


NFA         Barnstable  6»28  rj.h  sagamore  qd,  t3  RT.n<?»  »T.a6  sa^am  tdc»ouo    nfa  maint.-main 

FAt.^C.UTN  CRF    89.    TU   END   OF   OTVTOFC  HW  NO 

157105  (  ^AKMSTABL  F,  FAL^^CUTh  ) 
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PkOJECTi   Tn  flf  atVE^TISeu 


StPTEHBE?.  1909 

AUTO  ROUTE  AND  TOTAL   CONST.  FA  SEC. 

FliNDlNG                                            FED.    AID   ROUTC  COST   AND  Ok  WOt<<        TRAIN-  105« 

CftTtG.              CITY/TGXN                  NUMBERS                    0  F  SC  K I PT  T  0  N  /  PP  H  J  FC  T   Tr^FNTIFIEK  (FED.    SHAPE)  NFA  TYPE            EES  /TIP 


18 


r  ICOLEfaQRljuGh 


DFCi<  R  t  PL  AC  E  .  <2  )  BRS.  i  #  '  S  1-lP-<iJ  0V.l-<i9 
'3,n-lH-<,3  OV.R.R. 

J1409C  (CHERRY   ST .» MI  DOLE BUfrOUGH ) 


tl.  300,000     FA       BR  KECOi^STR 
(tl»i7C,000)  NO 


dOYL  S  TON 
SHktWSuJRY 


IMO  PPTSPFCT   ST.(Sr4   3  +  OOnN  "SHREWSBURY   TO  R 

FAP-58  T.70    INTSEC T.BOVLST. 

j9?'.00  (kT  140,  SHFFwS  «URY»Oi  ) 


42,500,000  FA  KECGNSTRUCT  S?  8F009  C3N 
t  il,  875,0o0) 


WCRCESTEk 


12 

F AP-57 


RT  12  KtCONST.w.BOYLSTON  ST  FROM  E.^TN  S 
T    TG   "--kivk    ST(3R  PROGRAM) 

ne<.'jru  (kT  12, WORCESTER, 03  ) 


$1,500,000  FA  RECONSTRUCT 
( il, 123,000) 


6F001  C3N 


RS 


HANCOCK 


42  t'ECQNS  r  .BkOOlF   M  I  .  RO  .  »  R  T  . EAST,ru  HANC 

163.161  nCK/l iNEitLRCUGH  T.L 

030^60  (  HANCaC<  »  BPP'^I  F  MT.kD.,01) 


$2,000,000  FA  RECONSTRUCT  Ci 
( il, 50C  >000  ) 


M  NIjR»C0D 
•■■ESTwGOO 


INSTALL. OF    NEW   T  R  AF  .  C  R  T  L  .  S  I  r,  S  .  1 N  T  E  k  .  C  F  C 
1-2853.M-?      ANTON    Sl.t,  UNIVER.A\/ 

85'.  li'yfjO?  (CANTTN   S  T  .  /  U'J  I V  .  A  V,  W  E  S  T  .  ) 


tfcOCOOO  FA  TRAFFIC 
<i<.50,C00) 


.HITMAN 


RT-38 

M-7963,65, 
ttttl  ,br^,b 
9,«-d387(W 
HITMAN) 


PEC  QNS  TKuC  T  lUN  FKIjM  HA  L  I  F  A  X  /  WH  1 1  MA  N  TOWN 
LINF  . 

115<.5<.  (kT   5"^, HANSON.  01  ) 


$3,000,000  FA  RECO^iSTRUCT 
<  $2,250,000) 


SAL ISriURY 


91^0,  825'),      Rf:PN<;Tk.    of   Bf<0ADW4Y,CAHLF,  RaILRQAO  AVE 
.    e   PFSgPF.   of   kT.lA(BEACH  R 
157225  (  SALlSi^URY  ) 


$1,300»000     FA  RECONSTRUCT 
($975,000  NO 


4CST0N 


CONVFRSlGN   UF    3?   PFOESTRTiN   SGlS.TO  ILfP 

LY   W/NAl.CfiDES   t    TRANS. DEPT. 

006600  (BOSTON  PFD=ST   SIGNALS, 01) 


ll,20C,OJO     FA  TRAFFIC 
( 490C,O0G) 


73M13  COS 


L  EaIngT On 


2A  IMPP0V.PI.2A  FKM    kT.]2R    TO   ^IFYOND   MASS  A 

M-5706,M-5      VE    ?  X  r    ^  s  I  0  N 

70b  04  3  5  50  (MARCCTT   R  0 .  L    Y I  N  G  TO  N  .  0 1  ) 


$2,000,000  FA  REClNSTRuCT  ^  73M03  CON 
( il, 500,000) 


C ATtG . 


CITY/T'lWN 


AUTO  ROUTE  ANO 
FEU.    AID  ROUTE 
NuMBE«S 


PKUJfcCTS   TD   ftE  AOVERTISED 


septembf?.  i^e"? 


nESCk  IPTIuN/PPTJfCT  tnFNTIFIEK 


TOTAL  CONST.  FA 

COST    AND  Ch  WCRi< 

(F£0.    SHARE)        NFa  TYPE 
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SEC. 

TRAIN-  109# 
EES  /TIP 


GECRGETOWN 


laatQ?  SO  ,<rCr.Ni1  ;  INT^SC  TN   AMnoVCRt  »Tl3i) /CENTI^ 

h-T*ti9,»-2     AL   ST(^1    vTj/LlefcAR^  «'TC. 

100  0?S000  (  lat  US'iETOwN,  MA  IN   ST,Ci  ) 


I2»50C»000  fA  TRAFFIC 
(tl»875,0j0) 


63M15  COS 


HAvE-'MlLL 


051.  M-VO<.<) 
.  50 


^'E»RI"4CK,^tW»H0w,HIGH,PFCKFP»w£ST  STS.D 

OWNTuwm   STREETS*   CONTRACT  B 

.:3170'>  (MtRRlr^»C<    ST.  'B  ShAVEFHL) 


tl. 800.000  FA  RECONSTRUCT 
(tl. 350. 000) 


96M01  COS 


LAwKtNCE 


PARTICIPATION  IN  FUNOINr,  HF  f.3C  CAk  GARA 
GE   il  CGf-nuN  C  Af'tSBJRY  STS. 

(CUMMON    ST.    GARAGt.L  AfcRNC  ) 


ie,  507.80'.  FA  CONSTR 
( ib. 300.853 ) 


66N02  COS 


ATTLF80R0 


A-lo-?o.    THUR8ER   AVF    BP.    TVER  CONRAIL 
133^1^  (THUR3FR   AVE   B R . AT  I L fe BCRO ) 


tl. 500.000  FA  BR  RECONSTR 
(11.200.000) 


78058  COS 


CCiNCORO 


RT-2 
F AP-22 


BklDGF  *  C-i<;-20  DM  ^T-?  nVFR  MBTA/B6M  R 
R.    VlClNIfY    FAIRHAVEN   R 0 . 

0^bQ03  (kT  P.CHNCriRD.O?  ) 


t5»645.672  FA  BR  RECONSTR  lJ  71X05  CON 
1 1*..  516,537) 


HlL  YUKF 
SOUTn  HAOlEY 


llO  OH  .         H-2i-t>t),  t,    H-21-1  •S-lfi-'^»  HJLYCKE-SO 

M-<!2't6,M-4       .HAOiry    .!«  .  /CUNN  .KV. 

<V39  083  100  (kT  llb.HOi  YP<  F,  01  ) 


ilt.OOO.OJO  FA  3«  RECONSTk  7  6B035  CHS 
( »12. 800.000) 


WAKktN 


RR.Rt;Cr;NSI.BKS.»W-7-<3.9RnGF  ST;»U-7-3.M 

ANSTrjr.   KD./R.R.f.   0IJA«0A5  RV 

OO'^O'^O  (BR.ST.e   *l  AN.PO.  WARkEN  ) 


*1. 900,000  FA  6R  RECONSTR 
( il.520.000) 


8B016  COS 
NO 


SG^ER VILLE 


BEACDN    ST.PPIDGt    RFPLACEMfNT  (S-i7-lQ/M. 
M-3'J70  B.T.A.t.  AMRAK) 

00'.350  (BfcACnN   ST,S"^FR  VL.Oi  ) 


$1,500,000  FA  3R  RECONSTR 
($1,200,000) 


6B019  COS 


BR 


STtRL ING 


RECHNST.  CAhPGkOUNn  RQ  BRIDGE  S-25-12  OV 
ER   Bf.l   Rk  BR.   KY  U    90 03 '.'i  1 0 21 00 

010<i<.0  (CAKPGRO  JMn  RO,S  TEkL  IN6»  1) 


$1,000,000     FA       BR  RECONSTR 
($800,000) 


6B01<>  CON 


HE. 


'JCURnE 
PI YMOUTH 


k  T.  3 


THf'^C-kL ASTIC  PAVT.MAkKlNGS,RT.3  SAGaMO 
RF    kflT  ARY   TORT  .'»<*. 

05f>n<,i  (  P  AVT.  MARK  INGS  »  niS  T.  7  ) 


$30,000  FA  PAVEMENT  MA 
{ $27,000) 


NO 
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H^DJECTS    in   BE  ACVE9TISED 


StPTEr«8FP.  1<)8<? 

AUrO  RdUTE   AND  TL'TAL   CONST.  FA  SEC. 

FUniMnG                                          FEO.   aid  SQUTE                                                                                             CUST   and  Ok  kOii<        TRAIN-  105« 

CATtG.             CIIT/T0W4                  NUMBEWS                   '1 1  SO  i/ 1  PI  I D  N  /  PP  0  JE  C  T   lOENTiHEi^  (FtO.    SHAKE)  NFA  TYPE            EES  /TIP 


h  I  TCHBORG 


BP  .  RFt-L  AC  br,thT»  BEMIS  R  0  .  B»  .  »  F-'i- CV.NA 
SHUA   ^  lVtK»  FlTCHbORG 

Oli^h*!  (6£r,IS   "0.  FITCHBUPG  ) 


*bOC»OOJ  FA  BR  CONSTP 
( toCC  f  ^CO  ) 


7E009  CON 
NO 


IX 


SEEKONK 


TPAF.    SIGNALS  DN  RT-6  S    ANrHnNy   ST.;S  SC 
FAU-8A24  H^OL    ST.;^  WA^RENAVF. 

lU'Hll  (  kT-(S.  SFFKONK,  OB  ) 


i?, 500,000     FA       SIGNALS  ^ 


61X19  CON 


USD 


aCTUn 


RT-lll  INSTALL    TRAF.   CNTRL.SYS.    3   "ASS.  AVL.,CE 

NTPAL    ST.    i)   ARLINGTON   <;  T  S . 
080812  ( RT-11 1. AC  TON, 05  ) 


i<.GO#000 


S  IGNALS 


7Z003  CON 


NFA 


ktVEPE 


PE  SJRP  .  <  B/S")  dc  NNINr.TnN    ST  .  F  .  1  .  ,  RE  VE  RE  C 
FAU-260?  .L.Tr   HbAChMCNl  SU. 

0?511?  (UENNIMGTnN   ST, REVERE  ) 


S125#000     NFA     RESURFACING  NFA60  CqS 

NO 


NF  A 


HYOPAHLIC  SPRAYING  DISTRICT  WIDE  IN  DIST 
.  3 

l5f)'i4-(  (HYDRAULIC    SPRAYING, D-3  ) 


»50,OCO      NFA  LANCiCAPE 


NO 


NF  A 


D JXB  JR Y 


14 


RRIOi.E  ;i£TTtR«ENT  UN  .  #0-1  <t-9»  RT  .  I'l  OV 
£»    RT. 3, DOXBURY . 

O'JlhO';  ( RT  .1<»,  DUXP.UP  Y  ) 


$160,000      NFA      MAIM. -MAIN 


NO 


Nf  A 


DLEkFIELO 


RT.I-91  RR.nfCK    KbPAlKS»BR.«0-<S-A<.,  I-<)1    NB  .  C  SB. 

/DEERF  IbLD  RiVEk 

0<»V717  (RT.I-Q]  .PEEPFIFLO  ) 


J55C,000      NFA  MAINT.-MAIN 


N216C  CON 
NO 


NFA 


AGAtoAM 


SLOPE  STABILIZATION  OF  MAIM  ST.  FROM  RT- 
75   SOUTHERLY  0.3   KI . 

0<il<t51  (»-AlN   ST,AGAWAr,02  ) 


4700,000     NFA  MAlNT.-MAiN 


NA18*  CON 

NO 


NFA 


S AL  ISBURY 


RT-llO  PESUPE.R T.llO  IN  S AL TS ft UR Y, F9 . Th E  SOUARE 

FAS-336  TO   RABBITT    RQ a  0 .  ( P H AS E 1  ) 

CbO^<-?  (  RT-110,SAl  ISBURY, 03  ) 


$1,100,000     NFA  RESURFACING 


NF28B  CON 
NO 


NFA 


SCuThBPI OGE 


131 


BoinrH    Kt''OVAL    OF  B0.»S-?1-1?   RT.iJl/RAC  $100,000     NFA  MAInT.-MaIN 

f WA Y, ; ULTHBR lOGfc .  NO 

OnP'.C-)  (RT.ni.SOOTH^BIOGE  ) 
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HROJFCTS    TP   BF  ArVFfTISEO 


SEPTEMbF'.  19P<? 

AUTO  PQUTE   AND  TOTAL   CONST.  FA  SEC. 

FUKuING                                          FED.   AID  PQUTE  COST    AND  »tOx<.       TRAIN-  105* 

CATfC.              Cnr/TOhN                  NU*^hEPS                   OFSCklPTIUN/PPOJFCT   IDENTIFIEK  (FEO.    SHAKE)  NFA             TYPE           EES  /TIP 


NF  A 


ST jNthAM 


TRAFFIC  SIGNAL  UP0,3  L3CS.1S  MDNTWALE  AV 
E.TN  WL'KORN-STONtHAK 

■  )<,"',^2  (hLNTVALE    AVF.iJOaUKN  ) 


NFA  SIGNALS 


N1^2C  C]'^ 
NO 


NFA 


RT.i  f^P.-^FTTLR.C'F    (  ^  )  3  RS  :  »0- 1  <.-8   EAST  ST./RT, 

FAP-130  3,£   O-iA-lZ   Tt^■PLE  ST./9T.3. 

lC8'5l->  {  R  T  .3,  nuxi?  UP  Y  ) 


t350»000     NFA     MAIM. -MAIN 


NO 


NFi 


IARIUN 
MAP  EH  Ah 


HT.b 

F  AS5 


RP.Ri-PaIk   CUNTkACl    FOP    (  ?)  IP  S.  »  «M-5-l  t 

W-6-l^»PTt.6/*twEAMTIC  RT\/F» 

inh',')?  (  RT£.'>»''A»  ITN-WAREHAM  ) 


i300»000     NFA  MAlNT.-iAiN 


NO 


NFA 


EAST  BPIOGE-ATER 


18 


T^AF. SIGNAL  UPUAT  IN".,RT  .  in  AT  CENTRAL  Sil 
.EAST  bklDGtWATEK 

0951C0  (RT   IB.F    S  R  T  nf- E  W  AT  E  R  »  0  2  ) 


il50»00C      NFA  TRAFFIC 


NF  A 


S anlwICh 


RT,6A 


PESUPF  .Rl  .t)A,Ft<  .TUPPFP  PC.  (FAST  ENOTu  B 
ARNSTA8LE   TCWN  LINE. 

117ftOS  (RT.^4.SANDWT:h  ) 


il, 750,000     NFA  RESURFACING 


NO 


NFA 


NCkTH  ANOuVEk 
L  AwRtNC  E 


FAP77 


WIDENING    6    kE SI GNALI 7ATT TN   FM   bOO'SE  WAV 

EPLY  ou   TO   7C0'NW  WAVFRLY  RO 

1572?0  (RT.H'f.    N.  AMDOVER,  LAWR) 


J600#000     NFA  TRAFFIC 


NO 


NFA 


•^ORTH  ANOCvFk 


RT.li:5  RFSUPF  .RTE.#125»FR.300«NnRTH  OF  RTE.mll^ 

C3G  TP  HflVtPHILL  T.L. 

0H6i37  ( P Tt. 125. NC. ANnovEP  ) 


H>500»000     NFA  RESURFACING 


N221C  CDN 

NO 


NFA 


TOFF  TRIMMING  (3)  DISTPirr  wIDt  IN  DIST. 
3 

13'i7?5  (TREE   TRIMflNG,n-3  ) 


S132»030      NFA  LANDSCAPE 


NO 


NFA 


FtNCt  -LPAIP  O'i  ACCESS  CONTPPLLbO  HWY  VA 
"TG'JS  LOCATIONS 

1p732.)  (OlSTRKT         n  I S  TR  IC  T- W  1 0  ) 


$100,000      NFA  MAINT.-MAIN 


NO 


NFA 


■iCUKNE 
*AR£HAM 


6,23 


8R.'^FTrFK^tN^  ON  PTS.6  t  28,(CLmASSET  NA 
RROJSl  .Jt,U^NE-^<APEH^M, 

117103  (  RTS.'>e2'"»  nOURNE-WAREHAM  ) 


tt2C,000     nFa  MaInT.-MAIN 


NO 


f-KOJtCTS   TH   RE  40VF?TISED 


AUTO  ROUTF   AND  TOTAL   CONST.  FA 

FjSOl'iG  FED.   AlO  RHUTE  COST    AND  OR 

CiTEb.  CiTY/TOwN  NUMbERS  D  t  S  C  ft  I  P  T  I Q  N  /  PR  U  E  C  T   TD'^NTIFIEk  (FED.    SHAK£>  NFA 

^r***»t**f***¥*r********************t*H'*******rt*ft.*ft*t*t  It*  *******************  ******** 


SEC. 

WORK  TRAIN-  105« 
TYPE  EES  /TIP 

i*t**ti^t*********9fi****** 


NFa  CLOUCiSTtR 


o'=^)F:<^^4G  t   painting  PIaTT   ANDktW  dHO&f 

/ANMTSCuArt  KlVEk 
157^10  (dfclOGE   G-^-17,r,L0UC  ESTER) 


$l»50C»0u0      NFA      f^R  kECONSTi^ 


NO 


NFA 


-.EST  60YLSrCN 
S ILkL ING 


110 


RFS  JPF.RT.llO  FR.JCT.HT.I?  W.'^GYLSTON  TO 

Cirr.-STtKLlNG  T.L. 
'^3'.^i'>  (RT.llO.'^.RTYL  STON  ) 


i9<30»00C     NFA  RESURFACING 


NO 


NFa 


TCfcNSENO 


RTS.11P,13      TRAFFIC    SIGNAL    UPDATF    AT  RTS.119  £  13»T0 

WNSEND 

lHI'JGS  (RTS.ll<J   S   13,TO»nSEN0  I 


4150,030     NFA  SIGNALS 


NF23C  C3N 
NO 
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KKLJtCTS    T3   RE  4CVFSTIS£0 


UCTQdES»  1?P'? 

AUTO  ROUTE   ASD  TbTAL   CnNST.        FA  SEC. 

FED.   AID  ^GJTE  COST   AND  L<i  wO^K       TPAIN-  105» 

rAlto.  CITY/TU^M  NJr^Bt«S  'ttiCri  IPT  lON/P^TJECT   IfiFNTlFIEK  (FED.    SHARE)        NFA  TYPE  EES  /TIP 

►»►,♦•»»»♦*»*»♦»»*»*»*•»♦•♦»♦♦♦»♦»**♦»«♦♦***«»»♦*»»*♦»♦»♦♦»***♦♦♦*«*♦♦♦♦♦♦♦♦♦»♦♦♦»»»♦♦♦♦••♦♦•»••♦♦»»•♦♦♦••♦♦•»♦♦•♦•»♦»»»**♦♦♦•*♦*♦* 


Fall  i-  i ve;< 


kT.2<f 


OFC<   ■^tPLACE.UF    Two   (  2  )    P  T  0  G  E  S  »  #  F- 2-7  i  t 

F-?-7j   CN  31.24. 
025255  {  R  Tt.        F  4  IL  STvEk  ) 


tl26»900  FA  BR  kECQNSTR 
(  Ul'1,210  ) 


NO 


13 


"CSTOn 
.  JI  r.C  Y 


i^t^nCE    MfcTTEK.K  T.I-9^,KASS.  AVE  .VIADUCT  fc 
7  n^TOGES. 


i'jCOjOOO  FA  I^AINT.-MAIN 
t  1610,000  » 


NC 


WELL-Sl£y 
'lUf.  LiNGTiJN 


l-q3,jA         piyr.hA^KiNGS  on  rtp . i-?5( ) be tween  kT 

c.'^(wrLL;:bLt:Y)Id  PTE.3A,B')0L 

•.5h0'!5  (RT. 123, wFLLrSLFY/bU  MING) 


1375,000  FA  PAVEhENT  MA 
(i337,50C) 


6Z004  CTS 
NO 


■«  A  k  ^  H  A  M 


195,25»<>97     i^tSl-FAClNC    t  RELATED   WO  R^  ,  »  T  .  1-y  5  Ek.kTS 
.  '  T    £    '.'»5    10   "A  R  ICM    T.l  I  NP 

I'^^'-IO  (  R  T  .  IQ''.  U  4  PP  .  /      P. /f".  A  TT.  ) 


$2,5uO,000     FA  RESURFACING 
(J2,250,0Gu)  NO 


Wfc  STFOkD 

LITTLETON 

JCXo.-Rr-UGH 


RT.I-A95         l.e-tl.  SL.CHELMi/WESTF.T.l  :<:n.nN  S+N.RDS. 
TO   L  I  T  ILE  It-N/duXBLPnuGH  T.L. 

(  I-'.Q  ")  ,  WF  S  TFDo  0(  PH  AS  E   2)  ) 


i3,<.00,000  EA  RESURFACING  CL,  91R01  CON 
(i3,0bO,000)  NO 


I  uC  I  i-  dOk  0  JGH 


I-<.95 


DFCK  OEPLACErENl  t  REiATFn  W HP K , fiR . » r-1 8 
-i.7   wiuD  ST./I-^iQi 

14'!'.75  (.<QOn   ST;1Il)0LEBuRUUGH  ) 


$750,000     FA       BR  RECCNSTR 
(t675,00u)  NO 


IP 


anDOVER 
fi  E  T  H  ij  E  N 


1-9  3 

093 


PF  ^UPF  .R  T  .  1-93,  FRO''  ANOnVEP  NO. TO  METhJE 
N    TL.NL.Tl.    N.H. STATE  LINE 

070'i  '5  (  RT.T-93.  ANn.-MFTHULN  ) 


$2,  000,000      FA        liAlNT.-HAIN  ^ 
(tl, 600, 000)  NO 


IR 


«■  t  «  S  T  E  ft 


1-395 


AT    CHNN.S.L.t.   EXTENTING    N.4    DISTANCE  OF 

4.03   "1.10   ,<t3STEH/TXF0Rr  TL 

0f4i3?  ( PT.T-39S, wcRSTFk  ) 


13,900,000     FA       RESURFACING  ^ 
(I3,510,0u0)  NO 


IP 


PEA  bjOY 
I J  A  N  V  E  K  S 
-  ILIOLFTOI. 


1-9  5 

095 


sesijpface  ri.i-95  tnclo.all  pakps  which 

CPNNFCT    1-95  TO  uTHER  POUTF'^ 

J7,ll'^  {1-95,PEA'^0Y./D4NV./MI0DL) 


$2,000,000     FA  RESURFACING 
(11,800,000)  NO 


I''  Fall    RIVtR  6,1-195  HR.OECK    R  t  P  L  .  (  6  R  .  *  F  -  ?- 70  )  4  .  R  .  f,  /  I -l  <;  5  EAS 

T   E  wPSTaC;UND 

ll')<."5  (RT£.6,FiLl   PIVFR  ) 


S3t,800     FA       aR  RfcC'jSSTR 
( 433,120)  NO 
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PRUJECfS    n   BE  AOVPfTIStD 


UCrtlBF?,  1QP<J 

AUTO   rfOUTP    AND  TOTAL   CONST.  FA  SEC. 

FiJk;OIhI'                                          FEJ.    aid  RruTE  COST   AND  G><  wOKK       TRAIN-  105« 

CATtG.              ClTY/T.:wN                  NUMfERS                    0 1 S  C  P 1 PT 1 1.  N  /  PR  1J  EC  T  IDFNTIFIEk  (FEO.   SHARE)  NFa  TYPE            EES  /TIP 


STut-'flfrlDGF 


frT-i*e  i^FCONSr.  RT-i<,d       iass.t-pike  to  RT.20 

FAS-359  IN    F ISkDALE . (KE UUGH« S  CORNER) 

094750  (RT   l^fflf  STUR«s  IDGE>01  ) 


t2>200,000     FA       PECCNSTKuCT      ^       6RS05  COM 


RS 


C I  ARKS  BURG 


RT.d  RFCONSfRuCT   SHARP  C'JBVF   CN   RT.6  FP.STaT. 

F.A.S.    »16      l-i  +  or.    TU   25  +  CO 

2  IPlf^OI  (RT.B   CL  ARKSP  JRGjO't  ) 


i500»000  FA  RECONSTRUCT 
($375,000) 


9RS01  COS 


HLAlsF  lELO 


lib  PfCnNS.CF    K  T.  11  6,  F9  .  H41  I.  OC^  IL  L  6  RO.EAST 

FAS-16ft  r?   PLmInFUlU-aSHFTFLO  T.L. 

r-b'i'jOO  (kT   H6»  DL  A I NF  I  ELa»01  ) 


tb, 000. 000  FA  RECDNSFRUCT  ^  TRSO"?  COS 
Hb,  000,000) 


RS 


•  likThInGTON 


t<Tt.l'.3  PFCnr:S  1  f  uCTlON    FP   WTPTHlNnTOn    fUUk  CGRNf 

FAS-170,17      PS  ChESTERFIcLD   TL{PHASE        £  PROJECT) 

1,253  O^^i?-)  (kT  1<»3»  WTPrHlNGTCN,  01  ) 


13,00u,000  FA  RECONSTRUCT  JL 
( $2, 250,000 ) 


RS 


CHlSTbkFlFLL/ 


RT-l'tS  Full    "tCCNST    FkOM  W^PTM  T  h '^TTn    TL   t'LY  TO 

FAS-i.53  •^R«C-li-t.   OVER    ThF   WfSTFIFLO  RIVEk 

093^10  (RT   1^3,CMFSTPRF  ItLD,02  ) 


i3, COO, 000  FA  RECONSTRUCT  O 
($£,<i50,000  » 


KR  lOGF-Al  t'^ 

LAST    r)K  I  iKjt  WATtK 


^aSh   ST.    FkUH  CcNTRAl    ^T.  SOUTHERLY    Tu  R 
n-7<y5'..   FA     hmFRTS   ST   In  wkIuCF'JATFR 

S-535  ]3'3202  (  *ASH   ST,F    BP  I  DG  Lk  AT  tR  ,  02  ) 


i:.h50,ooo    fa     reconstruct    ^     73^05  con 

(1^,137,500) 


S AtGJi 


RFCQN.lF    wALNJT    f.   M4TN  ST<;.,SAUGUS 
0?'.7l0  (WALNJT    £    ^-iTN  ST3.,SAUGU) 


12,500,000  FA  RECONSTRUCT  J7 
(il. 875,000) 


.Cf'JRN 


12b 

M-3  ni 


ijASH.si  AT  kT  lae  RAf-ps.RnAp  widening, an 

'J    S  loN  AL  i  ZATIQN 

l^-^i^D  (iiASHTNGTON   ST,rfUbUhN,Ol  ) 


tl, 200,000     FA  RECDNSTPUCT 
($V00,000) 


63M06  COM 


lUCL  t  TUN 


FAP-ll'.  PEC.-^NSI    tjF   r..hAlN  ST(PT    U'-lFRUrt  LAKtViE 

FAP-e9.1-6      W    AVC.TO    BLSTOn    S  I  (    I  0  [)  L  F  T  H  N  SQjARE) 
a27.  30  0°17Si  (?T  n<..1IC'r)l  rTPN,02  ) 


il, 500,000  FA  RECONSTRUCT 
( il, 125 .OOC ) 


63M29  C3N 


I A  1  E  '  T  L"J  .J  N 


RTS.20,lb  Rf CONS TkjCIILN  t F .N 0 . n F A riN ( R T . 2 0 ) £  *  A T E R 
h-302A  TOWN   S  r  .  ( K 1  .  Ifa ) 

O'lablC  (NCBEACHN   f    yATFRTOwN  ST) 


tl,9a5.C00  FA  RECONSTRUCT 
(  i  1,  <tO«,75u  ) 
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PPCJFCTS    rn    RE  AnVF?TISED 


ADTU  HOUTr    ANT  TOTAL  CONST.        f- A  SEC. 

fjNOINr,  FEl).    aid   &n.lTF  CUST    tUb  WORK        TfAiN-  105« 

CiTl-G.  CITY/Ti-^N  NUNBERS  D  t  S  v.  K  I  P  T  I  r.  n  /  t-s  T  J  F  C  T    IPF^JTIFIt^  (FED.    SHARE)        NFA  TTPc  EES  /TIP 


12« 


flSHAwur*  CC.n^JTtK  pipktnG  FirlUTY  aT  rt 
0-.7Q01  (nISHAWUM   iiO»'wnRuRM»  Oi;  ) 


165C»000  FA 
(  ?.<.e7,  500  ) 


RECONSTRUCT 


63M21  COS 


WCkCESTEi' 


PFCTN.  '^tLMt.NT    ST.bfTwFCN    FO\NK    £  DANIELS 

STS;.*IDtN  l-T.') 
OO'.H'O  (iUL-HNT  Sf.,UPStL£SrtK»L!l) 


i975,0o0     FA  RECONSTRUCT 
(1731,^50)  NO 


.L-'CE  STE- 


RT   9  TCONST.    If    FL^NTa^in-'J    ST.    ft?    LINCOLN  ST 

M-3tv50  .    fj   a  t  L  "C'M    i  r  . 


13»50C»  000     FA       RFCC^SIRUCT  ;2. 


I  •<  V  I  N  G 

';ill 


rfT2  -1  V  .  ^rr  i^f^t^  f  ^  ,j,  _j  .  Q_,;_f,,  p  T  .  2  (  L  ruNS  HIL 

FAP-£'2  1.    ■  1.  !  ..V.CUNN.-'.IVEP. 

09710^,  (  KI  .?,ERVING-GTLL,C1  ) 


i2»joo,00C  FA  cJK  RtCQNSTx  ^  7B007  C3S 
(tl, 600. 0001  NC 


at? 


^'G^l^  iGUE 


•'^PLACc^tN^    GF    iiklO-F    "-<•'-"..  faK  10  GE  ST. 

L'V  F  t     S  A  w  M  L  L    n  I  V  E  ^ 


tl.iO0»0O0  FA  dR  RECGNSTR 
( $1. 200,000) 


8B013  CON 

NO 


SPx  InGF  ItLD 

«tST  SHRINGFIELO 


PcClN.MEn.PK(S-2^-3  0-W-'l-l)nv  COnn.R.(S 
•1-50C5,M-7      PMGFn/».i,P)  <i75?'5?')OC101 
2<.0  O'.^3<?0  (ilt^n^lAL    PR  lOr-i^  ,SPF  LO,  Ul  ) 


tlf,OCO»000      FA        8R   PECUNSTR     ^        7B0^3  CON 

(ii2,eoc,OuC) 


L  t  1 C  F,  S  T  F  K 


n.i.'iryr,':    KEpl  AC  thtNT.  RR  .  »l -"i-l  ,  P  L6  AS  ANT  ST 
HR-H-3370        .C'Vl-i'  CUlMkAlL 

■-^ilO'5  (PLEASANT    ST.,  LF  ICES  rE-<  .0) 


tl,UOO»000     FA       3R  CUNSTP 
(S800,000) 


8B020  COS 
NO 


3' 


F  ASTHAhPT'.N 


NC.^'&NCh    Cf    hANHAN    " T V F P 

'>29f>h0  (LPUDVILLF    »  0  .  F  A  S  f  H  A  M  P  T  UN  ) 


1700,000  FA  BR  CONSTR 
(1560,000) 


7B036  C3N 


MES 


kUSSFLL 


RT.2C 

F  AP  5 


FR.  INTtR.LF    PT.23  W«:  S  T,  -  IN  T  F  P  .  OF  STRATHM 

OOF   "ILL    PO.C'ftOCK  JOLTING") 

1004^,1  (  PIt.20»RlJSSFLL  ) 


150C»O0C  FA  OTHER 
(i't5C,C00) 


NO 


IX 


K  t  Vf<  t 


OCEAN   AVt.T^   VF«   PA3KUAY   i   rFll   ClKCLt    T  t2»OJC,OjO     FA       RECONSTRui-T     -JT         73M06  COS 

h-257fl.25fl         'I-'haqv^ay  (Sl»  700,000) 

fl,25y9  0?5ljj  (BEAC^   S T .  ,RF 7FB E > 01  ) 
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P^fjJtLli   T.-i   3^  Ar.'v/e-iTISEU 


fiUTb  '<OUTC    l^in  TOTAL    CONST.        FA  SEC. 

Fl)\ri.MG  FtO.    AID  "JiJT;  COST    AND  Ok  ^QkK        TRaIn-  105« 

CflTtC.  LlTY/T..iw'<  NO'ieti-S  It  SCi^  1 PT  I'JN/ pen  jrr  T   I  pf  MT  IF  I  f  p  (FtO.    SHAPE)        NFa  TYPE  EES  /TIP 


NF  A 


''roLA:  t"ifcM  r.F  WOUO'^N  i1PTr)'-,c  dECKS>u1STk 
I  C  T  -'lot. 

li'.'.iu  ( DisT. a, Rp nr,F  kaint.  ) 


NFA  ".AINT.-MAIN 


MO 


w  E  V  t  ^'  F 


KT-1  A 


TP!ACE"«tNT   (F   APCH  CULVEPT    5   STa.  <.<>ttti 

'I  K|         '  -  1  \ 

077^7.'-  (PT   1-A,  P  P  VP^Ofc  .  Tty  ) 


1100,000     NFA  ♦•♦ 


NF200  C3N 


NF  i 


L  E  >  iNf.TGN 


PTE.2A  PAVCMi^Nr    Kl  SU^-t- AC  InT,   W/ fi  ITlIM  INGJS  OUNCrtt 

5733, -jTB?       TF.«T.<:A   a  P  P  u  X  .  L  E  ^1 T  H 

OVIfSl?  (PTL.?A,LFXTNr,TnN  ) 


»31C,000      NFA  MAINT.-MAIN 


NO 


NFA 


RQ'Ji<NE 
«  A  k  t  H  A  h 
JLNN  I  S 
•i^F  wSTEP 

■.ellflee  r 


KTS.6,25  GOA-^r.JAlL    OELINLATITJ   PT.*),i    '5  (BOUPNf- 

wA?EH4h)    £    KT.fc    (iPF    TOWNS. ) 
O.IO?-*')  (  jUA'DR  AIL  »'^-7    «^Al,v(T.  ) 


ilSfOOC      NFA  GUAkOKAlL 


NO 


SANOISFIFLD 


rt  K  .  M4  T  nT  .  H  t  P  A  I  «    HP.  (  :nNCRl  T  L  PtPA 

IPS.CUWblNG,GOKAlL,PFSU»F. ) 

(RTl-.'^.SANDISF  IFLD  ) 


t27b,0J0     NFA  f^AlNT.-MAlN 


NF<.09  C3N 
NU 


NF  a 


HAI  l-IELO 


RTS. 5,1-^1      ^R .REPAIRS ; Bk. »h-ll-30. R T. 5/ 1-91. bR,*M 
-ll-2';,tLM  S1./8nKP. 

0^*1  ^OS  (PT.5F,   Ff  ST. HATFIELD  ) 


i'.7i,00U      NFA  MAINT.-MaIN 


NFIOO  CTN 
NO 


NF  A 


h  APFH  A'" 


58 


P.(iinr,c-    BETTERMENT  iTN  PT.-^e  TV^k 
APFHA" . 

n5<.7'>  (  kTE.5P.WVFPMAM  ) 


tl'jCOOO      NFA  MAINT.-flAIN 


NQ 


NP  A 


T  au.nTHN 
L  AK  r  V  I  L  LE 
FREE  TVnH 
Nc*.  rtcljFOKj 


PESUt-FACt    l-T.i'.O   FR.PT.?<,   TAUNTON    TU  NE* 

TEOFnpu,lNCLD.ALL  ■^AMPS. 
C17'tl'5  (COUNTY     T  .,  TAU^J  TCiN,  ^,1  ) 


i7,oCC,000      NFA  RESURFACING 


NO 


np  a 


I  E'o'llNSTcfc 


INTPPS.OF  r-ECHANI  L,  C  ncME  RC  UL  SfS.ANC  CO 
MNPCTQk  kCADS. 

09  7301  (r-FCHlNIC    5T  .  L  F  n  M I  S  T  E  k  ,  0 1 ) 


$300,000     NFA  TRAFFIC 


NQ 


PAGE  39 


PROJECTS    in   RE  APlvE'TIStO 


CCTQBE?.  19R<) 

AuTO  SOUTF  AND  TOTAL  CONST.  FA  SEC. 

ru'iOI^iG                                          FEU.   AID  POLITE  COST   AND  UR  WORK       TRAIN-  105« 

CATEG.              CITY/T'JWN                  NUMBERS                    D  E  SC  R I    T  I  ON  /  P<»  T  J  E  C  T   inENTIFIER  (FtO.    iHARE)  NFA  TYPE            EES  /TIP 


NF  A 


P4IMT    THE*f«0-PL  ASTIC    PiV  T.  M4PK  INGS    ON  VA 

e.STATt  HlGHt«4Yb,M.VlNEy*?r>. 

OS^jO*.?  (PAVT. MARKINGS. CIST. 7  ) 


tlS.OOJ      NFA      PAVEMENT  MA 


NO 


NFA 


TRFP   "EMOVALjVAR ICUS   ROUTFS   DISTS. 1-8,(1 

9  C'InTkaCTS) 

li'^'^t^l  (TREE   PFMnV4L.niST.i-8  ) 


$275,000     NFA  MAInT.-MAIN 


MO 


nfa         mil  lis 


F  AS-<><i5»-<> 
6, -'•9, -50, 
-51.-52,-5 

3 


PFCHNSTfc OCT  ION, iNlFPSFCT T^N  OF  PLEASENT 
£  village  STS. 

0<.75C?  (VILLAGE    G   PLFASANT  STS.MI 


tbOO.OjU     NFA  RECCNSTRUCT 


NFA  LCNGMbAOUW 
SptcINGF  leiL 


MCniFY   0K4lNAGt,Kt-'1UILr)  <;TPUCTS.t  LIGHT 
eT.I-91  I  NT,  ,r  il.HN  .  iL  .  TO  EXIT  l.SPFLO. 

l<i'.'^?7  (  LONGM  FAOnw-S"  PI  NbFI  bL  0  ) 


J300,000      NFA  MAINT.-MAIN 


NO 


t  AS  ThA'' 
-tLLFLtET 


C.C'AU    6IKEWAY    F'.LHCU^T   SO.EASTHAM   Tu  11,000.000     NFA     CONSTR  N191C  CHN 

LECnUNT  HDLlOw  RD.WELLFLPFT 
02n5?  (  EASTHAM-wELLFLFtT  ) 


PAGE  <.0 


fkUJtCTS   TO   BE  4DVF»TI5tO 


NLlVEhBFR.  1961 

AUTO  kOUTF   AND  TOTAL   CONST.  FA  SeC. 

FUNDING                                          FED.    AID  PQUTF                                                                                             CUST   AND  CR  XCJRK        TRAIN-  105« 

CATtG.             CITY/Tijhix                  NUf1BF»S                    T  t  SC  k  1 P  T  IiJ  N  /  PP  T  J  EC  T   inENTIFItR  (FED.    SHAkt)  NFa  TYP£            EES  /TIP 


BOSTON 


SO'ITH    bOSTuN    HAUL    RO.  (C.A.T.M.T.) 

OiWej  (CtNT?AL    AFTFftY,  020 


il3»000»000  Fa 
( ill.70O>O0C  » 


NO 


NC'kTH  anOUVEk 


RT-125  IfPvT^.Tj  HOLT   ROAO  A^^O   OSr.QOO  ST.((<T.12 

FAP-77  ^) 

O^.^'^d  (N   aNOOVPR  ACCESS»o1  ) 


ibOO.OOC  FA  CQNSTR 
(145C»000) 


bF031  CON 


RS 


DuriLEY   hILL    kj    i^ESTcPLY    TT    THE  SOUTHbRlO 
FAS-a?*.  GE    TL  (  ktCLNST/kEALK'NMMT) 

130401  (  SQUTHBPIOGP  l?0.OU0L£Y»01) 


tl»70C>000  FA  RECONSTKUCT 
(11.275,000) 


ORSll  P£ 


L  t"  ^4GTDN 


<.»    225  IfP?OV.    TO  RTS.*.    t   '25   ^FO"*   0T.12d    TO  ul 

h-571V  NTE^  ST. 

00<i550  (BtClPTPn   ST,LE  XINGT0N,C1  ) 


IS,  000*000  FA  REC0NST.<UCT  ^ 
( $3, OOC/COO) 


hCS  Tf'N 
Ct  f'H  AM 


N/A  WASh.S  T.,OtOHAh.    I  TMF    TO    Ut";T   POXoURY  PAR 

M-1018  KwAY,^i^iTON  (w.kL'X^IPY) 

li'^500  (WASHlNGTTN   S  T  .  R  OS  T  0  N  ,  0  i  ) 


i3,s>00,000  FA  KECCiNSTRUCT  2  63M14  COS 
(  12,<:5C,OOC» 


BP 


10? 


REC^^'.^:  e  R  I  CGES  ;  h-?- ?  THPMI><;o^4  ST./WlNNt 

TlJXFT    1'VjH-2-'»/BAkTLFTT  P<. 

079<»<.fl  (KTfc. 105, HALIFAX  » 


tl, 500*000     FA        BR  kECONSTR 
($1,200,000)  NO 


1 II  '•InGTOn 


RFCJNSTK.    BklOGt   •W-3'«-l,   Fi'^Fj   ST.  OVtR 
M-7<iil  RR 

02?041  (EAKFS   ST,  VIL TNGTON  .  C/1  ) 


$R00»000  FA  BR  kECONSTR 
(S6<>0,000) 


<.B061  PE 


FAL^.jUTH 


BPIOGF    NC.F-3-7   OVPo  CONPML 
FAS-637  '?o071'.00  3inO 

05550C  (PAL^FP    AVF,FALf1QJTh,C2  ) 


41*000*000     FA        8R  RECONSTR 
($800*000) 


6B03^  COS 


K  InGSTuN 


(■tPL.    bRIDGfc   K-l-7,GPnVF   ST. OVER   BAY  CDL 
OFF-SYSTEM      fJNY  S.R. 

030051  (GPOVF    ST,KnGSTO.>i*Jl  ) 


il*CaO*d00     FA       BR  kECONSTR 
($800*000) 


68050  CON 
NP 


ATTLfceUPU 


4-16-31.,    PONo  STREET  HP.GVFP  COnRAU 
059  D?'>  (t-ONO   ST  ')R.,ATTLEbOPC,01) 


$1*500»00C  FA  d»  RECONSTR 
($1,200*000) 


8B017  COS 


PAGE  'tl 


t-^bJbCTS   TO   Hf;  40<^F?TtStD 


*UTO  RQiJTF 
(■tn.   AID  KTJTc 


tltal  const.     fa  sec. 

lOjl    4ND  WOkK       train-  105* 

.Si,!- 1  f' I  IJN/POT  JE:t    irfMTlFlt-K  (f£0.    S(-AkE)        ^(^A  TYPE  EES  /TIP 


N/a  i^IO'.-    L-^-t  uVtK  NASwijA   •?  I  v    (alhEBTCiN  B 


tl>COO»OjC      Ea       >Mi  PECQNSTR 


8B015  C3N 
NC 


O'^'l'-^  (fAlN    S  T  .  TF'^PL  F  TU  l»  C  1  ) 


t80G>C00  FA  if:  kECONSTR 
(  ItAb  ,030 ) 


K  Ti<.c 


^■■"Cjn.UE  tft.  S..<A-U-S-SLinF'(f'r'  f?  I  V  tK  ,  A-l<,- 
•j.MP^t  ST.-CnMfiAlL 

,3^.107  (hu."^        ,  ,  4<;ml      D,  01  ) 


li,50G»00C  EA  id  (<ECOiMSrR 
($1,20C,OjO) 


6B081  ROi< 


u'-6-l-j,    i.KSET    <iVt    nVE»  rON''AIL 

J&^T'y^  (l.NSET    AVE,    W4PFHAf,0^  ) 


tUOCOOt  FA  dK  kECONSTo 
(1640,000) 


0  5      0  J 


(OAL-'FR    a  V  F,  F  a  L  fLjl  H  ,01  ) 


loOCOOO  FA  in  PtdJNSTR 
(  $  b<.  C,  000  ) 


2  ATM  a    Tl    HAt-VAKDjc'^PLACPMrNT   OF    GUIDE  SI 

FAP-?2  rr:s    t    S^PHIktS    WITH    «WEAKAW4V  Publi 


S219>C00  FA  GOAkDRAIL 
(  il'«7,100) 


kT.«,4  - 'r  ^NS  T.'UlTIDn   of   5T.A<.    i  lUANOING  kOAO 

FAPliH  '  j«    1 7  to ' EHJuu Th 

llBitlO  (kT.'.<.,PFHrBnTH  ) 


S650,000     FA       KECONSTkUCT  81X02  CJN 

(4552,5001  NO 


RTS.^''.,1<.0      •^s.ncrn    r-EFAlKS,  (3)SPtOGFS   '^N  FTS.2't/l''C 

/7J,l!:Kr<,LLT'/rAUN  Tf'N 

005  (  BH.KL  Ey/OIGHTCN  ) 


$t)00,000      NFA      lAINT.-rlAIN  N2<.0C  CTN 

NO 


3AN^  -"[i.  SIGNALS  i  CnNSTP.  TO  PFVERT  STA 
Ti^    '-,'Y    TL'  CITY. 

l772jl  (HAN<    no,,    -HAVFPHILL  ) 


1500,000      NFA  MAlNT.-MAiN 


NO 


PT-ilO  SA'^cTY    If«PkCv.AT    IMTFp.rir  » T  F  .  1 1  o,  (  L I  T  T  L  ii,27d,5eC     nFa      TRAFFIC  N176C  C3N 

T  ■"■/■>  .jS  T  LA /O  Ar' L  I  SL      R  n  <;  .  )  ^,0 
OhO^'tv  (  I-- 7-1 1 '^^  WP  STF"^ D  ,  01  ) 


I 


: ATEG. 


ClTY/TOWN 


AOTC  PuUTE  AND 
FfO.    AID  BQJTf 
NU«bfc»S 


HkOjtClS   TO   tl"^  AOVFSTISEO 


OtSCf iptiun/poojf:t  TOENTIFIER 


TOTAL   CONST.  FA 

CUiT   A^0  CK  WORK 

(FtD.    SHABfc)        NFA  TYPE 


PAGE  <»2 


SEC. 

TRAIN-  105» 
EES  /TIP 


NF  A 


SANO.JICH 
isAkNS  TABLE 


RT.o  SIGM   UP|j4Tt,Rr.ft   fOll*  BHURi^F    BR. TO  EXIT 

FAP-i3D  »^    IN  liAKNSlABLE. 

1  17o?0  (  RT.is,  SANOwrCH/BARNS  TABLE  ) 


t250»000     NFA  TRAFFIC 


NO 


NFA 


FRf FTOfN 


'<»Tn-,c  afclTtkMtNT  C^ASF  RT .  /  RTc  lAO. 
Cn^-jJ  (CHASF    RO./oT.l'.C   BRIOGF  I 


tVOO.OOO     NFA     3R  RECONSTR 


NO 


NFA 


C  HFL  SE  A 
»  fcVt  Rt 


rjriBTHPAjT   exPr<bSSWAY   VlAOiJCT   3  CARTER  ST 

.    CMfiLitA   TD  PARK  ST.  RFvrPF 

157?q5  (N.t.    EXPRESSWAY  ) 


t650»00C     NFA  RESURFACING 


NO 


NFA 


LAURENCE 


SfcCi'NST.CF    AkPRO.^OOO'IMCLD.NEw  SIDEWALK 
n-8784  S.nRAlNAGfc»CURBlNG  f.  LITFS. 

O'''>^0'7  (MfcTHUEN   ST,LAwRENCb»Cl  ) 


12,200*000     NFA  RECONSTRUCT 


kCCk  L AND 


12J»139  SiJPF  .  Ft<CjbC  I   On  pTS.123  f.    n  q,  rl-L  K  L  ANO 

.  (  S  f  E   C   r  t  N  T  S  ) 

lOQlT^  (KTS.123-13Q»«0CKLAh0  ) 


1650,000     NFA  RtSURFACiNG 


NO 


NFA 


ncsTON 


ntJFY   SQ. TUNNEL    LIGhTIN.",   TRANSFORMER  PEH 

Aft.  (  l<)0'i) 

C195b7  (OEhFY    S'3  .  TUNM  el  ,  rtOSTtlN  ) 


i6C>000      NFA  iAINT.-MAlN 


NO 


NFA 


WAtSfD  PAVEMENT  MARKER  PF  F  UR '5  I S  HM  E  NT -0  I 
sr.   1  ,  3 , ,  t  ,  7 

(RAISEP  PVr-T.    MKRS  ) 


»250,000  NFA 


NO 


NFa 


CHFLSEA 
R  EWERE 


1  K  f  Si)PF  .NK  .  f  xkay  .  V  UrtUC  r    S  TaptEk  ST.ChEL 

FAP-e?  SEA   Tr    PfikK  ST.KEVFRF. 

050590  ( NE.F<PRFSS.CHFL SEA/REV.  ) 


t650,000     NFA  RESURFACING 


NO 


NFA 


S  TCUGHTUN 


RT.-2<t  BRlDGr    OtCK   REPLACF^FnT    P  R  .  #  S- 2 -i-c  ,  R  T  .  2^ 

FAPll*.  PVFP   PAbF  ST. 

10^170  (RT    ?<r,STOUr,HTQN,01  ) 


SbOCOOO     NFa     BR  RECONSTR 


N185A  COS 
NO 


NFA 


NE-BjRYPI.RT 


SIGNALUaTION  anu  wro'^'-'I^G  3F  (<Tt  ii3  (S 
TQRFY    tv  E )    AT  LOW 

C'tl5C3  (LO*.  ST   3    PT   1  1 3  ,  N  t  W  BuR  Y  P  ) 


tbOCOOO  NFA 


NO 
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PROJECTS   TD   RE  4DVPST1S6D 


NOVtMbE«»  19P0 

AUTU  ROUTE   4N0  TOTAL   CONST.        FA  SEC. 

FUnJInG  fed.   aid  route  COST  AND  OR  WORK       TRAIN-  105# 

CATEG.  CITy/lUW<(  NUMBERS  0 1 S  CR I PT IC  N  /  PRT  J  E  C  T   IDFNTlFlEfc  (FtO.    SHARE)        NFA  TYPt  EES  /TIP 

^tmttt^t^rtttr**********************************^*************^** ******************************* ***************************  ******** 


NF  A 


(jEDHAM 


WA^H.Sr.I=«ANSFER   CF  nWNERSHI  i>(  S.H.  )  IMPVT 
FAP-123  S.C   ff PAlki,QtuMAM/30ST0^  M 

laP^Ci  (WASHlNGTOr  ST.»OEOHAh  ) 


t35c»000     NFa  CONST* 


NO 


NF  A 


MIDDLE  tJOPCJUGH 

R AtNHAh 


I-<i95 
I-<.<55 


flR.MATNT.0F(2)bRS;«   M-1  fi-<,  1  ■  R- 2- 17  RT.I- 

«95/T4UNTGN  klVER. 

067670  (  MIDnLF«QRn/''AYNHAM  ) 


175»000     NFA  MAINT.-flAIN 


NO 


NF  A 


«EST   SPRINGFIELD  kT.20 


BfrlDGF  KbPAlF,8R, •W-71-27  »T.20  (PARK  ST 
.  )  /•<  T  .  5  (  FUNNEL  ) 

lOMO'i  (R  T  .20,  W.S  PR  I>IGF  It  LD  ) 


$600,000     NFA     MAIM. -IAIN 


N178C  CDN 
NO 


N^  A 


PaLmF  li; 

BARRE 

KUTLANO 

OAKHAM 

PETERSHAM 


122.67  GiJA^rPftlL   MAlNltNANCF   PN  RTS.»122   t  RT.fc 

7.(SFP  T(lwNS) 

03033^  ( GUAROR AI L S» 0-3   MAINT.  ) 


S<iOO,000     NFA  GUARDRAIL 


NO 


NFa 


TPEF  REMOVAL  (3)  DISTRICT  WIDE  IN  0IST.3 
13^^76?  (TREE   REMnVAl  ,  DI  ST  .3  ) 


»100.000     NFA  LANDSCAPE 


NO 


NF  A 


SOUThBPIOG': 


131 


BRTnr,?  StK.OVAL  OF  l»o.#S-?l-?7  Rl.ill/RAC 
EV<AY»SCiUTHBRIUGE. 

CBii^Os  (  k  T.131.SOUTH3PIOGe  ) 


$100»000     NFA  MAlNT.-MAlN 


NO 


NF  A 


SHFFr IElO 

VjfctAT  bAwPINGTON 


RTS.7»23         RFSURF.OF   KT.7  N.THRU  T L  .S HF F . /G T . B A R R . £ 

SFCT.UF   RTS.7E23   (SEF  CMTS) 
11?61<.  (  K  T  .7,  SHFF  FIFL  D  ) 


$1,150»00C     NFA  RESURFACING 


NO 


NF  A 


METHUEN 


SIGNALIZAIIUN  OF  ThF  SWA'4  t  JACKSON  STS 
.    I-JTF  RSECTILiM 

0^1''C-'  (S-4N  £   JACKSON  STS.METhu) 


J200»000     NFA  *♦» 


NO 


NFa 


TRFF  TK  IhMlN&"S TaTF  JITE" 
134723  (STATEWinF 


t30C;#00C;     NFA  MAlNT.-MAiN 


NO 


NF  A 


S^CUG^•TON 


^RIOGF  HtTltR^ENl  RTF.  130(WESr  ST)  /  RT 
F    UO.  STLUGhTON 

0<)15'j5  (RIE   139   /RTF    2'>   SRIOGt  ) 


I^OCOJC     NFA     ijR  RECUnSTR 


NO 


PKIJFCTS   n   BE  ADy/E^TISbC 


PAGE 


NOVEMBER*  196'' 

AUTC  ROUTE  ANO  TOTAL  CONST.       FA  SEC. 

FUNOIsr,  FED.   AID  ROJTF  COST   AND  OR  WORK       TRAIN-  105« 

C*Tf&.  Cirv/TO^N  NO-iBERS  OcSCRlPTIUN/FROJECT    If>EMTiFIER  (FED.   SHARE)        NFA  TYPE  EES  /TIP 

^t***^*t**^********************************»***^**»************t******0****04**^tt'^^t*4finf***********t***^i***'¥*****t***  *******  ****** 


NFA  TAuMuN  RTS.l''0#2't     RFFJRHISM  ALL  U  U  I DF  .  P  E  GU  L  A  T  0  R  Y  ,  .4  AR  Nl  NG  i  i*00»000     NFA  SIGN-LIGHT 

LAKtVULfc  i^T.MiKK^ilG.NS.  (  StE  COMMF^ITS  NO 

FKtFTQ-N  09276<.  (  R  T .  I'.  0 .  T  A  ONT  TN  ) 

N£.  dEuFOkU 


PAGt  <i5 


Pi-UJtCTS   TO   BP  &0VE'TISE0 


OECEI-BE?, 

AUTQ  ROUTE   ANO                                                                                         TOTAL  CONST.  FA  SEC. 

fJUJlHi                                             FEU.    AID  ROJTE                                                                                                   COST    AND  OP  VOUK        TRAIN-  105« 

CaTlG.             lITY/TiWi^                  numbers                    OiSCftlf'TItiN/PRnjECT  TDENTifUk                  (FEO.    SHAPE)  NfA  TYPE            EES  /TIP 


LEfc 

STCCKBRIUGE 


lO?.2C  PPSUPF.q)   t<T.2J    IN  L^E   W  ^  ST,  S  TA  ,  27  J +  6  i  6 

FAH   <i,FAP        FNO.;)    ^21*15   In  STnCKRBinGF 

6  07fl9t?'>  (  Rr,l02,LEF/';TnCKBDG£  » 


tl»70O.000     FA  RESURFACING 
(41,275>00C)  NO 


L  AnESBURCUGH 
.Mh.  ASnFDKU 


FAP  1 


RT.7.APPkCA.3.3MI.ST.N.4SHnP0  TL;nO.-TL 
. L VNf S riC«U» ENU. In  tjn.n./sh. 

(  Kl  .7.  L  4NF  SH. /N.  AjhhOKO  ) 


Jl/500/000     FA  «ESU»FACIN6 
(tl, 125,000)  NO 


jTUkBRIOGE 


RT-20 


RtCiNST.QF  RT,20  FP.l?O0Nc:ST  QF  CLO  S  TU 
R  HRIPot   VILLAGE    I  'J  RT.  m 

100753  (kI-?D.ST'JP'»9lDGt,03  ) 


12,000,000  FA  RECONSTRUCT  ^ 
(il, 500,000) 


aGamam 


57,i<i7,75       RfCTNST.CF   P  Tc  .  5  7 ,   U  F  F  I  £  [  0  ST. TO  SOUTHwE 
Sr    ST. ( EAST    PHASE ) 

maOl  (KT.57,AGAWAH"EASr"  ) 


iiCOyCOOO  FA  CONSTR 
l%7p 500,000) 


8F00<»  COS 


RS 


L  ijOLl:* 


KT-21  PfCON>>rk.    IF  CcnTER   ST(PT-21)FHf   CHAPIN  S 

M-<.ctfcl.-62     T,N.?.    to  SElCHEKTHWN  LINE 

,FAS-2fi7         02236''  (CENTPR   S  T  ,L  UH  10  w  ,  02  ) 


»<}50,000  FA  kECONSFKUCT 
($712,500) 


6RS07  CON 


HUfaBAROSTuN 


RFCJNS  ^^UCT1GN  OF   W I  L  L  I  4  ^'S  V I  LL  E-TE      L  E  TU 
FAS-320  N   RO    Im  hUHBAKOSTOn 

133Sn  (TE^"PLFTON  RO.  HIJ6aAK0,01  ) 


$2,500,000  FA  RECONSTRUCT  ^  8RS03  COM 
($1,875,000) 


Fall  river 


M-3089( PLE 
A)M-3110(1 
3IH  ) 


PHASE  II,fcECUNSTR.  "LEASANT  ST.  FR  TROY 
ST.    T.l   EAST   OF   QUARRY  ST. 

056^51  (PLEASANT    S»FALL    RIVEk  ) 


$<.»50C,000  FA  RECONSTRUCT  2.  71NO5C0.S 
($3,375,000) 


R AYNHAM 


PECOnS  IkUC  TICn   of  2<.00'0F  CmurCH  STREET* 
i1-B*92  RAYNHAr. 

Ol^r^OS  (CHURCH   S  T  .R  A  YMH  AM  ,0  3  I 


$500,000  FA  RECONSTRUCT 
($375#000) 


dCSTON 


kECriNSTF.  CULUl-tilA  RP.  FP  R.R.  ROW  TU  BL 
•JE   HILL  AVE. 

015fl51  (COL'J'^BIA    PI.    BOSTON, 05  ) 


$1,500,000  FA  RECONSTRUCT 
($1,125,000) 


N 


8CSTQN 


NEJ   OuOLtY   ST  ykOf.  RDYPURY  ST   10  WASH  ST 
(IN   C^NJ.    WITH   PHASE    t    TFR^'INAL)  (BRA) 
D21300  (NEW  TUOLEY  ST, BOSTON, 01  ) 


$2,800/000  FA  RECONSTRUCT  ^  TZnqZ  CTS 
($2,100,000) 


PAGE  <t6 


PKnjtCrS   TO   BE  ACVF^TISED 


0ECEMBPR»  iQfO 

AUTO  ROUTE   AND  TOTAL  CONST.       FA  SEC. 

FUnOInG                                          Ftn.   AID  ROUTF  COST   AnO           0\i                WOK<        TRAIN-  105« 

CATtG.             CITr/T0*i4                 NU18fcBS                    0  fSC  kl  P7  ILi  N  /  PRO  JF  C  T   lOENTlFlER  tf£0.    SHARE)        NFa              TYPE            EES  /TIP 

******************************* 


SCuThaORPUGh 


30  RFC.  I-^PVTS.t   SIG.QF    RQST.Rn.f.  FRAhlNGHAM 

M-5866,5fl6        RT.f.    BOSTGn  -i  D  .  £   TPNTRAl  ST 

2  027007  iFRAM-JGHM    RO.  S  OU  Th  HQ  P  0  »  0  i  ) 


$350,000  FA  i<EC(jNStRuCT 
($262,500) 


93H01  CQN 


0 ANVt  PS 


REC0N5 IKOCT ION  HIGH  ST.FP.CSO   TJ  KT.126; 

tPHiSF    II   UOw><rCjWNURfiAN  SYS. 

03221')  (HIGH   ST.nANV^PS.Ol  ) 


il,0OC,O0C     FA  RECONSTRUCT 
( t750»000) 


EVFPcTT 


RECONST.UF   MAIN  ST;SIOEWALKS.mooIFICATIO 

N  3F   EXISTING  TRAFFIC   S I GL S . 

041810  (fAlN    ST.    EV«=RFTT,01  ) 


$1,500,000  FA  RECONSTRUCT 
($1,125,000) 


CAMb« IOGE 


F  AP-q6,H-'. 


kECj'^S  IKudlON    UF    plNNEY  ST. 

037'i2^  (LECMMFPf. PHASE  IV,C4MBR.) 


$1,500,000  FA  RECONSTRUCT 
( $1,  125,000) 


83M06  C3>4 


NCRTmbOkQuGH 


RT-20 


9   PRTJcCTS.ChD.RT   20   AT    L I N  :  DL  N  ,    .  (1 A  I N  ,  b 

4RTLFTr,PlNfc    HAVtNrDAVlS,FT: . 

052300  (  NCjkTHRQRDUGH,  ATP,01  ) 


$600,000  FA  TRAFFIC 
($<«5C,0a0) 


a^MOl  CON 


BR 


UCKL  AND 
SHtLlURNE 


2A  "-R  .H-2a-?2«S-li-l,BUCKLAN0/SHeL  BURNt  FaL 

FAF-2C6  LS   HR    CV   CF.EkFIELO  RIV         «    82  52060C0101 

098..01  (RT   2A.8UCKLAN0,  02  ) 


$1,000,000     FA       BR  ktCONSTR 
($800,000) 


6B037  C1N 


BR 


CHELSEA 


C-9--?,    BtLLINGHAM  ST   OVFP  CHNPAIL 
004910  (BtLLtNGHAf-  S  T  ,  C  HE  L  S  E  A  ,  0 1) 


$600,000  FA  BR  RECONSTR 
($o4G,000) 


BR 


KALDFN 


RECONSI.   BRIDGE   «h-l-5,    fnijNTAIN  AV.OVER 
M-l*?!  Pf."    -(k    AND  MBTA 

0<.H7?0  (".UUNTAIN    AV, "  AL  DEN,  01  ) 


$1,000,000      FA        BR  RECONSTR 
($300,000) 


6B029  CDN 


e» 


SWANSEA 


S-35-1,  CLL  PROVIDENCE  pO^D  i^VER  PALMER 
RI  VFP 

054i<,i  (OLD  PRDVITP^CF  kD,S«ANSE) 


$500,000  FA  i^R  RECONSTR 
( $400,000 ) 


6B071  PE 


HES 


NCf  ThsOROU jH 


KTS.9,20  '^tCON.  ACCELERATION  LANF  f.  WIDENING  RTS.9 
F.A.P.55  £    20  INTEPCKANGE. 

1?'.9'>0  (  RT.9,N0RTHq0R0UGH  ) 


$200,000  FA  RECONSTRUCT 
( $160,000) 


NO 
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PROJECTS   TO  8F  APVEfcTisEU 


0fcCtr8E?»  1<5P'3 

AUTO  ROUTE   AND  TOTAL  CONST.        FA  SEC. 

FUNDING  fib.   AID  i<nuTE  COST   AND  OS  WORK       TRAIN-  105» 

CATEG.  CITY/TTWN  NUMBERS  0 1 S CR I P T lu N/ PPT  J FC T   iOENTIFIER  (FED.   SHaREI        NFA  TYPE  EES  /TIP 

t»9*»**t****^»ttm******************************rr**********t******i'**t*******t**«*********9***************9******** ******  ********** 


IV 


,<  INTHRCP 


M-7039 


R ECONSTkUCT IGN   OF  VETERAKS 

135»?0  (VtTPRANS    RO. W I N THR D P » 01  ) 


il»70O*000  FA  RECONSTRUCT 
(  $1»  «.'.5»C00  ) 


NF  A 


WESTRQROJGH 


CONSTRUCT. OF  A  "COL-DE-S AC'nN   FISHER  ST. 
FAUS7e38  (FISHER   S  T  .  6R  .  W -2 't-l  0  ) 

e??*.*.!  (FISHER   ST  ..      STBUK0U6H  ) 


»35»i;>a0     KFA  CGNSTR 


NO 


nfa 


•iHll.lAN 


1<.»27  ('FSIH.F.MT   27  ^l.GIN  S.H.    AT   WST   Si    TU  ttRO 

FaP   132  CKTHN   CITY  LINE 

ICjISO  (RT  ?7,WHI  T1AN»01  ) 


$700,000     NFA  RESURFACING 


NFA87  CON 
NO 


NFA 


NORTH  ANDOVER 


11<. 


OFCIN.RI.II*,  rR  .NO.ANOPVFP  -ALL  SIGS.TO 
^trVOKO    xAVkKlY  InT. 

081791  ( RT.ll^.NO.AMTnVER  ) 


iSOOfOOO     NFA  RESURFACING 


NF988  CON 
NO 


NFA 


FARRICATION    t    l.^JSTALL.nF    OV/HfAD    t  GkOUN 

D   "HUNTED  GUIUF    Hen's  0-1-4 

1551'?  {UISTS.1-4  ) 


ilSCOOO      NFA  MAINT.-MAIN 


NO 


NF  a 


aosTQN 


PE-HA^  DtWfY  SQ.rUN:NFW  rTTnPS»PUfFS  e  F 
ANS    FTR    DRAIN. fc  VtNTILATITM. 

0l<)'517  (OFkEY  SO.TUN.BfSTON  » 


111,OCO»OOC     NFA  rtAINT.-MAiN 


NF180  C3N 
NO 


NFA 


HINSDALE 
l;  A  L  T  Q  N 


l<.3,8,8/9  TfcAF.SIG.UPO./CUSflETIC  R  F">  S  .  H  t  NS  D  A  L  E -M  AP 
FAP-li,171     LF    S  T  .  (  K  T  .        la)  Sl.ST.CT.R) 

»12  0<)?3'.i  (  HInSDaL?/ rMTDN  ) 


$50,000      NFA  SIGNALS 


NO 


nF  a 


-uSTCN 


REPlAC.OF  PO/.PS  .  SE  .  <  way  .  at  snUTHAfHTON  s 
T  . 

D70?O5  ( St  .XJAY. , POS  ) 


il70,00J     NFA  MAINT.-MAIN 


NF363  C2H 
NO 


nF  a 


HIGhjaY   LIGHTING  (<FHAaTL  ITArilN,    DIST.  5 
f,  .1T3T.  b 

i')71h7  (MWY  LlGHTISr,  PCj-^i^.  ) 


000,000     NFA  MAINT.-IAIN 


NO 


NFA 


MQN  r AGJt 


1^  .  •''-23-13,  AVF  .  "A"/ ABANrilNF  D    TURNERS  FA 

Ll3    IkANCH   OF    D^'RR.  (  RF10  V4L  ) 

00^132  ( AVENUE "4 "PR. ION TA Gut  ) 


i300»0uG      NFA  HAINT.-HAIN 


NO 


FUND  ING 
:4TfG. 


ITY/T JWN 


AOTO  ROUTE  ANO 
FED.    AID  RGJTE 
NU"1BE«S 


Pl^UjtCTS    Tr   RE  AOVFRTIiED 


fitSCRIPTXJN/PROJECT  TOFNTIFIEk 


TOTAL   CONST.  FA 

COST    ANO  UR  WORK 

(FED.   SHAREJ        NFA  TYPE 


PAGE  <>e 


SEC. 

TRAIN-  105» 
EES  /TIP 


nF  A 


mO^Th  AOA^*S 


RT.8 
F  AP-9 


TR4F  .  S  I  u.  1  NSTAL  I  .£  MlfJOR  HWY  .  R  EC  ON  .  K  T  .  ti# 
(CU'^fAN    h*Y  .  ) /HAROM  JN  IND.PK 

1???0^  (Kl.P.NOPTH    AOAMS  ) 


SXOOfOOO      NFA  SI&NAIS 


NO 


NF  A 


MANCHESTtR 


RT.128  SIOFLTnE   FtKClNfc  FROM  SXk.h9*'>0  TO  STA,9 

■5+00  RTC.12B. 

(RT.l?8»''ANCM5STtR  ) 


t30»000     NFA  HAINT.-MAIN 


NO 


NF  A 


GRASS   MnwlNG.OISTS.l-fl.VARIDUS  RbOTES.(2 
C^NTkACTS) 

I'.^aS')  (GfcASS    MGWING(  ST  ATEWIDE  )  ) 


H.500»CC0     NFA  MAINT.-MAIN 


NF29D  CIS 
NQ 


NFA 


f:[/GA-<TOwN 
CAk  6L0FFS 


PS"PPStD  RESURF.t  RFLATCD  WDBK.btACh  RO. 
F.A.P.l<r<.        FriGARTL^wN/OAK  BLUFFS 

02^^C'  (PFiCH   oO.  fr,.  TWN/0. BLUFFS) 


12»250,000     NFA  RESURFACING 


NO 


PLYMOUTH 
K INGSTON 


3A,3  ^R."ATNr.cJK.«P-lJ-l.RT.3A/TTWN.oK..»K-l- 
FAP-132,13      \'..S1ITh  LANtt/RT."* 

0  1105.''0  (  PL  YMnUTH/KI  NORTON  ) 


il50,00G      NFA  >1AINT.-Ma1N 


NQ 


NF  4 


B»'Tn'"<':    SFTltkMENT    PONO      T ,    /    RTt.    2«.»  SV 

r  JGNT'^N 

j5i^05'5  (POND  ST.    /  PTE.   2-,  ) 


i^CO.OOO     NFA     nR  RECONSTR 


NQ 


NF  A 


iTONEHAM 


INSTL.OF  SIGNALS  t  IMPRV.  3  SuCMfk  ST./P 
CND   ST. INTERS. 

132753  (SUriMcR   S  T  . .  S  T      t  H  A^  ,  0 1  ) 


»l3C»000      NFA  SIGNALS 


Nl<rlC  CaN 
NQ 


NF4  4GAWAM 

ASbFlELO 
CCM.A Y 
CuHMuGTOn 
GOSHEN 

scuthampton 

SOuTMwICk 

.'EST  SPRINGFIELD 

-ILLlAfSRURG 


10. 10620     r'TST.?,PFCONSTl.UCTTnN  OF   DPAIKaGE  STPUCI 
URES    ( VARIOUS  KTS.I 

02I13'5  (ORAINAGP    ST^  UC  T  UR  E  S  »  C  2  ) 


$V5»000     NFA  HAINT.-MAIN 


NO 


NFA  GRctNFIELO  RTS.2   I-^^l      "'^OF    »tPLACEM£MT    «   THF    TPPF    SUkGECNS   hEA  tl2»0!)0      NFA  MAINT.-MAIN 

noJA-'YERS.RTS.^  £  1-91  NO 
0<V7'.2->  (  JCT.<TS.  2-T-31.  GRFI  ELD  > 


PAGfc  ^(9 


PRb  J£C1  S   TQ   fiF    4rvE'<  TI  SfcU 


iUTO  XCUTP  ANn  TLTftL  CONST.       FA  SEC. 

FuNflsa  F^D.   ilD  POUTt  COST   AND  Cft  WORK       TRAIN-  105« 

CAlti..  CITT/T'^wi^  NunBERS  ">rS^.i'IKTIJN/^B^!JF:T   roFNTIFIfK  (FEU.   SHARE)       ^FA  TYPE  EES  /TIP 


NF  A 


110 


RCAn  ><  EC  ON  .  tTRA  FF  IC   SK.NAL  INSTALLATION, 

?-)0'ALL    APPfO.Td  IMTEPSETT. 

J»00n^  (RTfc.ll'XMilM    ST  .  )  Af  ESBUR  ) 


tl.OOO»000      NFA  SIGNALS 


NO 


NFa 


NUM'"TPAL  CHEMICAL  STOSftpF  SHFD  CONSThuC 
TION.rt    Cb^-ruMT  1  ES 


tl,<iOO,000      NFA  MA1NT.-HAIN 


NO 


NF  A 


UEl LFLE  E  T 
T  PUP  J 


. "4 int .  ( 3 ) bKs . w-i*-fl  irm  pnun  «o./t<T. 

FAP-130  IS   f.    T-o-^  ,  1-8-i  {  1  kJRO)  6  PT.h 

OBQ'jXO  (  WELLFL  E'^T /TRUPT  ) 


1300,000     NFA  MAlNT.-MAIN 


HO 


.'XT  rSFlELO 


« T.  ao 

F  aP-7 


TkAF.S  I  G.uFC./C  OSMETIC  5F<'4lPS,W.HULiSAT0 

NIC    ST  .  ( (<  T  .  ^OJ    bAPKFR  RD.!: 

1?'S01^  (  *  .EOiJSATONt:  ST.PiTTSFIt) 


S25,0U0     NFA  SIGNALS 


NO 


NFA 


wEnh'  <* 

bcvEftLY 


lA 


KESJPP.PI.I-A  FROM  LAPCH  "OW.SOUTh  TG  BF 
VERLY  LINE. 

077^1<.  (kT.lA,  jFMhA"*.  01  ) 


»l,t>00,COO     NFa  KESURFACING 


NO 


/ 
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PKUjtCTS   TH   HE  ArvF^TISED 


JANUARY,  1990 

AUTO  ROUTE   AMD  TOTAL   CONST.  FA  SEC. 

FJNt.lNG                                          ffO.    Aiu  ROJTt:  COST  ANb  Ok  wCCK       TRAIN-  103t 

:Alto.             CITY/Tn.<"J                  NUMBERS                    ntSCKlPTION/PROJECT   lOPNTIFItR  (FED.    SHAKE)  NFA  TYPE            EES  /TIP 


"fcuFORD 
SOr-cRVlLLE 


RT-I-93  SFSURF.UF    R  T  .  I  -  9  j  .  "^E  D  F  .  S  C"^E  W  .  C  TY /L  N,  N  TH  . 

TO   "iRIuGt    uV. MYSTIC  PIVcp 

07170''  (  RT-T-<53,  MF  )FTR0»U5  ) 


$500»000  FA  RESURFACING 
(t<.50,OoO) 


WESTMINSTER 

F  I  TCh-bURG 
L  t  C  M  I  N  b  T  E  k 


2  FROI  VICIN,   OAK   HILL   RD.   paSTEKlY   TO  VIC 

FAP-22  IN.    CF    OAf'dN   R  U  . 

oq7^'11  (KT    2»  FITrHBUT.H.O^  ) 


t9»600»000  FA  CONSTR 
( t7,2uO»000) 


6F01*  C3N 


SaLEM 


CONTRACT  »5,N. RIVER  V  I A n UC T , NO R T H  ST. TO 
SAJNnckS  ST. 

OOS<,r.^  (  fltVFRI  Y-SALFm   PpOJ.,03  ) 


t22»OOO»O0O     FA  CONSTR 


6B032  CON 


aCTDn 

CLNCGRD 


RT-2 


ACTriNjSCHuCL   £    wEATMFPrff   STS.fc  ACCtSSTU 

TRAMSFtk  STATION 
O^f^gj-i  (  RT-2.  CHNC  CD,  0^  ) 


tltJ'JSta^O     FA  RECONSTRUCT 


6F026  C3M 


^ULERICA 


TRAFFIC    SIGNALS    RT.3    AT    BOSTON    RO.t  TkEB 

LE   C^VE ; oRIDGE ; t    «ESB  BRTTK. 

Ci;'-l»2?  (3DSTQN   R  0  »    I  L  L  F  R  I  C  A  ,  01  ) 


»l»25C.OO0     FA  TRAFFIC 
( i937»5J0) 


61M10  CTN 


rt  R  GC  K  T  0  N 


«5L or S;CO NM.-C RES., SCHOOL, CTP.,CT.,N. WON 
T.  ,C  Y.  ,C Afi Y, PROVLST 

C2]:?i  (0wNTUN.sir.rr)N.»2»h(.0C'<T) 


$5^0,000  FA  SIGNALS 
(S<r05.00&) 


CGInC  Y 
HRAINTREE 


37  FROM  OuINCY-BRA  INT»EF   T^w^J  LINt   TO  wEST 

h-2')5A  sr. 

ll?!^.)  (WILLARO   ST.3UINCY  ( 


H»  300»GuO     FA  RECONSTRUCT 
( i975,000) 


83M08  CDS 


HULL 


RESURFACE  GtO.W  ASH.'^LVfl.  FRO^I  HInGHA^i  TL. 
TO   NANTaSKET  AVE. 

0?7901  (GfcG  <<ASH    BLvn,H  INGHAM,  02  ) 


1500,000  FA  RESURPACING 
( i375,0J0) 


BP 


NCCTm  aOams 


2  "ECON.CF  VtTS.MEM.i1R.#N-]«-'<9,PT.2/H00SI 

FAP-10  C    ^V.SPkAGUE  0R.&  MARSHALL 

:97'^,C1  (  R  T(  .  2,  NO.  AOAMS  ) 


$1,500,000     FA       BR  RECONSTR 
(il>200,000l  NO 


rAL MOUTH 


IR.PcPLACEhENT  uF  RR . « F _ 3-1 o , N AS H A W E N A  S 
r./w.FALCOJTH  H AR  BIS 

0333^•:  (MASH^UFNi    ST,  FALMOUTH  ) 


$910,000     FA       BR  RECONSTR 
(i728,00GI  NO 
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AUTO  ROUTE  AND  TOTAL  CONST.        FA  SEC. 

fUNDINS  FEU.   AID  RQJTE  COST    AND  CR  WORK       TRAIN-  105* 
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******************************* ***^*****  ^ttv***** ******************* ******^**** *****************************  **************** 


B4 


BOSTON 


i?ECi)NSTt<.  OF  BKIUGF  «B-1^-3M.  SUHMEK  ST 
.    nvFP    "C"  STRtET 

13270^.  (SUr.MFR  ST,«DSTnN,05  ) 


tl,OOO»0O0     FA       BR  RECONSTR 

(saocooo) 


HALDE  N 


BFCONST.  BRIDGE  «  M-l-f),  CLIFTON  ST  OVER 
Ol")*."!'-)  (CLlP'^nN    ST,M4LDEN»01  ) 


»1»500»000  FA  BR  RECONSTR 
($1,200,030) 


8B011  COS 


IX 


ACTP:* 

C  OnCOkl) 


H  T-2 


CQNCnso;  wALFiEN  STR  =  FT  (RT-I2fr) 
Q9M0^  (PT  ?.CPNCCRD,05 


tiOO»000  FA  RECONSTRUCT 
(t<.25»OU0) 


61X12  COM 


NF  4 


fUN TING  TUN 


RT.112  9-Jnr,P   tEPAlR  0'>l   B9.«H-?7-iS,  INCL0.RT.112 

O^^Ck    L  CURBING. 
081315  ( RT. 11?, HUNTINGTON.  ) 


1350,000     NFA  MAlNT.-rtAIN 


NO 


NF  A 


Af'fcSdU'iY 


626<.,6?')5       '^ilN   ST./   MFRRILL   ST.    TNTFBSFCTlCN  SIGNa 
C'lSCl  (MAn    ST.,«MFSBUPY  ) 


$250,000     NFA  SIGNALS 


NO 


Nr  A 


TkjF.PAVT  .f  AKKlNGS   '^N    V  A  F  .  R  T  E  S  .  (  S  T  0  P  LIN 

bj.X-WALKS   t   Lt&hNDS)  DtST.l 

055865  ( PAVT. MARK TNGS ,0-1  ) 


$35,000     NFA     PAVEMENT  «A 


NO 


nF  a 


HAVEkHIl t 


(  DI  SCINT. APPROVED  )PPCnS.  e  R'^HAB.ULO  PT.l 
10   RO. , TO   B  ANK   RD . 

003920  (bANK    PO. . H4VFPHILL, 01  ) 


$3'.0,000     NFA  RECONSTRUCT 


Nie^C  CON 
NO 


NF  A 


L  YNN 


107 


Slr,HT    IMPVT  .ALONG   WESTERN  AVF.(RT.1U7»  £ 

BFLLAlkt   AVE. LYNN. 
OTH-?-)  (kTF.107,LYNM.  ) 


$100,000      NFA  CONSTR 


NO 


NF  A 


SALEM 


kT.IA 


RF»^'''V4L  GF  BklDGE  S  T  .  BR  .  ( «  5  - 1- 7  )  ,  C  V  fc  R  A6 
dNOJNFO  RR.LINF. 

O0dO''5  {kJRinGF   ST..SAIF(«  ) 


$175,000      NFA  MAlNT.-flAIN 


NO 


NF  A 


L  Y.NN 


RT.129  TRAFFIC    SIGnaL   UPDaTf   4T   Tun  LOCATIONS. ( 

SEE   Cnr>t fiTS). 

')?9573  (LYNN,?   LHCATTOKS  ) 


$'i00,00C      NFA  SIGNALS 


NO 


I 


C  ITY/TOi<N 


flUTO  ROUT?  AND 
F£0.   AID  ROUTE 
NUMBERS 


f^OJfcCrS   Tn  BE  AOVERTTSEU 
JANUARY*  1990 

OESCklPTlON/PRClJECT  lOENTlPlfR 
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TOTAL  CONST.       FA  SEC. 

COST   AND  Ok  work       TRAIN-  105i 

(f-ED.    SmaRE)        NFA  type  EES  /TIP 


WPi^O  AND  ^FK^IL  IZATION  SP'AYTNG  aLOnG  HI 
3MW4YS   -  "STaTFwIOF" 

IS-JJ?-.  (STaT^wTOE  ) 


1220.000     NFA  rtAlNT.-MAIN 


N155B  CON 
NO 


AMnERiT 

hAOLE Y 

N  CK  THAhPTON 


FIVE  COLLEGE  dlKE  "ATH  LTCATEO  IN  AhHERS 
T,HAl)LEY    and  NOkTHAIPTOn 

0?5b7->  (FIVF   COLLFr,E    BIKt   PATH  ) 


i<.»500,000  NFA 


NO 


L4wPt^C  E 


''rPAl><    SUBSTANTIAL  EBOSTPN   TF    PIER  »6.UR 

.•L-'.-35   /   KERRIHAC<  RIVER. 

0h6<)62  (    T  .I-'i95  .  L  AW?  FNCE  I 


»500,000     NFA  RECCNSTRUCT 


NO 


C£ IHJEN 


1-93 


"PARK    AND  flDE"LLT  AT   PElHAM  STREET. 
C<.frlf)  (METHUEN    PK'-,   FACIL>01  ) 


451»0CC     NFA  CQNSTR 


N185C  CON 
NO 


PLANT    F ER T I  LI ZA r ION 

l=)70<,i  (  "ST4TFUI0F" 


tl60»00J      NFA  f«AINT.-MAIN 


NO 


S  AL  Ef 


REMOVAL  OF  CROiS  ST.RPIOf,F  *S-l-8.0VtR  A 
•HANOONED  8£.l*kR.LlNF 

0l76^0  (CPPSS    ST.,SALCM  » 


$200,000     nFa  MaInT.-MAIN 


NO 


SHEL4URNE 


RT-112  SlOPF    SIAblUZAriON.RT   112;RT   2   N'LY  1,0 

MIL  FS 

0813^0  (  KT-H2.  SMFLi^'JRNE»02  ) 


*1»000,000     NFA  RECONSTRUCT 


N218C  CON 
NO 


CHELSEA 
" £  vERt 


DRAINAot  IrpROtfEMENT.^'lLL  CREEK  AREA/  CM 
F  L '^ A  /  K  F  V  F  P  E 

n<.^7?0  (MILL    CRCFK,CmFL  Se  A,  01  ) 


lb»20C#000      NFA  RECuNSTKUCT 


NF70B  CON 


TCf-F  SI-kU8   PLANTING  "STATEWIDE" 

137^01  ("STATEWIDF"  ) 


$175*000     NFA  MAINT.-MAIN 


NO 


-READING 


RT  28 


RFCHhSTR.    AND   SIGNALIZATHN,    S.    MAIN    ST.  $300,000      NFA  SIGNALS 

(RT.?fl)  i  Summer  st.  no 

107311  (Rl    ?'l,RFA0tNG.02  ) 
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HKbJtCTS    in  AOVEPTISEO 


jANUAPy.  IQC^ 

AUTO  kUUTE   AND  TUIAL   CONST.        FA  SEC. 

FfcU.   AID  RO'JTE  COST   AND  t  ft  WQRi^       TRAIN-  105« 

ClTY/T"wN  NUMBERS  0  £  SC    1 P7 10  N/ PP  T  J  EC  T    TOFNTIFItk  (ftO.    ShARF)        NFA  TYPE  EES  /TIP 

^4^*  ***^*      t      ^^tt***  *******************************************  ************** 


GLCUCFSTEB 


127 


tJK-^FHAa.CbLYNr,  AN  ()RArf9RI0GC)PT.i27»W£ST 
fSN    AVt./HLYNrAN  CANAL 

)a6e)0^  (KTt.l27tGLTl):ESTER  ) 


S1»OOC»000     NFA  MAINT.-MAIN 


NO 


Dai.  fMOUTh 


RT.6  TRAFFIC    ilGNAL    UP0.4T        F    (1)    LUCaTION  0 

HAP   122  N  RTE.o^CAi-TPiJUTh 

117-)]  0  (  K  T  .#1,  D4RTKTUTH  ) 


$2oO»000     NFA  SIGNALS 


NO 


mCPKINToN 

WESraDRO'JGH 

SLUTHbfjRCUGH 

-Qi'CfcSTEt' 

AU'iljKN 


l-9i,l-2Q0     REMUILOlNt.  CATCH   RASINS    ALH^JG  RTS.  1-95,1 
-.■:90.(Stt  TOWNS) 

l5^•^?'^  (CATCHB4SIN<;,0-3,riAlNT.  ) 


»300»000      NFA  MAINT.-MAIN 


NO 


LENOX 


7,20 


TW4FFIC  SIGNAL  I'tCOM.  JCT.RTF.7  £  20 
1  20102  (  RTtS.7f:70,LF>J0X 


175, OaO     NFA  SIGNALS 


NF2^B  CON 
NO 


S  aUGUS 


107  BPlDGt »S-3-3(«T-lu7)0VFR   FAST    bKANCh  OF 

M-7009  PMFS    kIVER  BRKFY  «   0<.  1 893 OC<t  101 

079505  (RT  1 0 7 , S A UGyS , 0 1  ) 


ilOCOOO     NFA     8R  RECONSTR 


NFA  P£ 


i»  AXNSTABlE 


132»6A  wCSJPP.t.   REL.JORK   ON   »  T  .  n  ?  ,  F  H  .  R  T  .  6A  JO 

'^OO'S.T.  EAST   UK   bLaPSF'S  WAY 
10t70->  («T£.112»BARNSTABLE  ) 


%700»0&0     NEA  RESURFACING 


NFA7C  CON 
MO 


Nt  UTHAMPTON 


RFCONSfk.  OF  TWCi  INTFRSFCTinNS  ON  NORTH 
EL-  . 

052110  (NU.ELM  ST, NORTHAMPTON, 01) 


»5C0,000     NFA  RECC.NSTKUCT 


NO 


STUKBRIOGF 
CHARL  TON 


^9 


SdR*=  .k  r  .'Vi*  FP  .  JCT.  RT  .  20,  STUR  bKIDGE  TO 
£  .(iRllKF  lELO  T.L. 

1  007'.D  (RT,<.9,ST(JP(»RIDGE  ) 


t975,000      NFA  RESURFACING 


NO 


NOk  fMAr P  TON 

c  ASTHAhPTDN 


PT.I-91  «».9Fo  .ftf.  .«S;E-5-25/R^'RP  .f.   F -5 -2 b=  N-1 9-5 

7» 1-91 /MANHAN  RV.0Y1 

0b9-y05  (I-';i,Nf.t    FA.HAhPTON  ) 


4550,000     NFA  MAINT.-MAIN 


NO 


PLYMOUTH 


RT.3A  Kf-SORF  .!<  T  ,3A  Fi.lNTEP.nF   ^RIGATINE    RO.TO  t2,  500,000     NFA     RESURFACING  N2^6C  CTH 

FAP132.FAS        PT.^.uLD  k T  .3  A :  Fk . 3 A-a OLCN P  NO 
5o  1^001^  (KT.3A,PLYKnuTH,05  ) 
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PRCJfcCTS   in    BP  4DVFi>TIStD 


JANUARY,  1<}Q0 

AUTO  ROUTE   4  MO  TtTAL   CONST.  FA  SEC. 

FjNLlNG                                          FEU.    AID  ?OJTF  COST   AND  UK  WORK       TRAIN-  105» 

:Artr,,              CIIY/TOWN                 NUMBERS                    D  t  SC  k  I PT 10  n  /  PRH  J  EC  T   lOfNTIFlEK  (FtO.    SHARE)  KFA  TYPE            EES  /TIP 


nf  a 


AUrtU-?N 


.  IE  T  TEKht  NT  QF  I-2<J0  EAST  BOUND  RAMP  0 
VFR    I-3<)5  SUUTH. 

063512  (tiT. 1-290,  AUPUBN  ) 


S150,000     NFA  MAINT.-MAIN 


NO 


nfa 


"DNSQN 


RT.i2 


RFSIJRFACING  Rr.32  TrjWN  r,40,sOPTh  TO  PALf. 
ER    TOWN  HALL,MONSUN. 

0Q9flC6  ( kT.32,h0NSTN  ) 


$600,000     NF4  RESURF4CING 


NO 


NFA 


0  E  V  E  9  L  Y 


1-A  RES'IRFACING  RTE.1-4,K  PFLATEO  teORK,FR.RO 

FAP-8B  OSFVrLI   iVt.TO   BtVERLY  LIMF 

OyTlSS  ( R T E. 1-4, B EVERLY  » 


*600»00C     NFA  MAINT.-MAIN 


NO 


NFA 


Kfc VEkE 
S AUGJS 


TK4F    SIG  KECONSr   UF    RT.lASPFVERE  ST60AK 
FAP-ea*"!-?      ISLAK'O    ST(kEVEk£»iJT107SBALL4R0  ST,SAUGUS 
009  1  313«2  (STA  STS  U  Pf),  0  I  S  T  .  6,  02  » 


1300,000     NFA  SIGNALS 


NF61B  CON 


NF  A 


CH4^•LTC^t 


20 


•^RinOE  dEnERMENT,BP.«C-6-?3  R  T  .  20  LVEP 
L  [TTLE  klVEP. 

099202  ( RT.JO.CMiPLTTN  ) 


»200»000     NFA  MAlNT.-MAIN 


NO 


NFA 


PLYN:QJTH 


RTE.3-4  PW.aFTTtP.ek.#P-13-'9,PT  .-i-A   M-l1nE  »PLY 

MOUTH. (JQInT  KEPLaCPHFNT) 

11051<.  (  RT.T-A,  PI  YMDJTH  ) 


1300,000     NFA     BR  RECONSTR 


NO 


PAVFfifNT  MARKINGS  (PATNTFO)  ON  RTES.  2,9 
.  70  2  f.M-lS? 

l551^'5  (PAV^HENT    f«AR<TNGS  (PAINT) 


1^0,000 


NO 


BRUCKTOM 
AVON 


RT.28 

F  AP36 


i--F<;uRF.kT.26,S>'UC»'TTN,mm   102. 2-1 02  , AVON, 

''■^1    102.e-10<t.3  dKOCKTON-RANO 

ITfrt?";  (  R1  .■'^RflOCKTTN-AVUN  ) 


$800,000 


RESURFAC ING 


NO 
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PKCJECT3   TP  *DVF9TIS6i; 


AUTO  ROUTE   4N0  TOTAL  COhST.        FA  SEC. 

FjrOIMb  FED.    AID  RQJTF  COST    AND  OP  WORK        TRAIN-  105i 

:aT(G.  CITY/TJ-N  NUMPFRS  set- IPTIUN/PBTJFCT    rnFNTIFIER  (FED.    SHAKE)        NFA  TYPE  EES  /TIP 


K  T,3A 


i?tcnM<^  fFOCTION  OF   pT.^A    (SnjTHERN  SECT.) 

C'ISh-'A'-.  st.tu  jABE^r  cnPNFP. 

ll'^'iil  (  t<T.34,PLYf<0llTM    (P-1)  ) 


t5,  100,000     FA       RECUnSTKUCT  6F023  CJN 

(i3»B2&.tOO)  / 


^kcCKTiTN 


sSnCS  .  J^tLhONT  £  WFST;T0'9EY  6  wESTje  8 
0'10?7  (OJNrwN.SIG.ClN.»i,ti(<GCKT) 


t320,00C  FA  SIGNALS 
(  t2sC.^0C  ) 


NE">*JRY 


1  d'<   N-l'j-15   OV  fr-lTA(  Uf«)  OFCK  Pfplc,REPKS» 

FAP-e7  ^FM1W4N£,iDWLK      32'i';2A03  7101 

."I75ri:.0  (kT    1.MFWBU9Y.01  ) 


t2:»000»000  FA  BR  RECONST*  ^ 
( ii»e00>0G0) 


kESTmInsTER 


2A 


^°.Rf  CuNST.iR.»w-t'^-3(PT  .?-a  WESTnl.NSrER 

Rr).)/»HiTf"AN  RIVF" 
CSII'l  ( R Tt. , UF STMI NS 1 t ) 


$6^0,000     FA       dR  kECDNSTR 
(1512,000)  NC 


swiMPscatT 


<*005  3<t00  2100 
clfl7'-.r  (DanVfps  R0.S^A'iPSCCTT,01) 


il, 000, 000     FA       8R  RECJNSTR 
( idO0,uO0 ) 


C  Cnwa  f 


N/A  'IP.'^PLACE  .,SHtLrtU»NF    FALLS  R0.8k.«C-20- 

FAS-211  lfl/TF4K  RV,>CON«AY 

i2<30'')  (SHK1URNE    FiLL, CONWAY, 01) 


ll,50C,CC0  FA  6K  RECONSTR 
t  il, 200, 0001 


or  stgn 


9FC0NSTR.  OF  HRIOGF  « B -1  6-2 3 1 . SUf M E K  ST, 
l'27ri  (iUK.riFB  ST,RC«;TOn,0'i  ) 


$1,000,000     FA       BR  RECONSTR 
(iSCcCOO) 


NF  A 


SIGHT  DISTANCE  SAFFTY  I  M  FR  nyj  f  h  6n  r  s 
155151  CSUT-FJIOF- 


»2<i0,O0C      NFA  MAINT.-rtAIN 


NO 


NF  A 


■■>ICKTri  iTTLtduKQUGH 


^FCHnSTFUCTIUN  I^4TfS.rF    ciM    £  »AiHlNG 

TTM  STS.IRT.IA) 

O'.'^'iO'J  (  N.  ATTL  PR  .  ,FLH   e  <ASh.,01) 


»15o,000      NFA  TRAFFIC 


NFA  oFIThAN 


RT.-lO 
F AP-127 


tS  Jt'F  .FR  .F  .BRIOGFWiTFR  Tn  4RINGTCN  T.L. 
r.'355'tO  (  l.■T.n,WHIT'^A^^,01  ) 


»1,0CC,000     NFA     RESURFACING  NF*7C  CON 

NO 
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PROJECTS   TO   BF  AOVE'TISEO 


AUTO  ROUTE   ANO  TOTAL   CONST.        FA  SEC. 

FLINOI^vi  FED.   AID  ROjTF  COST   AND  CR  i-ORK       TRAIN-  105» 

CATti,.  CITY/TOWN  NUhfjE-<S  0  E  SC  R  T  P  T IJ  N  /  PR  T  J  E  C  T    rOCNTIFItR  (FED.   ShAkE)        nFA  TYPE  EES  /TIP 


SFft 


t  GPtMON  r 

ot-t  AT  RAkRInGTOn 


23.'.1»7  ■'/'."PCSLlKF.kT.^a   a  NY. /»1  A.  <;L  .TO    INTER. OF 

FAP-i,FAS-  .?  36^.1,  ENO   -0   RT.7  GT.TA? 

lot  103'>e'j  (RTS.?3   F.         FGB  Ef  LiNT  ) 


$350,000     NFA  RESURFACING 


NO 


NFa 


0S4IMA0E    DITCH  CLtARi'^CF 
157J50  ( "STArFUIOF" 


$750,000     NFA  MAINT.-MAIn 


NO 


NF  A 


GrcENFIELD 
^,CN  [AGUE 


■j»lD''^F    OcCi^   PEP  A  IRS»  BRS  .  «G-1  7-20  =  M-28-l» 

yiVijxr.ui   CITY  *  0  . /CTNN  .«  IVFO 

J<.^95t  (M0NT4GUF    TTTY  OO.GRNFltL) 


$275,000     NFA  MAInT.-MAIn 


N213C  CON 

NO 


N(-  A 


luDL  cT3n 


114 


"ECONST^'.    RT-IX*.    FRtm   ST   ?l  +  75    f  L,   ST  25* 

CO 

0hl7'^0  (RT   n4,Hln0lETnN,yl  ) 


$125,000  NFA 


NF?1D  CON 


NFA 


ANOUL  PFi 


RT.  26 

F  AP  it 


''<4*<=>    TL   iTA.iol  +  2^ 

l'.7V0'5  (Rl.?'',AVnN  ) 


$1,500,000     NFA  RESURFACING 


NO 


NFA 


GUARn«AIL  DtLlNLATO<S,  INSTALLATION,  VAR 
IP'JS  ROUTES 

155')1'?  IGUAPOPML   OFLTN.   DIST.l  ) 


$38,000      NFA  MAINT.-MAIN 


NO 


rtCSTON 


RF SURF  ACE    n ASS  .  A V fc . C ONN E CT OR , S 0 J TM AM P TON 
FAP-123  ST.T^    1-92   NLiK  TH  F.  SHUTF. 

0<'M*n^  (  MASS.  AVF.  "CHNN.  ",  ursTCN  ) 


$500,000     NFA  RESURFACING 


NO 


NFA 


SUTTjN 


RT.i<»6  FSUkF  .  PT  .  1  <tb  FR.finsTDN    Rr)..NnfrH    ru  SUT 

TON/^  I  L  L  F)UP  Y   T  .  L  . 

0^3«03  (RT.l^f), SUTTON  ) 


$600,000     NFA  RESURFACING 


NO 


NFA 


=<ECKET 


kTS.6,2C  RESUPF.H.e   i    INTER. HP    R T . ? 0 , N Qk TN E R L Y  fc 

FAP-13  PNDlNiG   •)    wASHlNGlnN  T.LINF 

1?13J^  (PTS. 'J/20, PACKET  ) 


$1,600,000     NFA  RESURFACING 


NO 


NFA 


ESTini  IShMENT  i  CONNIFCTTP  DFVFL.  PLANT 
IN"   INCL.  wlLOFLOnPR 

155171  (  "STATEwTD"^"  ) 


$l<ilO,000     NFA  MAINT.-HAIN 


NO 
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HKCiJtCTS   n   BF  ArvF^TISCl/ 


C/irfcC.  CITY/TOWN 


AoTO  RCJTE    ^ND  TCTAL   CCNST.        FA  SEC. 

FED,  AID  aojre  .  cost  anp        cp  wUrk      train-  i05» 

NUMBERS  TtSCRlPTION/PPTJFCT   TOcNTIFIER  (FED.   SHAkE)        NFA  TYPc  EES  /TIP 


OtfcKFItLD 


kTS. 1-91.1      ■ik. REPAIR, nPS.»0-C)-4?.LEf   PQ  .  /  1-91 ;  O-b-'t 
fl.CONNAV    KC . ( R f  .  116) / 1-9 1 

&<.9  70i  (  LEc. CONWAY  Rns.,OEtRFIEL  ) 


S325»00a      NFA  MAlNT.-flAIN 


NO 


NF  i 


GLuUCtSTfcK 


kT,127  nSTALL.DE    TRAFFIC  CONTsOL   SIGNAL   ON   kj . 

X?"'    AT    8LYh  AN   BK  . 

■)i36m01  (  R  T  .1?7,  GL  CUCF  ST  tK  ,03  ) 


$10o»000      NFA  SIGNALS 


NC 


NF  A 


rtPIhFlfLD 


RT.20 
20 


kES'JpF.F«.3/<.  MI.E.GF        NSO  N  /  P  R  I  MF  I  E  L  C  T 

L.TO   APPi^tjX.i.5    MI. W. RTF. 19. 

099105  ( RTE.?0,BR IMFIELO  ) 


S350»000     NFA  RESURFACING 


NO 


NF  A 


PC^TAi^LE  SANITARY  FaCILITTFS 
157055  ("DISYRTCT  7" 


i3C»OliO     NFA  MAINT.-MAIN 


NO 


Nf  A 


HCl YOKt 


XT. 1-91  POIDGF    SEt-AlK,liP.»H-21-<.2,HT.PARK  ACCESS 

nveR    1-91,  HC  LYOivE. 
3'.1<532  (RT  .I-91.HCLY3KE  ) 


tl<.0/000     nFa  MAInT.-MAIN 


NO 


NF  A 


UEKNAROSTON 


RTS.10,1--)      RR.wFPAlKS;    »6-10-1B>PT.  10/I-91;«&-10-l't 
.BUPKE    Flat  kO./I-9l 

07a?.5'>  (FT.IO.'IFRMASOSTUN  ) 


4375,000      NFA  MAInT.-MaIN 


NO 


NF  A 


PLYMUUTH 


RT.3A  riR.BETTEK.OjBkS.PT.SA/FEL   »  V  .  «  P-1  3-02  ,  ( 

FAP-132,13     P-13-32,P-13-25)SEF  COMMENTS 

5  110017  ( kT  .3A, PL Y KOUTH  ) 


tfeOCOOO      NFA  MAINT.-MAIN 


NO 


NFa 


hyooaUlIC    SPkAYINO  sniL    STFRILANT  UNDER 

GORAlL    (.   PiJISON    IVY  CONTPriL 

1560'.1  (  "STATEWIDF"  ) 


4260,000      NFA  MAINT.-MAIN 


NO 


NFA 


NANTUCKET 


srSU^F.OF   MILhSTONF   Pn.FPOM    INTER. OF  OLD 
FAS611  Sn.jTH   HO.i    SPARK  AVE.StASC. 

0'tl35j  (MILESTPNF  »D, , NANTUCKET,  » 


i3, 500^000     NFA  RESURFACING 


NO 


NFA 


•ESfFItLO 
SOUTHAMPTON 


R  T.IO 


KrSJPFAClNG   RT.  10»M.M.ll  .5   Tfl  M.h.20.8,W 

f STFICLO/SUUTHAMPTON 

J7e70<f  (KT.n,UESTeT:Ln  ) 


1700,000     NFA  RESURFACING 


NO 


AUTU  ROUTE  4Nn 
FUNDING  fib,   AID  RO'JTF 

CATF.G.  ClTY/Tn,iN  NUMBERS  0  b  SC    I  P  T  I QN  /  PP  T  J  F  C  T  IDFNTIFIEK 


sr  4 


«onson 


f<TE.32  asiDGF   NO .  h  27-3  2  (  ('T  P  .  3  ?  )  PV  CFNIkAL  VtkMO 

NT    RP.t,   CHlCCPbt  BK. 

09gO9P  (PALMER   PD  .-ilNSON,  C2  ) 


NF  A 


SPLIO  WASTE  REMOVAL  ANO  DISPOSAL 
\'>707C  ("STATFWTOf 


NF  A 


greenfielu 


RT.<:a 


PRnP'JStU   HIGHWAY    ":)ISrnNTINL)ANCE"  FRENCH 

KIMT,   HWY.(RT.2AI  GREENFIELD 
0272'5S  (FRENCH  K  I HWY.GRNFLD.  ) 


NF, 


■«  ULI  AhSSuRG 


R  T  .9 


SlOPF    £   URAlNA&l-    BFTTFRM  FNT.  PT  .9  .GOShEN 

T.L. ;STA,0+00   EASl    FOR  3200' 

021111  (RT.9,WII  L  TA''S'>UKG»D-2  ) 


S636»00C     NFA     li R   RECQNSTR  NF60C 

NO 


$<i35»OO0     NFA  MAlNT.-MAIN 


»275>000     tifA  MAlNT.-MAIN 


MO 


NO 


1500*000     NFA     MAlNT.-r.AiN  NF55C 

NO 
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PKuJtCTj    in  aOVF»TIScLl 
1990 

AUTO  ROUTE   ANO  TOTAL   CONST.        FA  SEC. 

FJN.^ING  FEL(.   AID  ROUTC  COST   AND  OR  WOkK        TRAIN-  105i 

CaTEG.  city/town  numbers  OfSCiJlPTION/FPTJFCT   rbcNTIFIER  (FED.   SHAKE)        NFA  TYPE  EES  /TIP 


OS  HALIFAX 
K  INGi  rCN 


106  FP    RTFS.lO5£106(TH0'^PSPM   i?r))IN   HALIFAX  E 

FASSS*!  'LY    ifHKljX    7.12    lil    TO   JO^FS  RIV/KlNGSTCN 

07QtSc  (kT   lOf. HA  II  PA  X, Oi  > 


$3,000,000  FA  i<ECLNSTRUCT  <J^  <»RSO<.  CQN 
( i2. 2^0,000  ) 


r  AUNTCiN 


138    (8W0Y)  efCHNST.'uF    BROA  0  W  A  Y  (  B  T  .  1  ?fl  )  .  F  »  .  W  AS  h  I  NGT  0 

M-32e3,3?6  N   STkPtI    10   JACKSON  STREET. 

t..  3267.3?>>  (OT   13n.  C2  ) 

6 


SBOC.OOO  FA  RECCNSTRUCT 
( t600»000) 


91M0<»  CTN 


« Ak  EHA" 


H«.W-')-l  uV  WA**tHA"l  NA'JSrwS  (OLNALU  W  Nl 
:H^LS^^4    .<K)  0357^,3010101 

117103  ( PT    h, WABFHAM, 01  ) 


t*!.  100.000  FA  BR  kECONSTR  n  98004  CJN 
(13.280,000) 


-alpolf 


rt<'.S«*-2-20,w-3-^l,  4PST  ST.nVFR  CUNRAIL 
11105''  (WES''   sr.  WALP1LE.01  ) 


tl.^tOO.OOO  FA  8R  RECQNSTR 
(  H,  12C  .000) 


C  ANTUN 


130,121  U   ':-?-25   FT-laB   uVPP   RT-l?^(nECK  REPLAC 

FAP-lCi.M-      fMFNT)  2«9o0'^0'i2101 

'.l<iS  O^O'.r.O  (PT    n«. CANTON, 03  ) 


1650. JOO  FA  8R  RECONSTR 
($000,000) 


NFA 


-3  US  TGn 


fc' FSllPF  AC  INC   OF    PkLNTARF    PO  .  .  S  T  U  T  H  A  M  P  T  ON 
FAP-i272         ST.rr   ^lRUAuWAr-SlJlJT^  bosttm. 

0?7i,'r5  (F-'IjNTAGP    PO.,(»nSTriN  ) 


$<i00,000     NFA  RESURFACING 


NO 


NFA 


TKAt-FIC  ilCNAL  otTTCPMFNITS  5  VAR.LUCATIO 
N'^.IIbTj.l^.  2. 

I*;?!:*-  (DISTS.l    £   ?  ) 


$60,000      NFA  TRAFFIC 


NO 


NF  A 


.tLLESLEY 


QPATNAGE  U.PV  rs  .  4  LHnjG  BT.^.RnuLOfcK  BPOuK 
CdLVfKT.wELLESLFY 

(Blf..1.WElLP^I.  FY  ) 


$500,000      NFA      MAIM. -MAIN  NF260  C3N 

NO 


nF  a 


^  h  C  F  0  f.  D 


t'F'-A'l.  UF  PIE^S  AT  T-9  3  /"^AlEM  ST  ROTARY 
071510  (PT.    1-93,    mFOFOkU  ) 


1300,000  NFA 


NO 


NF  A 


tsAKNSTABLE 


P  T.  6A 


vFSiJPF  AC  ING  e  «FlAT=n  JnP'<.  FP.  SANDWICH  T 
.L.TP    YAPMUIH  T.L. 

03^710  (  RTt.«)&.  RAPM-^TftnLF  ) 


$1,750,000     NFa  RESURFACING 


NO 
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PRCJECIS    TO   «F  ACVP'TISEU 


MARCH.  IQO 

AUTO  ROUTE  anO                                                                                    TUTAL  CONST.  FA  SEC. 

KUNLINr,                                          FEi).    AID  RO:JTF                                                                                             COST    AND  Ik  WORK       TkAIN-  105» 

CiTto.              v.ITY/T'-WiM                  NUMBERS                   0  t  S  C  k  1  P  T  10  N  /  PP  T  J  F  C  T   I  D '''T  I F  1 E  K                  (FED.    SHAKE)  NFA  TYPE  EES  /TIP 


nF  A 


dURNt 
«  Al.  E  HAM 

NiNl  S 
•iRthSTEk 
-ELLFLttT 


h»25 


f-,0AR0OAlL  OLLINEaTTTN 

T^TDco  tkT.^   VARTT'IS    LHCaTICNS  ) 


115, OJO     NFA  GUARDRAIL 


NO 


NF  A 


►  11  TON 


RT  37  jiJf' ..kTt   37(G(^A'irTP   4VE)S0uANIUM  ST.T 

FAU    i061  ".DiNlTt    AVE  LRAW'»''TOr.E 

11-:'1/D  (•'T    1  7,  MIL  T-^N,  01  ) 


t275.O0O      NF4  RESURFACING 


NF170  CON 


NFA 


I-  U  T  C  N 


RI.138  KfSJl'P.t    KfcLATEL)    wQR  K  .  A  TFPF  TPN    ST.TU  BRo 

FAP-IC*  ""H    Hill.    RJ.^  dOSTCNLTNC. 

0P78f'  ?  (  kt  .n" .  "  1 1  r^^^  » 


t<.75,000     NFA  RESURFACING 


NO 


NF  A 


I".  fcl/HAM 


PEMfi^fAL    OF    ef  .  »D-5-?0.MT.VF?  NGN  ST./hoTA 
FAU-3605  [N   utDt-AI^    L   FILLIN3    IN  ROW. 

0<.87o:  (MT.VCRNON   «;T.,r'taHAM  ) 


1200. OuO      NEA  IAINT.-MAIN 


NO 


NFA 


A.NMUaL  CUNlRACI-Hir.MWAV  IIGMTING  MAINT. 
F.    IKP'<  lV  .»  li  1ST  5 

157150  (HtaY  ITGh'TING   MAINT.  (0-5) 


tlOCOOO      NFA  MAlNT.-flAiN 


NO 


Nf  A 


A  6  A  W  4  M 


RT-57  '■^<'Siif^f=      t    t-T-S7    I- PQI   PT-7*i   =ASTEkLY   TO  k 

FAS   10  T-5 

11S33?  (  R  T-57,  AGAWAM,  O'l  ) 


$500,000     NFA  RESURFACING 


NF25<t  :3s 

NO 


NFA 


NLKTti  AOAmS 


RT.2  (iKlUGE    ktPAiR  QN   BR  .  »  N- 1  A-1    ,  I  NC  L  D  .  R  T  .  2 

FAP-IC  LtCX  tXFANSlJNS. 

•>Q7^^'^  (kl.2.NnPTF    A^^AMS.  ) 


t35O»0J0      nFA      MAINT. -MAIN 


NO 


NFA 


HAZiPQl'US    l«ASTt    CLNTAINMFNT    f.  LISHOSAL 
137075  (  "STATFUirJE"  ) 


i225»00C     NFA  MAInT.-MAIN 


NO 


NFA 


TRAFFIC  SIGNAL  BETTi^PMENTaT  VAklUUS  L  OC  A 
T IPnS. DIST  .  3 

i''7l27  (ulST.3.  ) 


S6C»000     NFA  TRAFFIC 


NO 


NFA 


ANN J4L  CUNTkaCT-HWY  lighting  MaINT.  t  IM 
PtTvcPF^TS.    OIST  b 

157155  (HWY  LIGHTING   «AINT.  (0-6) 


J25#000      NFA  MaInT.-MAIN 


N  0 


C  I  TT/  Tl!*N 


AUTU  RUUTP  iNO 
FtO.    AlU  RuJTF 
NUMBERS 


PRfJtCTS    n   RF  ACVF^TIStU 


')FSCklFTIuN/>'-?TJeCT  IDFNTIFIEP 


TuTAL   CDNST.  FA 
CObT    AND  OR 
(t-bO.    SHAKE)  NFA 
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SEC. 

tJOKK  TRAIN-  105» 
TYPE  EfcS  /TIP 


ANNJ4L  C  UnI  RAC  1 -HK.'JWAY  LIGHTING,  MAlNT. 
r  I'"?'GVE^ENTS»OIST 

loria-i  <H»,Y  LIGHTING    ''AiNT.  (0-2) 


tb5>000      NFA  •»♦ 


NO 


AMNiJAL  CDnTKACT-HWV  LIGHTIM';  MaINT.  t  IH 
PRHVF  'bi-iT  S  »    UIST  6 

l-niSO  (HWY   LIGHTING    CAINT.    (  0-«  ) 


i60»000      NFA  rtAINT.-MAIN 


NO 


ANNJaL  COMR  ACT-HIGHUAY  LIGHTING  MAINT. 
e    I'-P-i  UVbMk  Nl  S.  DI  ST. 

IS?!*.-^  (HWY   LIGHTING    MAINT.  (D-3) 


1150*000  NFA 


NO 


A.N'JJAL    CJMkACT-HIGMWAY    LIGHTINo    MAINT.  ■ 

IlP9QV.>nIST  't 
1571A5  (HWY   LIGHTING    MAINT.  (U-<i) 


t25»000      NFA      MAINT. -MAIN 


NO 


OLlSTON 


n'-WFV  SQ.TUNNtL  LIGHTING  TRANSFORMER  REH 
A'3.  (  1  -y^t.  ) 

019^64  (OEkFY   so.  TIJNNFL  .  BOSTON  ) 


tftO.OoO 


MAINT. -MAIN 


NO 


'<  t  C  K  E  Y 


R  T.20 
F  AP-5 


eF<;jpP.nF  Kr.2J  STA.3I  +  S0  WF';TEPLY,tNOlN 
G       INThX.CjF  kT  .  t),  BECK  FT  . 

O^^aC'T  (Rr.20»'?ECt<ET  ) 


t<i5C.O00 


RESURFACING 


NO 


iMORovt  £  keplaCE  Impact  attfnuaticn  otv 

ICFS  "STAlE^IDt" 

:5717'j  (IMPACT   ATT'=N.    REHAri.  (S.) 


$31  b,00(j 


H AINT .-MAIN 


NO 


•UkTh  ANOuVER 


F AP-77 


PT.n^,,    ^    MILL  ST. 

157^40  (PT.UA,    NrpTM  ANDOVER 


$200,000 


TRAFFIC 


NO 


I 


I 
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PkUJECTS   TP   BR  AO\/F?TtseD 


APKIL.  19<3n 

AUTO  RGUTE    ANO  TOTAL   CONST.  FA  SEC. 

FUNDl^JG                                            FbD.    AID   POUTt                                                           -  COST    ANO  WORK        TRAIN-  105« 

CATtC.              CITY/Td.N                   NOr.bEBS                     l)  t  S  C « I  PT  I  ON  /  FR  0  J  F  C  T   tOFNTlFItfc  (FED.    jHARE)  NFA               TYPt            EES  /TIP 


G  F  t  E  N  F  1  E  L  0 


2»2A 


r  NTFRS  FC  T  ICiNAL  I  M  P  V  T  S  ;  FR  ENC  H  KING  HwY./R 
T.?   byPaSS/AOAMS  KD. 

(>'i7>,ii  (  RT  .2.  GREE  NFTFLO  ) 


»1»CC0»00C  FA 
( 175C»000 ) 


RECONSTRUCT 


NO 


BuSTOn 


(■ECjN.bLUE  hILL  A  VP  .  .  I  T  ;  ^TR  TON  ST. TO  MAT 
TAP^N  iO. 

0:6  0"."?  (uLuF   HILL    AVt.,  BUST0N,03) 


li#OOC»000  FA 


RECONSTRUCT 


8F010  CON 


BR 


lOGf WATEk 


104 


Hk.SFCUN.£  RFLATEU  WK.  »RT.  10<.(  PL  Yf  auTH  S 
T  .  )  •?«-23-l  1  /  TwN  .  R  V. 

c')7')'^!j  (PLYfTUTH    5  T,  B  o  I  OG  E  W  A  T  f  R  ) 


i6'>0#00C  FA  8R  RECONSTR 
(t512.000) 


NO 


r  k  .  *w-l  j-'.  (  Kl  HA6  .  )Cl  EN  Rn.OV.MBTA  L  CLiNk 
AIL ,WF  LLFSLY. 

':?^?.'^:  (GLEN   Rn.,wriLPSLY  ) 


J<.50,000  FA  aR  CQNSTR 
(4360»OOOJ 


9B007  C3-< 
NO 


(JK 


I  LnOX 


N/A  fPT^^GF    k  t  PI  ACFM  f  NT,  TR  .  ^L-^-S  (  ^  IL  L  ST.»DV 

FAS-fel*.  FR    ■>,,(.    .1  .k  .  R  .,L  ENLjY 

0<.7j:n  (MILL   ST,  L  FNOY  .  01  ) 


il»500,000  FA  BR  ktCONSTk 
(11,200,000) 


8B02'»  CON 


NF  A 


1-  ei<E 


CLEAN  t  PAINT  SARGFNT  S^.^TN.  Ay/., PARK 
AV.,HY-SlL    AV.  BRIDGES 

1  5701  5  (CLEAN   f.    PAINT  RFIOGi:S,»F) 


1225,000     NFA  NAINT.-MAIN 


NO 


NFa 


JlSTJn 


aP.DECK    atTTfcRhcNiS  CENTF!)   ST/(<R  KTE.  28 
/  RP 

01300T  (BRIDGE   OFCK  AFTTtkhtMS,) 


i<»OC,000     NFA  ♦♦• 


NO 


NFA 


L AKE VILLE 


RESJkF    kT   18£lU5    FRHM   PRfCINCT   ST    TQ  LAK 
FAS    517  PSTOF  t-Mt 

0*5130  (kr    1B,LAKF\/IILF,    03  ) 


42,500»00C     NFA  RESURFACING 


NO 


NFa 


LYNN 
«  U  TON 


DRAWP3IDGC  kbPAll'S  TO  THE  FIX  HILL  AND  G 
SANirf    AVE  BFIDGES 

0?'i7]fc  {DRA'WIPIDGF   RFPSIR,    LYNN  ) 


150,000  NFA 


NO 


NF4 


HlG^-WAY   tLECTRICAl   'lAINT. -DISTRICT  b 
1560'.5  (HWY.    ELECT.    MAINT.  (DIST) 


150,C/00  NFA 


NO 
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JtCl  S   TT   ftf   40VFP  TI  SFO 


APRIL,  i<J<;o 

AJTO  kOute  and  tltal  const.     fa  sec. 

FUNDING  FED.   AID  ROUTE  CQiT   AND  GR  >lQHK        TRAIN-  105# 

CiffcG.  CITY/TuwM  NUf1Dfi<S  OebC-^lPTIDN/pPTJFC  r    IDFi^)TlFItR  (FED.   iHARE)        NFA  TYPE  EFS  /TIP 

♦»»••«»»»•*♦•¥*♦*♦•♦♦»•»»♦♦•****♦*♦♦♦♦**♦♦****♦♦**»♦♦♦♦»♦»♦*♦♦♦**♦*♦*♦♦••*»♦»••»•♦•♦♦»♦••»•»•••*♦♦*»♦•*♦♦♦♦»»•♦*»••••♦♦♦•♦*•••**♦•• 


NrA  oLDuCfcSrc* 


RT.128  UPS'^Al^'t    OF    HIGHWAY   LTSHTING    S  CKANT 

ACH^jSN  ClK.t   A, P. ANDREW  ftp. 
O'i^ici  (RT.l?R.GinuCFSTfci<»02 


6  BE 


i75»000     NFA  SIGN-LIGhT 


nF  a 


Chfc  LScA 
K  E  V  £  r(  E 


CLEA!^  £  PaInT  waSF.  4V.  ,RFVF»E  dEACH  PK 
Y.    wFRSrtF'    AV.  SklDGFS 

I'57??0  (CLM^   e   PAINT   BRIDGES,  C) 


$225,000     NFA  rtAlNT.-MAiN 


NO 


nF  A 


►f STFItLD 
i  t  UTn Ah?  TUN 
E  AS  i  HAM PTON 
NLf  ThA^PTuN 


10,20^,20       RfiPL&CE   Cable  GO-RATL    W/«;TFEt    BEAK  GD-fiA 
IL   e   fELAltD  G1--KAIL  wnoK. 

U7870,H  (  RT  t.?0.  wF  SIF  T  EL  D  ) 


i50C,0CC     NFA  CaARDRAlL 


NO 


NFA 


flCiO'':.E 


THF^  NT- PLASTIC  PAVT.MAC(K.(9T.I-<,<,3),RT.i) 

H   TO   BUUKNE  BRIDGE 

1-3704J  (PAVI^'IF'JT    K\R<INGS,0-7  ) 


$80,000     NFA     PAVEMENT  MA 


NO 


NF  A 


SCKE-f  VI  LLE 


CLEAN  t,  P&InT  I-g3  ASSF'-'^LY  SU.  VIAUuCT 
IbT^?"}  (QRIO'^F    '>A  IMTI  NG,SUMERVlL) 


$300,000     NFA  MAliMT.-rtAiN 


NO 


.At'  AiHFOKu 
WILLIAMS  rowN 


RT.7,'i3  Pe«'iJl''".l'T.7   STA.7t  +  DC  N  .  A  ?  n3  .  -  TL  .  I  e   +-0  2 . 

FAP-1  7-^   M.4.=   o  +  CO  ENL'  a  INTFp.<,^ 

i::L2i  (RT.7,N.4SHC./WILLIAMSTWN) 


$i,<i5C,000 


«  ESURF ACInG 


NO 


DENNIS 

HA^ ■ I CH 

rt AkNSTAdLE 


13<»»137,6  P3  .  IF  T  .  (  <, )  SRS  ;  »  0-7-"?  RT.  n'./6;H-K-l'»  RT 
FAP-130  .  137/6  ;  o-X-12  '1A<  ST/6 

Od^^'15  (0tNST"^/H4PWi:w/BARSlAaLE) 


^600,000 


MAINT ,-IAIN 


NO 
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t-KCJECTS   T1  BE  AOVFSTIStU 


t\y,  1<?90 

AUTO   ROUTF   AND  TOTAL   CuNST.        FA  SEC. 

FjNOI.Sa  FED.    AID   eOJTt  COST    AND  OP  .<0«K        TRAIN-  105» 

CATtO.  CITY/TO-t^  NUMBERS  T  r.  iC  k  1  P  T I  j  N  /  PR  Q  J  F  C  T    rriFHTIFIEK  (f£0.    SHAKE)        nFa  TTPE  EES  /TIP 

9t*m*t**ttftrrtirfrr***»******9*******************<f*r9*n'***********'i****^tf9t»-«***t*t****t*********^**  ***********************  ******** 


IK 


k.i-'CtSTtK 


1-^90 


oT.I-?vO  Fi<' .STA.2^?tOO  FAST    TO   STA.  306  +  0 

O.^PA^    WPkC  . /iHPF     qUR Y  C.L. 

'■j^3^^')  (.^  T.  I-2tJ0,  WTk:  FS  TL  K  I 


t2»oOt»000  Fa 
(il»800»000) 


SESURFACING  ^ 


NO 


■1 1  L   '.1  9  J 


<.»225  (,?rAT   -<u(ST£S  '.t22'>)AT   f»F0F3Rn  SHOPKING 

M-<.607  ';FNrF«  .  INCL  .l-tL  LS  inc  CONNFfTIPN 

C?l3:.i  (GKtAT   Pn,  per)rnoo»  ul  ) 


$50o»000  FA  TRAFFIC 
(  1375»000 I 


93M02  COM 


CHICOPtE 


PECQNSTkUCIluM    OF   CPANRY  Rnjn 

0252^0  (G«AN^r  R D  ,C H I r T P t E > 0 1  ) 


$2.0UC.00C     FA  RECCNSTROCT 
(11,500>000)  NO 


8^ 


A  Ui  JK  N 


arf.«A-l7-l    Rl-ChOALF    sr./    TV  raM<AIL»AUBU 

PN 

I<t07i2  (ROCHOALF    ST.AUI^URN  ) 


tlfOOCi.OOO     FA  rECONSTR 

(taocooc)  NO 


NL«rhfl^IUGE 


R  T-122 


>'fPLArr  t5r<luGE  L)h  CK,  N-?l -1  3  .  OT  .12^  UV  k. 
Oe'.<3hl  (  l<  r    l.-'2»NORTH'^RICbE»03  ) 


i?00»000      M        cJR  kfcCONSTR 
($5bt,OjO)  NO 


I« 


S  WANS  £  A 


6»13f5  RtCnNS  T^uCT  ILN    Qf-    TNTFRSFCTION   OF   KT.6  t 

M-O500.FAP         kT . 1 3 t » StaAN SEA 

-ilb  i3?'^5^  (  kT  .iS.  <;WAN  SF  A. ) 


4^»5OC»OC0      fA        RECONSTRUCT  2. 
(t2.125»000)  NO 


MAINTFNANCE  CF  TKaFFJC  SIGnS  On  VARIOUS 
PTES.. DIST.  6 

1^7?70  (SIGN   MAINT.    OIST.    6  > 


S15»000     NFA      MAINT. -MAIN 


NO 


NFA  LEXINGTON 
WOnORN 


5731 


PAVT.PtSUfiF.APPR0>.LFNGTHt3   flLES  OF  "M" 

RTF  .  (  .'uBoPlM   sr.)  LFX./WOR'IPN 

0'«3^')0  (WubJ^N  ST;LEX./wJBuRN  ) 


$<.3C,000     NFA  RESURFACING 


NO 


NFa 


11  IL  T  JN 
CANTON 


13012a  RES'JRF  .P  T.13e«ENLl  OF   PlIST.AT   »T.12B  TO  A 

FaP-10*.  TH?pTON  ST. 

Od''PC3  (  RT. 138, MILTON  ) 


$<.1C,00C     NFA  RESURFACING 


NO 


NFA 


PRoV  iNt  ETi  »(iM 


RT.6  PESUtF.L    PfLATJO    WORK    FR.TPJPO    T.L.TO  ST 

FAPi30  ART    nF    NATIONAL  SEASHOPF 

(  rT.6.  PPnvlNrFTOKN  ) 


t2»000#000     NFA  RESURFACING 


NO 
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pKOjbCfS  in  BF  arvF^TisEu 


AUTO  «(jUTE    iNO  TOIftL   CONST.        FA  SEC. 

FEJ.    AID   RQljTt-"  COST    AND  C'W  WC'^K        TRAIN-  105» 

:rTY/TJ.'M  NUMBERS  'USCf-IPTUN/PRTJEfT  incMTIFlbf  (FED.    SHAKE)        nFa  TYPE  EES  /TIi> 


RT.ii4  »  ."-VT  . cSuRF  ;  APP'<b  .1  FNGTH  15    -iReS   bF  PTE. 

119.Tn«KScS  D-AS  H-A  Y 

OH^Jll  (  RTt .  1  IT*  r  rwN<:  CNO/ AShH  Y  ) 


fHdSfOUU     NFA  RESURFACING 


NO 


PL  Yhi uTm 


PT.3  BS'.^''T.  (i)rtRS.»P-13-?3   SU'l-FP  ST./3;13-3 

FAF-130fl3      C    SANOh'ICh    RO/,'.-L  INF  SSFF  r^T 

5  1  J9'^0a  (  K  T.3.  PI  YiirilTI-  ) 


1600,000 


MAI  NT. -MA  IN 


NO 


^CPThA^PTuN 
haTFI tLO 
wHATt  LY 


1-41 


R  F  "^UPF  .R  T  .  l-Si    F  P  ."JTRTHA  ►'PTPN    NJPTH  T^Pu 

HA r F I LLO , ENPIN 0    IS  WMftTFLY 
Cb^'il')  (  PT  .I-Ql  .  NrST-^AMHTLlN  ) 


t'.»500»0j0  RESURFACING  2^ 


NO 


■«  AShlNljTdN 

I  N  3   A  L  E 


RT.a  ccSLl^F.^T.d    zi  uECkET    Tl.Nrt.TMRu   TL.EO  ci 

FAP-13  3  +  t  =  .  =  u  +  jO   H  ins  dale  .  F^JO  .  l")"?* 

1?'T')5  (  R  T  .fl.  WASH  . /HTNS  DALE  ) 


tl, 975,000 


RESURFACING 


NO 


LCnGMF aODw 
Sr  RINGF  IbLJ 


I-^i 


"FSijc-^  .KT.l-91   FR.CONN.^.l.Yn  CMICOPFE-S  16, 300,000  RESURFACING 

PRlN'^FIfcLUCITYLN.  NO 
Ofi'V')!-  (PT.I-91,LPNaMest,ijw  ) 
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PKC'JtCTS   10  AnvFRTISED 


AUTO  kDUTf    A'lO  TOTAL    CONST.        FA  SEC. 

FUDGING  ftD.    AID   SOiJTf  COST    AND  bH  WORK        TRklU-  1050 

CaTtG.  cnr/TOWN  NUMt^EKS  OE  SCPI  f-TICN/POTJFCT    inCNTIFIEi*  (FfJ.    SHARE)        NFA  TYPE  EES  /TIP 


■U  STUN 


CfNTSAL  AklEKY  UTILITY  PFLOCATlOo  ,CONTR 
ACT    1  (C.A.T.H.T.) 

011735  (CtMPAL    APTFPY,  035  ) 


ii5»C00»000     FA  *** 


NO 


-^LSTfN 


I-<i3 


Ti-.^pi  i}-<lLbF  APPkOACH  VTATUCT,  SECTION  2 
OIHO?  (CFNT.ARTFPY    Hni>TH»07  ) 


tb.OOO»000  FA  RECONSTt<UCT  ^  <?I001  C3N 
( i7, ^00,000) 


P I  Y   G  U  T  rl 


F  AP-13<, 


t-T   <.<.    »T   r  T   bO   EAST  TO   PT  3 


13»OOC»OOC  EA 
(t?»250f OOC) 


CONSTP 


5F016  PE 


f  ALL    r*!  VEk 


■JfiPTM   ^alN    Sl.F-i    PRf^IOFNT    4VF.IC  WEAVER 
«-311t  ST.(-T.7<*). 

C'.>J7?1  (N.fAiN   ST, FALL   RIVtR»02  ) 


i3»000»000  FA 
( »2»25C,CO0) 


SECDNSTRUCT     j^.       81M03  CON 


Nl RTHaf PTON 


9,10 


o'^Cr.N.nF  OLD  SOUTh  ST.RETVFrM  K  T  S .  V  £  NE 
J   "^TJTh  ST.(KT.iO) 

^S?13l  (ULL    SOUTH    ST. .NuKlHAMPTu) 


Sc,OC,000  FA 
( *673,0u0 ) 


RECONSTRUCT 


NO 


BP 


dGSTON 


•<      HNS  TSoC  T  I  LN    OF    "^Rlrf",?    •^-16-21<.,  SAPaT 

'0  C,^  sr.  L  y(  r  a  T  A 

177^^1  (SAPATOGA    ST,^nSTUN»U2  ) 


t2»OO0*0C0  FA 
(  i  1  ,  bOCOOO  ) 


BR  KECONSTft 


8B012  C3S 
NO 


r4Cl^'THd(<  I  OGP 


P.\-JTI4L    bK  .f'.tCON  ;i.H')orM    ST  .  •<  B  .  «N-t  1-5  nv 

r<    P  .  r.    '»  .  K  P  . 
C1A7'5^  (CHURCH    S  T  .,  NTBThrtKl  DGE,  0) 


li,yCO»000  FA 


Bk  RECQnSTR 


NO 


.•-LSirN 


■'.^lOf'  i(-lt-76  DVEP  CHNOAII  EAST  BUSTCN 
11^7'-^  (SUt^NtP    STjROSTHn,  01  ) 


$500,000  FA  a«  RECONSTR  ^  8B009  C3S 
(  i'tOOjOOO) 


Bfr 


■  tST  STCCK'lJlOGE 


■<»ir>GC    »w-?2-0i  ,  CfcPr'T    ST.    '^VEPk'lLLlArS  P 

I  VCW 

010^13  (DEPHT  ST. W.STnCKaPIO&t,!) 


$800,000  FA  3X  KECONSTR 
(  lo'fCOOO  I 


NO 


BP 


-is^'. ■;  (Dana  AVc.pnsTHN.oi 


$600, OuO      FA        HO  RtCQNSTK 
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JUMP,  1590 

AUTO  ROUTE  ANO  TOTAL   CONST.  FA  SEC. 

FUNulNG                                            FED.    AID  RQJTF  CJ5T    AND  Oft  WOkK        TRAIN-  105« 

CATkG.              CITY/TO^N                 NUMoERS                    0  c  b  Ci' I  P  T I  UN  /  Pi?  H  J  F  C  T    TOFNTIFIEK  (FED.    SHARE)  NFA  TYPE            FES  /TIP 


UNO  PEASOOt 


If^SfiL.OF  TkAF.  S  ICS  .  INTER. OF  LOkELL  ST. a 
T   Nl-W^Ul.Y  ST.(PT.1» 

OA-)!'.,?  ILCWFLL   ST..PFAm,DY  ) 


1500*000 


SIGNALS 


NO 


NFA  f-AftSHFItLl' 


1  '>7  j0  5 


(.iTt.    3A.  ►■AOSHFIELO 


tl,OOC,000     NFA  RESURFACING 


NO 


NFA  PlTT^FULj 


d.9  crps. lNTEK!:)FCTTnN    AT   C  PL  TS  V  I  L  I  £  (  OE  On 

FAP-11.12.      FT'TCS    AND    Fl-AFFIC  CnNTROL) 

^^-191^,192      12'703  (,<T-«.PITTSFIEL0,03  ) 


»'i»OOC*OOC     nFa  RECONSTRUCT 


8Z006  COS 


NFa  LYNN 


«T.iu7  -!FSU?F.£.   RtLATtU    nK  .  ,  WF  S  T  .  A  V    . -F  (JX  hILL 

FAU-26D7  bP.rti   tNO  OF  alST. 

079^,85  (RT.nT.LYNN  ) 


»22C,0C0     NFA  RESURFACING 


N209C  CD-^ 
NO 


mfa 


DENNIS 
ORLEANS 


k  T.6 


T(.^  RMT-^LAS  T  IC  PAVT.MA9K.TN  »T.6  FH.RT.l 
3''.')'"NiMlS-Lt<LEANS  RTTA?r. 

1^710"  (PAVF«FNT    W4i?<lNG»t;-7  ) 


S13C»000     NFA     PAVEMENT  MA 


NO 


NFA 


ll'ti25  <;I';ni  S  .INTEK.OF   RT.11<..MUL    Bn.,wlLL0^  S 

T.5:o't.£  «.lf  intfr 

'^■:fl79j  (  k  Tt  .  ll<i .  NC.  AMOnvER  t 


130C»000      NFA  SIGNALS 


NO 


NFA 


f'.IC.H^AY    LIOhTInG   B'^MiP  I  I  I  T4  T  r  DN  ,  DIST. 


1  j7UQ 


(H^Y   LIGHTI^^G    REhAb.  (D-3) 


12»500»000      NFA  MAINT.-MAIN 


NO 


NFA  trrS^UrY 


I  -V  3 

1-9  5 


t-FBL.RCLLtK  iJEARINr,S,RR.#4-7-lfc.N-ll-i7( 

WHITTIlk    i3k.  )/MtCRI'^ACK  PV. 

07?«.0'3  (  PTE  .  I-Q")  ,  AMFS  PURY  ) 


$35O»O00      NFA  MAINT.-MAIN 


NO 


NFA 


KT.28 


THrpin-PL4<,TIC    PAVT.MARK.ON    PT  .  2B.  (  K  T  . 

SlUTHESLY  TO 
i'j7iC5  (PaVE"^FNT    MAR<INGS»0-7  ) 


S60,000      NFA      PAVEMENT  MA 


NO 


NFa  CHlcQPtE 


pT-116 
2'. 


='£SU''P.   kT-116   FP.   JHHN    ST   S'LY   TU  fTA 
0^?'^01  (kT   116»CHTCnPEE  »02  ) 


$620,000     NFA  liESoRFAClNG 


NO 
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AUTO  KbUrf   AND  TCTAl    CONST.        FA  SPC. 

FUNDING  FfcU.    AlU   P()UT£  CUST    AND  Ok  WORi^        TRAIN-  105» 

CATtki.  CITY/T-jwS  NU^BFRS  "I  t  SC  H  F  T  I JN  /  F  oq  JF  C  T    lOFNTIFIFK  (FED.    SHAKE)        NFA  TYPE  EES  /TIP 


NF* 


'  IL  T3N 


i38 


Oi^ATN.  If-PPHV.KI  .l3e,Fft.STA.13  +  C0  TO  21+0 
'■fCANTCN  AV.-^.H.ft'>. 

0f7^Zl  (  «T.n8»''IlT0«l,01  ) 


tlOO»000      NFA      MAINT.-IAIN  N127B  COS 

NO 


GLOUCESTEP 


SIGNAL.  4Nt'  telutNlHG  RT.  l?s  3  HASi  A>/. 
>>T    I'o    d   tASTEKN  AV. 

, <.!■>. s  (kT.l'B   ?    oi^S    AV  KbASTEM 


t5C0,C00 


NO 


I  A«    ENC  t 


SIGNAL  IZATICjN  GF  t  I  NT  F  R  SF  C  T  I  ON  S  CQNTkaC 
T  "A" 


4bCO»000 


TRAFFIC 


NO 


hunTINGTON 


11?  Pf  SuWE  .RT.il2,»L'PTHTN.GTr!N  TL.SLJThEKLT  t 

FAS-173  uniNG   3    iNltt'.QF  PT.20. 

OHinO  (  RT.ll  ?,MUNTTMr.TON  ) 


t2»260»000  KESUKFACING 


NO 


e  FVERLY 


SIGNAL  IZAIIUN  CArtuT  t  TONANT  STS. 
1^7755  (BEVFRLY 


SIGNALS 


HQ 


^  iooleton 

TL  PSF  IcLD 
GEGRGtlO^N 


1-95 


k'E  SUPF  .kT  .  1-95   FP. POINT   rn.OF   Rf.l    SB. OF 

F   fAMP    If,  MuOLETbN   -  PT.l^^ 

n71'?90  (  RT.I-'J'i.MnDLFTaN  ) 


l'»,50C»000  RfcSUkFACING  ^ 


NO 


PAGE  5-) 


PKOJbCTS    n   HF  IPUF'TISEO 


J  tl  Y  »  !<'<?') 

AUTO  ROUTE   AND  TOTAL   CONST.        FA  SEC. 

FjNdInG  FEL>.    aid  90'JTF  COST   ANU  (JK  taQPK        TRAIN-  103# 

C4TtG.  CITY/TO.N  Njr'BbRS  0  c  it  k  1 F  T I  ON  /  POH  JF  CT  Tn?NTIFIEk  (FED.    ShARF)        NFa  TYFE  EES  /TIP 

tt*m**t**rrtrfftrt****»**»**"*********r*"'''>*******»*^****************^***r*************^***  ****************************** 


NFA 


fLURNE 


k^FSiJeFAClNG  SANUUiC^H  00,  FPnf  TRADING  PO 
ST  ,    TO    HOUWNe  «9 

107100  (SANOwTC"   P0.»R0URNE  ) 


$20C»000     NFA  9ESUKFACING 


NO 


NF  4 


PLYMUJTH 


P  T.  3A 


THFy«in-FLASTIc  pavT.m4rktngS.RT.3a:(CT.3 

4    N1.ru    tC.  ISUN    AC  C.  5  0.  IN  DLY 

l''7il0  (PAVEMENT   h40KTNGS.D-7  ) 


425,000      NFA      PAVEMENT  MA 


NO 


SANOJiCH 


PT.b  P  .      I  i>IT  .  BkS  .»S -'»-7  t  S-A-IC   QUAKER  MEET 

FAP-130  INT,    mJUSH  f-O./OT.t 

117i^35  (  0.  CFE  T.  HS  F.P")  ;S  ANUK  ICH  ) 


il5C»000 


MAINT.-MAIN 


NO 


DUXbUKY 


kTS.3A.^  H".  t!F  T  r  Lr  .  (  2  )6I-  S;  »  0-l'.-«',6T.3A/RT.3iO-i 

FAP-130  '.-7,ELr  ST./FT.l. 

iO?^U  (  RT.34,DlJXPJOY  ) 


H50»000 


NAINT.-flAIN 


NO 
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-•kajtcTs  TO  ee  AOvEonsto 


FUNu ING 
CAfEG.  CTTY/TOi-N 


AUGUST,  1>J<30 

AUTO  «CUTP   AMO  TLTAL   CCNST,  (■  A  SEC. 

FED.    AID  »OUTE  COST    AND  C"*  WORK        TRAIN-  105» 

NUMBEBS                    r)f  SCk  i(>TION/P»  IJFCT    irFNTiFIER  (FEU.   :>HAKE)  NFA  TYPE            EES  /TIP 


•jCSTOn 


Tf'ipnRAkY  kAILROaD  JRIOGF  at  I-90/I-'^3  ( 
C  .  A . T . h.  I  .  ) 

^lirni  (CENT94L    4RTC9Y,0^5  ) 


s<:>cao>ooc  fa 

(tl»BCOfO00) 


•40 


rtOSTDN 


PA«CFL    7   MARKING  (C.A.T.H.T.) 
0ll7?5  (CENTRAl    ARTERY, C2^ 


*2i»OCO,000  FA 

(  nv,eoc»ooo) 


MO 


L  YNN 


RFCONSTi^UCTIUN  OF  WASHINGTON   AND   BROaO  S 
M-3<i6s),M-H  TkEFTS 


i21 


13° J60 


(HASH.£BROAa   STS  .»LYNN,01) 


43»000»000  FA  kECCNSTRUCT  jZ.  «>3M30  CaN 
(i£*2&0>000) 


HRCCKTON 


RT.123  HPIHGE    KtC0^STR.t^^.*q-?5-■^7, CENTER  ST.OV 

ER    FkJuT  bnULK 

f^l315C>  (CENTER   ST  .,  PoncKTL.i\,Oi  ) 


17C/0,000     FA       iJR  RfcCONSTR 
(S360,000)  NO 


NF  A 


CUNSTtf  uCT.UF  UXORIOGF  »  F  C»  P  A  T  T  C)N  AL  TRAIL 
ALTN&   NfcU  KTF.l'tb 

O'.lo  "^  (  KTF.1'.'),UX'1RI0GE  ) 


idt)0,000      NFA  CONSTR 


t4a 


nF  a 


C  F  f  L5c A 


ClEAN  £  PAINT  N.E.  FXPPFSSWAY  sOUTh  CHEL 
";bA  VIADUCT 

1  570''P  (CLEAN   (.    PAINT   RklOGtS,  C) 


tl»500>000     NFa  MAlNT.-MAiN 


NQ 


•Nr  A 


K  EVEk  t 


lA  RFSJPF .RT.lA.NL.SHHPE    RO..nAK    ISLAND  ST. 

FAP-88  TH   ENO   OF  OISTkICT. 

0  7 'MO  5  (  RTL.l  A,  RFV^PF  ) 


1350,000     NFA  RESURFACING 


NO 


NF  A 


rluDLcf URGoaH 

•  EYMDtJTH 


RT.  L8 


THFkMn_n.aSTIC  PAVT.M40K.,c>T.la(pT.<.4,MI 

.lULEBPRr;    NlRTH    to  UEYMOiJTH), 

(PAVFiFNT    ^1 4»  <  T  N  GS  »  U -7  ) 


SBCOOo      NFA      PAVEMENT  MA 


NO 


f"  A    1  J  N 


Rr.iC5  « FS.Ii^F  AC  ING  fk'jn   ><T,6   TO  "OCMFSTFI'  TOWix 

F  AS-il7  L  INE 

ll*)5lO  (  RT  .115,  1API  ns  ) 


»<3CO»000 


RESURFACING 


NO 


F  LS  TON 


TFhPP^ARY  SUMf'FP  ST.  OFTr-tR  (C.A.T.H.T.) 
0U7<,0  (CENTRAL    APrE9V,U<tO  ) 


t2, 000,000 


NO 


PACE  71 


PKDJtOTS   T"   BE  ArVFRTISED 


S£PTtHBEi?»  1<?<50 

AUTO  KOUTF   ANO  TOTAL   COhST.        f- A  SEC. 

hUM'lNG  FED.    AID  CQJTF  COiT    AND  Ok  WOkK       TRAIN-  105« 

CAltG.  ClTY/Tfl^N  NUM3EKS  0  d  SC  R I PT ICIN  /  PR  1 JF  C  T    TOFNTIFIEK  (FED.    SHARE)        NFA  TYPE  EES  /TIP 

*****************************  ******** 


tJuSTON 


FAST  SIDE  iNTERCtPT^R  (C.4.T.H.T.) 
JU73)  (CENTRAL  ARTFRV.030 


tl2»oOO,000  FA 

(iio»aoc.ooc) 


NO 


HP 


ijP  AFTijN 


pECjN.UF  BK.nG-a-A.  (  RRIGHAf-  htlL  R0.»0V 
•JUINSr  GAhuND  RV.GP4. 

:9<.'J03  (3KIG^AM  HILl  RD.fGRAFTON) 


to'.OfOCO  FA  BR  RECONSTR 
( i512,000) 


NO 


B!< 


LUWtLL 


BRror,E  •L-13-S,  flLVLSTOM  ST.  OVEk  btfl  RR 
0071D5  (rtuYLSTON    ST,    LnwELL,01  » 


tl»000,000     FA       BR  RECONSTR 
(  IdOCOOO) 


NF  A 


n£C  FC»[) 


■'i-HaH.    BK.    D£C<S   I-<J3/mYSTT:  AV.,RIVERSI 

OF    AV..VALIEY   ST. /SALE**  FTT. 

r>703?  (BklOGE  OcrK<:»    MEDFuRO  > 


il»50C,000     NFA  MAINT.-MAIN 


NO 


NF  4 


STONt  hAM 


PTE. 28  t<F:iNST.CF   K  T  .  2  a  ,  r  AR  R  L  E    ST. TO   SOUTH  ST., 

S  TCif'f  ^AK. 

I  Mill  (  kTt. 'H,  STr.NFhAM  ) 


t270,000     NFA  RECONSTRUCT 


HQ 


nf  a 


S AUGJS 


wFS'IPFacInG  LF  RT  .1  »  FP  .  T.  09  TU  THE  SAUG 
US/LYMnHElO    rOwN  LtNF. 

07h'ji0  (  R  T  .1.    Aur.us  I 


t2,OOC,000     NFA  RESURFACING 


NO 


NF  A 


hiNSFItLO 


1  06 


Sl".NAL.t    ASSbC.  I^'PVTS  .  INTFR  .CM  AUNG  Y,NO.« 

AIN   r    Tl-UfAS  Sr.IixTFRSECTS. 

0>i7'.0?  (PTE.106.  MANSF  IFIO  ) 


$l2C,000      NFA  SIGNALS 


NO 


NF  4 


TPFC  IKK1^G"STaTPwI0£" 
13'»722  ("STATEWIDE" 


t3oO»OJO     NFA  rtAIM.-MAIN 


NO 


anDlh/ER 


I33«)2a  UPGRADING  Or   rXIST  S  I '"-N  A  L  T  Z    n  INTE«SECT. 

GfOf'.F  IkICS/CHANNELI7ATTrN 
1.3723-j  (Sf*WSHF  =  N   S3.    ANOOVtR  ) 


S'.OCOOO 


TRAFFIC 


NO 


Sandwich 


RT.6  DRT^^f-E    rAINT.OiN  6RS.»S-<.-3      »  S I ,  C  HAS 

FAP-130  t    PO.nvtk  RT.b. 

IWiSB*-  (ChaS«=   »n. /RT.  6,  SaNOwICH  ) 


S190,000 


HAIM.-MAIN 


NO 


HHOJfcCTS   in  BE  An7E<TIStD 


PAGE 
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AUTO  fiOUTE   i«JO  TOTAL   CONST.        FA  SEC. 

FUSulNi;  FEO.   AID  «JUTt  COST   AND  0><  WORK       TRAIN-  105# 

CartG.  CITY/Tm^n  NjMbE«3  OFbCK  IPTI'iN/i>''TJ'^CT   inPNTIFIEK  (FtD.    SHARE)        NFA  TYPE  EES  /TIP 


wAi^EHAM  RT.6»^8  R  P  S  U   F  . I  .  t    SanUkICm   »  0  .  F"?  .  ^  OH  aS  S  h  T   NAkR  t50C»000  RESURFACING 

FAS-5i2  riw"?    R<.-kT.2o  »•    ^aREHa-I   P.P.  NO 

11711)  ( Rf .6. WARFHAM  » 


Page  73 


AUTO  ROUTE    \--iO  TOTAL   CONST.        1-A  SEC. 

FUNJING  FEU.    AID  i?ajTE  COST   AnO  C(.  WOPK       TRAIN-  105* 

CaTlG.  CITt/TjwM  NUM8EPS  ii  E  SC  K I  PT 1 1 N  /  PR  T  JFC  T   TnENTIFiEK  (FED.   SHARE)        NFA  TYPE  EES  /TIP 


DkfpF  IrrLO 
SUNOLWL  ANO 


116.  SECONiTR.    DECK   Uf   0-6- 3 . S- 3 ? -1 » R T    ll6  OV 

FAP-2b  FiJ   <~.n^n^  RIVtR 

Oft3C01  (  «T-11 6. DE ERF  I FL 0» 02  ) 


ilj'rOOfOOO  FA 
(ti.l20»000> 


8R  RECOnSTR 


7B052  C3N 
NO 


8K 


AOBU-^N 


RECTNSTk.  wtST  ST.  RRIDGF  4-17-2  OVER  CO 
NRAIL 

l*.}"'^!  (WtST   ST,  AU'^'JRN,  CI  ) 


$800,000  FA 
($640,000) 


BR  KECQNSTR 


NO 


NOP  Thampton 


RECTMSTk.  MULiERkY  ST.  RRIDRE  N-l^-^b  OV 
.    MILL  RIVER 

0<.'^9C7  (MULBFRPY    S  T»  >4  HP  Th  Ar  P  TON  ,  ) 


$1,000,000     FA       8R  CONSTP 
($800,000) 


8B010  CTS 
NQ 


6i> 


M  I  L  L  I  S 


kT-115  M-23-e,    PLAIN  STREET   OVER  CTNPAIL 

0^.6560  (PLAIN   ST,   1ILLIS»01  ) 


$800,000  FA  BR  RECONSTR 
($640, OOU) 


NATICK 


*J-3-l' t  aODFN   STKttT  OVFR  CO'JRAU 

(bOOEN   L 4NF» MATT CK, ul  ) 


$800,000  FA  8R  RECONSTl< 
($64C,OD0) 


6B085  PE 


hOL YOKE 


oeC^NST.    BRIOGt    h-'l-ll,    JiCKSCN  ST.  OVE 
M-4949  Zn-^    lcVcL  CANAL 

0355P0  (JACKSON    S T.UCL YOKE, 01  ) 


$1,00C»000     HA       Bk  RECONSTR 
($800,000) 


68083  PE 


C'NA 


AOA^'S 


8  l-tCnNST.OF    MASS. RTF. P   FRn-*   Nf.AOAIi  TOnN 

FAP-11  I  INF    SCj'JII-   1  MILE. 

03<ill'>  (KT.8.40AMS  ) 


$<., 000,000     FA       RECONSTRUCT  ^ 


NFA 


ToaFFIC  SIGNAL  bETTFPmENTS  3  VAKlouS  LOC 
ATT iNS.DISTS.Se  H. 

157124  (OISTS.S    i    8  » 


$65*000     NFA  TRAFFIC 


NO 


J  UC  *  L  A  rj  (> 


il2 

^06 


KTSiJi^F  ACInG.UF  KT.112-BT.?  I  NT  ER  .  (  SOUTH  ) 
i  .  5  . "  I  L  E  S  . 

iJHll04  (RT.112.BUCKLAN0  ) 


$75C,000     NFA  RESURFACING 


NF1<?0  COS 
NC 


NFA 


Tocc    f.    STUMP  KtMOvAL 

1347'. 3  ("STATFWIOF" 


*275»000     NFa  MAINT.-MAIN 


NO 


Page  7* 


PROJECTS   TO   BP  iDVE'TIStD 


iuro  SOUTc   ANO  TOTAL   CONST.        FA  SEC. 

FUNDING  FED.   AIL)  wQUfE  COST    AfiD  LK  »ibt<K       TRAIM-  105* 

CATtb.  CITY/inwN  NUHEEPS  T  t  S  C  k  I P  TIG  t,/ P«  0  J  F  C  T   in5NTIFIER  (FED.    ShASEI        NFA  TYPE  EES  /TIP 


NF  A 


AhHtPST 
I  L  Vt  «t  TT 

i  tM'E  K  L  Amu 
"CNT  A(,J£ 


KFSUCP      T.63»H.h.c.O   TO   M.  M .  T  3  .  b  ;  AMH  E  K  ST 

.L^i/F^ETTtSUNOcKLAN^,  f-ONTAG  J 

001=191  (HT.^3,AMHFRST  ) 


$6O0»000     NFA  RESURFACING 


NO 


NF  A 


HIGHWAY  LIGHTING  P  =  H48 1 1 ITA TTUN.  OIST. 
I*i7l70  (HtaY  LTGHTTSG    RFHAb.  (D-Z) 


H»COC»OOC      NFa  MaINT.-KAIN 


NO 


NF  A 


SIGN  REPLACEMENT  IN  DISTRICTS  1  THRU  <.  ( 
1990) 

1^^717')  (SIGN   PFPl  .OISTS  .I-'.  > 


S165/000     NFA  SIGN-LIGhT 


NQ 


NFa 


NOf^TH  ANUOVE'' 
LAWKCNCE 


4&0ING  AN  ADu'l  lane  in  EA  OTR.  on  PT.I- 
t-u"}  ACkGiS   f-tRKI^1AC'<  RIV. 

15>7?T5  (I-'i05,    NORTH   ANDOVER  LAW) 


$i»000,000     NFA  rtAlNT.-MAIN 


NO 


NF  A 


TOAFFrC  SIbNAL  BFTTfRMFNTS  9  VARICUS  LOC 
A  TTDnS  »  DI  ST 

1071?H  (OIST.<.  ) 


i65»o0o     NFA  TRAFFIC 


NO 


MF  a 


T-AFFiC  SIGNAL  BETTCpwFfjTS  3  VAkIOUS  LOC 
ATTICS, LIST. 6 

1^71?9  (OIST. 6  ) 


i65»U0C      NFA  TRAFFIC 


NO 


•■if  A 


<ir,N  "tPLACFhtNT  IN  niSTPirrs  5  THRU  8(1 
990) 

157130  (SIGN  PFPL  .OISTS ) 


tl6i,000     NFA  CONSTR 


NQ 


HANOVtK 


139  t-FSui-F.cF    R1.139:FR.PnCKl4ND    TOtaN   LINE  T 

FAP-1^6  r  JFST.JCr.KT.53 

0911';0  (  R  T  .119,  HAMVE  R  ) 


%lf QQQ, 000 


RESORFAC ING 


NO 


GREAT  hARkInGTHn 


7»23  r-AFFIC   ilGNAL    I  NST  A  L  L  .  /  GF  Of"  E  T  R  1 C  I^'PWTS 

FAP-1,FAS-      .INT.^.UF   KTS.7  k,?3. 

I'il  ("bELCHER    SO.-'GT  .-lARRINGT) 


S  IGNAL  S 


NQ 


K  C;«,KL  ANO 

NOPwfcLL 

PfBKQKE 


RT.3  BR  .'lA  I  NT  .  (  3  )  BPS  .  PN  »  T.  3  ,  «R-R-<. /R  T.  22  d  ;  N- 

FAP-130  a'.-S/HlGi-i  St;f-  P-5->/RT.139 

lC>3t41  (  RT  .3:P0C'<  ./N3P. /PtM.  ) 


t200»000 


MAIN  r .-MAIN 


NO 


pKOjecrs  TO  se  AD\/F?Tisfco 


PAGE 


75 


OCTOB'"'* 

AUTb  SCUTE   ANO                                                                                    TbTAL  CONST.  FA  SEC, 

F^ML.INO                                          FEO.    AID  RHJTF                                                                                             COST    AND  CR  WORK       TRAIN-  105* 

CaTt.6.              CITY/TJ-iN                  NUMBERS                    0  E  SC  K I P  T  TO  N  /  PR J  =  C  T  IDENTIFIER                  (FED.    SHAKE)  NFA  TYPE           EES  /TIP 


NOxTrt   ANObVtft  FPA77  .'IOFNInG   I   R  E  S I &N  At  I  Z  A  T  I  O^l  iOCO'SE   AN  ibOCOOO  TRAFFIC 

^-^VFO    SI.    T  iJ    lUOO'N    opTFOS    S  NO 
(«T.ll4t    N.   A^IDOVER  ) 


PAGE  76 

t'fLJbCli    ir    «E  40y/F?TlStO 

4UTU  kOUT^   ANO  total   const.        fA  SEC. 

FUr<,,,lN&  FEO.    AID  9DITE  CfST    AND  CR  WQKK        TRAIN-  105» 

:flTtG.  ClTY/1i*.M  NUhBtS"^  OlSl;- IPTILN/POT  JECT   IQCNTIFIEk  (EtD.    SHAPE)        NFA  TYPE  EES  /TIP 


STE-'L  I.mG 


i^O  J  FCON,  R  T  .  ii,0,  Fi^Oh  niN4    HiLl    RO.TU  3900' 

FAP-7V  NjCTh   CF    cSEArAN  RD. 

09?700  (KI    l'.0»STFRl  ING»01  ) 


t'.»oOC»000  FA  RECUNSTRUCT  2-,  bfOl<t  CON 
( t  3»  OUCOOC  » 


lNCHEt<')UN 


20?  ?FCO^Sr   I1F   OIFNALLFN    ST(  RT.  202  )FkDM  MaPL 

t^AS-315  c    GLlNTEkSEC   TO   R  1 M  0  f.F  .  N.  H  .  S  T  A  T  t  LINE 

10271G  <PT   2')2.  JINCHFNDONfC  1  > 


ll.^OC>O00  FA 
(i90C.OOO) 


RECONSTRUCT 


1RS36  PP 


I  L'»eLL 


■i  FC'iM';  T  ,  w  lOENING,  PFSUR"^  4  CI  NP  £  TPAFFK  S 
ICS. IN    iHtiKNOlKt  ST. 

m-Jl?  (ThORNlDKE    ST,    LUWtLL»01  ) 


teOOfOOO  FA 
(i600>00C.) 


RECONSTRUCT 


Chi^LMSFORO 


Krfc.129  •'tCHN.oF   K  TE.ii9,  FBQf   4LPHi   RO.Tb  InOUST 

«rAL    4  VE  .ChEL'^SFORn. 

0p9-)?3  (RTE.l^gfCHFfSFbRD  ) 


il»900»000  FA 


RECONSTRUCT 


NO 


0" 


.-"FOFL'RO 


N/A 


F,ei.Ti-,t  •^-l2-\j  OVER  ^f.MRP  NEW  HAMPSHIRE 
RiijTF    r.AlN  LiNt 

030100  (GkUV^    ST.MPOFriRDfOl  ) 


1600»UOO  FA  BR  RECONSTR 
(tb'.COOJ) 


»£ST  -i.UO 


N/A 

M-2dlfc 


REPLACE    BRIDGE    U-31-0<i.    PLUr    HILL    UR.  OV 

K.-i.    {A.K.A.  GRttNLCOGE  ST. 
006?0l  (GLbF   HILL    OP  .  WE  S  T  W(j  GO  »  02  ) 


tmOCjOOC     FA       BR  RECONSTR 
120.0001 


•  PI  YMJIJTH 


RT.3  tiR.f'AINT.  (2  )8RS.  »P-l3-38   SHIP    PQnU  kD./R 

FAP-130  T.)!P-13-<.0   RT.i/CHERRY  ST, 

108^03  ( kT.3« PL YMrnTM  » 


il0O»0U0 


lAlNT.-MAIN 


NO 


PAGE  77 

PkiiJtCTS   T"   Pf  ArVF^TIiEO 
UbC-^rbF',  !<}<;■> 

AUTO   ROUTF    A^JD  TUfAL   CONST.        FA  SEC. 

hJNDU.G  FED.    AID   CQ'JTF  COST    AND  L  H  WORK        TRAIN-  105« 

CuTtO.  CITY/TO^N  NUM^EfS  sCk I PTIUlWPBT J^: T   lOFNTIFItR  (FtO.    SNAKE)        NFA  TYPE  EES  /TIP 


1  = 


v.ESTaD'^nUGH 
HOPK I nton 
riL  FOKU 


I-<.>V5 


oT.]-t,^j  Fk  .wESTbL'^Tl-Sn'jTMUDsn  Tl. SOUTH 
rn   R'^.bD    IN  flLFCikO. 

C^-^'.IC  (  PT.  I-<tQ5»  Wf  S  TB. -MIL  FORO  ) 


19,200*000     Fa       resurfacing  ^ 


NO 


I"- 


ATTLFBOliO 

NGkTH   A TTL E inkO J&H 


'<tSiJHF.  KT  1-295  FRlf  RT-l  TO  ROUTE  I-SiS 
Oh<.15]  (RF   I-?<)5 ,  ATTL  FBGkO»  02  » 


$1,500,000  FA  RESURFACING 
( il, 350,000) 


PALftR  3a 
-A.E  FAP-38 


t  ^"C^^  S  TkUC  T  ION  OF  PT.3?,F?nH  THOkNOIKf  S 
T . rn  w AkF    TOUN   L INF . 


tJ,000,0o0  FA  RECCNSTkUCT 
( t?, 250,003 ) 


-ILL  IS 
^•E[  -AY 


iCV  w  t  C^N. -k  T  .  iC9,  F  k  .CHFFPF    <^T.-Fr>*AY    TO  INT 

FAp-101         rk.'iF  FAKf  (.  Pleasant, "iLLTs 

07q-i0n  (  kT-109,'^cpK4Y,Tl  ) 


t3, 000, 000  FA  RECONSTRUCT 
( 12,250,000) 


kFC  JNS  Tk  JCT  ION  Ut-  PIlFY  PIATA.SaLLM 
0CS-?'5  (kUFY    OIAZA, SALEM 


$^,OOC,000  FA  PECONSTPUCT  2. 
(Ii,500,0u0) 


N  u  P  w  0  0  0 


lA  WIOCNi.uF    WALPJLE    iT  .  (  R  T  .  1- A  )  NO  .  Li  F  iHAWS 

M-2d7^  !'IAZA   LiklVt    (COMMENT  510) 

j77«i(S0  (kT    1  A,Nn9U0TD,03  ) 


ib5C,0JC  FA  RECONSTRUCT 
($'.67,  500) 


L AWN  £nCE 


L-'.-?3,    SoUTh  UMON    ST.    T'/FR    R  £M 

l.?*i<.'il  (SUuTH    UNION    ST,  LAkktNCE,  ) 


ib00,000  FA  3R  RECONSTR 
(t6'tC,oOO) 


6B073  PE 


L  Afci^t  NC  £ 


L-'.-?2 ,  SuOTh  JNIGN   STP^ET  p\/FP  dth 
1?6'«50  (SjLTH    IJ^ICN    <;T,  LAwPENCL  .  ) 


»80O,O0C  FA  kECONSTR 
(i6<.C,00C  ) 


68073  PE 


CHt  L-^SFOko 


3A  Hk.C-«-3   HklNCETON   )T   OV   "I «! «« P  R    t.   SICNY  B 

M-ss*.!         -^(H-K.  kfPLC)  oca<.i',oirioi 

nT-iCC  (kT   ^4,':4FL~'SF^»0,0i.  ) 


i'yO,000  FA  BR  rECOnSTR 
( $72,000) 


L  C  "  c  L  L 


I'-'TP'-,!-:    L-i5-i.(/,    SCHIDL    ST.    TV   k  .  k .    AND  C 

iNAL 

1^^7751  (3CH0JL    ST,LnwFLL,02  ) 


$2,000  ,000  FA  bR  ktCONSTk  ^  6805'.  CDS 
(  11,00 0,000)  NO 


PALf 


RT.ii 

F  AP3'' 


'>'^.P':CNST;ftK.«P-l-'0(STr.NE  ST.jklDGE  kT 
.3?)riv,i-  cONkAlL 

1 1 1 3..1  ( k  rt .  1  ?, p  AiMf  ?  ) 


$700,000     FA       8R  kEC3NSTR 
($560,000)  NO 


PkOJtCTS   TO   RE    AOVF"?  TI  SELi 
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DFCE^flFP»  l'?<iO 

4UT0   PDUT'^  4Mn 
F'jN^ING  FED,    AIO  Rili)r=^ 

CtTEb.  CHY/TUwN  NUMBERS  0  t  iC  k  I  p  T  I J  N  /  Pe  H  J  E  C  T  IDENTIFIER 

9**9 *^rt*¥*****»***^***0**fr****^^^*m**m*•f****9******* ***********  ************ 


TOTAL  CONST.       FA  SEC. 

COST   AND  Uk  WORK        TRAIN-  105K 

(FED.   SHAKE)        NFA  TYPE  EES  /TIP 

t *******************************  * 


88  f'AKSHFIFLO 
SCI TjATt 


3A 


S-7-2«M-7-2  nVPP    NORTH  PlV»MA 

P  SHFLH /SCI  r  UAT     OA*.  740000131 
110200  (KT   ■^i»MAPSHFIFLC»Ol  ) 


i3.00C.OOO  FA 
( 12, 400»000 ) 


b«  kECQNSTR 


nF  4 


P  I  4  I N  V  I  L  L  F 
WW ENThaM 
S  r'AK  ij  N 


i»««^5»<»5         •?r")UPF.'' T.i»hM.10.2-ll  .  ?T.<.93)  ,MM.17 

F  AP51  .  ^-1  e .  0  ( a  KT .<;'5 ) . 

07S1^0  (KTE.l.PLAINVILLc  ) 


S1»00C»000     NFA  KESU«FaCIN6 


NO 


pfST  AKEa  IMPKaVE^'FMT  f,  CONSTRUCTION 
l-)70c1  (  "i  UTFWIOF" 


$150*000      NFA  MAINT.-MAIN 


NO 


N|-  4 


uUULt  Y 


KT.12 


KrS'J»'FACt  KT.li'  FK.:  0N»4 .  L  .  NO  .  TL  BKANDt. 
N   RO.  (  Sr  A.0+0    10  71*9'.) 

Od'.l^c,  (  i<T  .12,niJ0lFY  ) 


160C»00J     NFa  RESURFACING 


NO 


wtS  TPOB  T 
[■A^TruOTH 


P  T.  6 

F  APlc 


'  S'Ji;  F  .t.  1  .6»M1.  19  .Q-?r).  Q  (  Tn   r)4RT.T/L)&  M 
"    ?  ^  . .<t,  STA  .  l'.'.  +  50-l  P*) 
1173)')  (  K  T  .6,WE  ST  FOPT-OART.  ) 


11,000,000     NFA  RESURFACING 


NO 


A 


RT.2C 


-(wnr,':  i-tPAIk  jN  bP.  "L-S-".,  INCLD.RT.20 
OPC*    f.    kAIL  CJKrt. 

)^-^;0->  (KT.?0»LFE  ) 


1200,000      nFA  MAINr.-flAIN 


NO 


Nf  4 


^(""0      femilUatipn  spraytmg  along  HWYS 

]'57?d5  (  "ST4TFWI  OF"  ) 


i22C,O0C      NFA  MAInT.-MaIN 


NO 


Nf-  i 


O  k  Ar  T  jN 


RT.l'.C  SESU^^F  .  JCI  .OF  kT.i^O   £    S^LEY   ST;S0.T0  J 

Cr.ne    .■"tAUOw   8K.»D.£  PT.HO. 
:9^4CJ  (  kT.UCGPACTTN  ) 


490,000     NFA  RESURFACING 


NO 


Mr  4 


*ILLI  A(nST')--N 


RT.7 


REsJftF.  Kit. 7   INTERSECTION   qF  RT.2(TA 

CONIC  TFAIL) 

12100'  (KTt.7  WILI  T41STOwN,05  ) 


t650,000     NFA  MAlNT.-rtAlN 


NF52B  C3N 
NO 


LYNimPIk  LD 
PE Af OOY 


1 


R  P  S'Ji- P  AC  I.WG   (i  r  .  1.  FO  .S  AUGUS/L  YNNF  IE  LD   TOu  il, 000,000      NFA  RESUkFACInG 

'I  LINF    r(j  poREST  ST. 

075560  ( KT  .1. L YNNFT FL 0/ Pc Ab JOY  ) 
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PROJECTS   TT  IE  4DVERTISELI 


DECEMbFR,  l-JQO 

AUTO   RDUTF    ANO  TOTAL    CONST.  FA  SEC. 

FjN.liNG                                            FtL).    AID   RQ'JTF  COST    AND  uQllK        TRAIN-  105# 

C^^rG.              CITY/Tr;^.N                  NUMBERS                    n  H  S  C  k' I P  T 1 0  N  /  PR  n  J  FC  T  IDFNTlFltK  (FEu.    SbARt)  NFA              TYPE            EES  /TIP 


NE  A 


i-.  I  L  L  L    I  C  A 


'lP.^t:TTi.i<NtNT»bR.«B-]?-2A,TRFBbLt   COVE  R 

n.GVF^  kt.:-!. 

Ii'V20'-.  (TPb^ftLF   CrvF  RO.SUlERiC) 


l'i75»000      NEA  flAINT.-MAlN 


NO 


•dAcnSTABLE 


RT-26  i^ESU'-'.kT.21   EkUM   haShPEF   T.L.TO  W.MAIN  S 

FAP-12b  T. 

\n:,7-)l  (Rr.-'1.'^&RNST4BLE»06  » 


i'ljOOC.OOO     NFA  RESURFACING 


NFA70  CDN 
NO 


NEfi 


G»4SS  .lOWING  (b  CUTS)  OISTS.l-i  THRU  b. 
lt-.3^L  (  "STATFiJTnE"  ) 


tl»550»OOC      NFA  MAINT.-MAIN 


NQ 


NF, 


uE  I  H  A^« 


lA  '(kS,!  -b-'.'r    t    U-S-A-i,  PT-l  A(  W4SH.ST.  )    QV  K 

M-35cb  T  ( jtCKS)ao;>blC00310  1   £  C036lo002101 

o7''m  (RTi4.r»FnH4M,o?  ) 


ftSCOOC     nFa     3R  rectnstr 


2B038  CTN 


If, 


PLYHLUTH 


3A  i^ESU'F.i^r.aAjVlNAL    4VF.Tr  ""IGANTINE  RO. 

FaP-132  '.5  "TLES. 

110500  (kT  T\,PLY'>"1UTH,  C2  ) 


ll»tjOO,000      NFA  RESURFACING 


N242C  CO^I 


H OS  TON 


mapge  llaling  amu  spectacle  island  facil 

T  TY    (C .4 . I .h.T. ) 

':117'^0  (CENTPAl    4tTF*Y,CjO  ) 


OoC#COO 


NO 


TCSTCN 


I-<J3 


CaTH'.oIC  PRuTECTU.-^  r,F  S  Ui^  S  TRUCTUR  £  1-93 
,    1ASS    AVE  VlADiJCT 

I'jTO'tO  (CATHQDIC    PPnTECT.  I-<J3,B) 


$1. 000,000 


MAINT.-MAIN 


NO 


MlL/DLe-iOKDuGH 


KT.28  RECONST.UE    Rl.23    EP . M I n D L F 0 R 0   RUTARy  EA 

M-ib-S*)  STFRLY    Tu  VEST  ST. 

106  •2"^=;  (RT.?B.MI0DLF'<DR0  ) 


$2,250,000  RECONSTRUCT 


NO 


riSBJRY 
wtST  TISeURY 


RtSJSF  .  jTATE    ROtFP.T   CHRNFRS    TO   WEST  Tli 
FAS-t07  8U' Y-C hi Lh4 PK  T.L. 

CO^.?':')  (  TIS"!  IRY/W.TTSeURY  ) 


t2,  500,000  i<£SUkFAClNG 


NO 


'(Ak  bLUEFS 
T  ISftJRY 


F  AP-lA't 


PES'jCFACi.    STATE    1. 1 ;  F  R  .  C  F  ^  TF  ?   OE  OAK   BLUE  11,000,000  RESURFACING 

FS    TO    5  CORNERS    IN  TISB'JRY.  NO 

■j236u7  (STaTC   on.,OA<    BLUFFS  ) 


OCT    6  1990 


100  CA^iSRIDGE  STREET 
CHARLESTOWN,  MASS. 


